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限 的 时 间 掌 握 考 试 的 重点 ,加 深 记 忆 , 迅速 提高 应 试 能 力 ,我们 精心 策划 并 组 织 了 
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知识 的 角度 出 发 ,采用 新 颍 的 图 表 对 比方 式 , 对 必 考 知识 点 进行 了 准确 、 全 面 的 总 结 。 
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和 股 考点 .重要 考点 和 高 频 考点 。 一 般 考 点 是 考核 频次 较 少 ,在 今后 考试 中 有 可 能 会 




































































出 现 的 考点 ;重要 考点 是 考核 频次 较 多 的 考点 ;高 频 考点 是 往年 考试 中 几乎 每 年 都 会 
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路 和 方向 ,使 考生 对 知识 点 的 重要 程 | 了 然 。 
















































































新 颖 形式 活泼 ,通过 图 文 并 茂 的 方式 对 重点 内 容 进 行 ) 
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方便 是 本 系列 丛书 的 最 大 特点 ,考生 可 以 充分 利用 零散 的 












































生 可 巴 本 书 随 身 元 市 ,但 谨 记 万 不 要 带 进 考场 。 
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索赔 费用 的 计算 方法 

现场 签证 的 方法 


工程 预付 款 的 支付 
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暂 定 工程 量 的 报价 
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1Z101010 资金 时 间 价 值 的 计算 及 应 用 
[一 般 考 点 ] 考 点 1 资金 时 间 价值 的 影响 因素 

















资金 投入 和 回收 的 特点 资金 周转 的 速度 





【一般 考点 ] 考 点 2 利息 与 利率 











利息 是 指 占用 资金 所 付 的 代价 或 放弃 使 用 资金 所 得 的 补偿 。 计 算 公 式 为 
I=F—P 





式 中 一 一 利息 





下 一 一 目前 债务 人 应 付 (或 债权 人 应 
也 一 一 原 借贷 金额 ， 常 称 为 本 金 
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( 续 ) 





利率 是 在 单位 时 间 内 所 得 利息 额 与 原 借贷 金额 之 比 。 计 算 公 式 为 


中 “这 一 利率 


1 一 一 单位 时 间 内 所 得 的 利息 额 











【一般 考 点 ] 考 点 3 决定 利率 高 低 的 因素 





(1) 首 先 取决 于 社会 平均 利润 率 的 高 低 ， 并 随 之 变动 。 在 通常 情况 下 ， 社 会 平均 利润 
率 是 利率 的 最 高 界限 

(2) 在 社会 平均 利润 率 不 变 的 情况 下 ， 取 决 于 金融 市 场 上 借贷 资本 的 供求 情况 

(3) 借 出 资本 要 承担 一 定 的 风险 ， 风 险 越 大 ， 利 率 也 就 越 高 

(4) 通 货 膨胀 对 利息 的 波动 有 直接 影响 ， 资 金 贬 值 往往 会 使 利息 在 无 形 中 成 为 负 值 
(5) 借 出 资本 的 期 限 长 得 
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【高 频 考 点 ] 考 点 4 单 利和 复 利 的 计算 


和 利 的 计算 





五 一 己 ; 单 
中 工 第 1 计 息 周期 的 利息 额 
忆 一 一 本 人 金 
i 立 计 息 周期 单 利 利率 
而 期 末 单 利 本 利和 下 等 于 本 金 加 上 总 利息 ， 即 
下 一 忆 十 丈 王 PC1 十 72z 单 ) 




















复 利 的 计算 








T=iF,-1 


式 中 3i 计 息 周期 复 利 利率 
FF-1 一 一 第 (1 一 1) 期 末 复 利 本 利和 
而 第 上 期 末 复 利 本 利和 的 表达 式 为 
了 二 十 分 
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【高 频 考 点 ] 考 点 5 现金 流量 图 的 绘制 





(1) 以 模 轴 为 时 间 轴 ， 向 右 延 伸 表 示 时 间 的 延续 ， 轴 上 每 一 刻度 表 
示 一 个 时 间 单 位 ， 可 取 年 、 半 年 、 季 或 月 等 ， 时 间 轴 上 的 点 称 为 时 
点 ， 表 示 该 时 间 单 位 末 的 时 点 ; 0 表示 时 间 序 列 的 起 点 

(2) 相 对 于 时 间 坐 标的 垂直 箭 线 代表 不 同时 点 的 现金 流量 情况 ， 现 
金 流 量 的 性 质 (流入 或 流出 ) 是 对 特定 的 人 而 言 的 。 对 投资 人 而 言 ， 在 
横 轴 上 方 的 箭 线 表示 现金 流入 ， 即 收益 ;在 横 轴 下 方 的 箭 线 表示 现金 
流出 ， 即 费 

(3) 箭 线 长 短 与 现金 流量 数值 大 小 应 成 比例 

(4) 箭 线 与 时 间 轴 的 交点 即 为 现金 流量 发 生 的 时 点 






























































【重要 考点 ] 考 点 6 现金 流量 的 要 素 





现金 流量 的 大 小 (现金 流量 数额 ) 、 方 向 (现金 流入 或 现金 流出 ) 和 作 


用 点 (现金 流量 发 生 的 时 点 ) 





【重要 考点 ] 考 点 7 


终 值 计算 (已 知己 求 下 ) 
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一 次 支付 现金 流量 的 终 值 和 现 值 计 算 


值 计算 (已 知 下 求 P) 








一 次 支付 年 末 终 值 ( 即 本 利和 ) 下 的 计 





F= P(r" 

式 中 (十 让 " 称 为 一 次 支付 终 值 系 数 ， 月 

(F/P，i,，) 表 示 。 叉 可 写成 

F= P(F/P,i,n) 

(F/P，i,，n) 表 示 在 已 知 P、 
况 下 求解 下 的 值 




















i 和 nn 的 情 











式 下 二 P(1 十 "的 逆 运 算 即 可 得 出 现 值 P 
4 计算 公式 为 











F 
= Pl)” 
(1 4" Ce 


式 中 (十 让 下 称 为 








一 次 支付 现 值 系数 ， 月 
号 (P/F，i,，n) 表 示 。 又 可 写成 

P= F(P/F,i,n) 
n) 也 可 称 为 折 现 系数 











(1 十 让 下? 或 (P/F，, i， 
或 贴现 系数 





ol 
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【高 频 考 点 】] 考 点 8 等额 支付 系列 现金 流量 的 终 值 和 现 值 计算 





终 值 计 算 ( 已 知 A， 求 FF) 现 值 计算 (已 知 A, 求 P) 








由 式 下 二 > (1 十 让 可 得 出 等 额 支付 由 式 P=F(Q1 十 让 下 和 式 一 人 


系列 现金 流量 的 终 值 为 


(Wn we 
i 


i | 
i(l 二 2” 





下 二 人民 十 六 一 1 P= = 
1 
式 中 QQ 士 六 "一 1 称 为 等 额 支 付 系 列 终 值 | 式 中 与 一 称 为 等 额 支付 系列 现 值 系 



































系数 或 年 金 终 值 系 数 ， 用 符号 (F/A，i，n) | 数 或 年 金 现 值 系数 ， 用 各 ，i,， 0) 表 
表示 。 又 可 写成 示 。 又 可 写成 
F=A(F/A, i, n) P=A(P/A, i 
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【一 般 考 点 】] 考 点 9 等 值 基本 公式 相互 关系 示意 图 


CEIP 记 ) F 
EE 
Pp 

(pp a) 
zw ) VE 

A 

1 4 人 站 -人 
0 1 2 3 4 5 6 : 1 


【一般 考点 ] 考 点 10 ”影响 资金 等 值 的 因素 








[ 资金 数额 的 多 少 、 资 金发 生 的 时 间 长 短 和 利率 (或 折 现 率 ) 的 大 小 | 





【高 频 考 点 】] 考 点 11 名 义 利率 与 有 效 利率 的 计算 


名 义 利率 + 是 指 计 息 周期 利率 i 乘 以 1 年 内 的 计 息 周期 数 m 所 得 的 年 利 
名 义 利率 的 | 率 ， 即 





计算 ”= 
通常 所 说 的 年 利率 都 是 名 义 利率 
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有 效 利率 的 


计算 





【一般 考 点 ] 考 点 


( 续 ) 





计 息 周期 有 效 利率 ， 即 计 息 周期 利率 i， 计算 公式 为 


E 有 效 利率 的 计算 公式 为 


if 一 (1 十 一 )” 一 1 
mm 








1Z101020 ”技术 方案 经 济 效 果 评 价 


1 经 济 效果 评价 的 概念 、 基 本 内 容 及 应 用 


经 济 效果 评价 是 根据 国民 经 济 与 社会 发 展 以 及 行业 、 地 区 发 展 规划 
的 要 求 ， 在 拟定 的 技术 方案 、 财 务 效益 与 费用 估算 的 基础 上 ， 采 用 科 
学 的 分 析 方 法 ， 对 技术 方案 的 财务 可 行 性 和 经 济 合理 性 进行 分 析 论 证 ， 
为 选择 技术 方案 提供 科学 的 决策 依据 






























































技术 方案 的 一 利 能 力 是 指 分 析 和 测算 拟定 技术 方案 计算 期 的 盈利 能 











力 和 盘 利 水 平 
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( 续 ) 


技术 方案 的 偿 债 能 力 是 指 分 析 和 判断 财务 主体 的 偿 债 能 

财务 生存 能 力 分 析 也 称 资金 平衡 分 析 ， 是 根据 拟定 技术 方案 的 财务 
计划 现金 流量 表 ， 通 过 考察 拟定 技术 方案 计算 期 内 各 年 的 投资 、 融 资 
和 经 营 活动 所 产生 的 各 项 现金 流入 和 流出 ， 
余 资金 ， 分 析 技 术 方案 是 否 有 足够 的 净 现 金 流量 维持 正常 ; 
现 财务 可 持续 性 

对 于 经 营 性 方案 ,经 济 效 果 评 价 是 分 析 拟 定 技术 方案 的 便利 能 力 、 
偿 债 能 力 和 财务 生存 能 

对 于 非 经 营 性 方案 ， 经 济 效果 评价 应 主要 分 析 拟 定 技术 方案 的 财务 
生存 能 


[一般 考点 ] 考 点 2 ”经济 效果 评价 方法 


包括 确定 性 评价 方法 与 不 确定 性 评价 方法 两 类 。 对 同一 个 
技术 方案 必须 同时 进行 确定 性 评价 和 不 确定 性 评价 













































































基本 方法 











评价 方法 的 性 质 分 类 经 济 效果 评价 分 为 定量 分 析 和 定性 分 析 
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( 续 ) 





按 评价 方法 是 否 考虑 对 定量 分 析 ， 按 其 是 否 考虑 时 间 因 素 可 分 为 静态 分 析 和 动 
时 间 因 素 分 类 态 分 析 














经 济 效果 分 析 可 分 为 融资 前 分 析 和 融资 后 分 析 
融资 前 分 析 应 以 动态 分 析 为 主 ， 静 态 分 析 为 辅 ， 融资 后 分 








按 评价 是 否 考虑 融资 分 类 | 析 应 以 融资 前 分 析 和 初步 的 融资 方案 为 基础 ， 考 察 技术 方案 
在 拟定 融资 条 件 下 的 盈利 能 力 、 偿 债 能 力 和 财务 生存 能 
判断 技术 方案 在 融资 条 件 下 的 可 行 性 


























按 技术 方案 评价 的 时 间 分 类 | ”经 济 效果 分 析 可 分 为 事前 评价 、 事 中 评价 和 事后 评价 
【一 般 考 点 ] 考 点 3 经 济 效果 评价 的 程序 




















典 悉 技 | “| 收集 、 整 理 和 计算 有 | | 根据 基础 财务 | | 交 
术 方案 的 | 中 | 关 技术 经 济 基础 数据 资 |Cy 数据 资料 编制 各 人 
基本 情况 | | 料 与 参数 基本 财务 报表 
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[一般 考点 ] 考 点 4 经 济 效果 评价 方案 





独立 型 方案 是 指 彼 此 之 间 互 不 干扰 、 在 经 济 上 互 不 相关 的 技术 方案 ， 即 
这 些 技 术 方 案 是 彼此 独立 、 无 关 的 ， 选 择 或 放弃 其 中 一 个 技术 方案 ， 并 不 
影响 对 其 他 技术 方案 的 选择 











互 斥 型 方案 又 称 排他 型 方案 ， 是 指 在 若干 备 选 技术 方案 中 ， 各 个 技术 方 
案 彼此 可 以 相互 代替 ， 因 此 技术 方案 具有 排他 性 ， 选 择 其 中 任何 一 个 技术 
方案 ， 则 其 他 技术 方案 必然 被 排斥 


[一般 考点 ] 考 点 5 技术 方案 的 计算 期 
是 指 技术 方案 从 资金 正式 投入 开始 到 技术 方案 建成 投产 为 止 所 需 





























分 为 投产 期 和 达 产 期 两 个 阶段 
是 指 技 术 方案 投入 生产 ,但 生产 能 力 尚未 完全 达到 设计 能 力 时 的 

















生产 运营 达到 设计 预期 水 平 后 的 时 间 
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【重要 考点 】] 考 点 6 经 济 效 果 评 价 指标 体系 
一 投资 收 荐 率 [总 投资 收益 率 


静态 分 析 一 资本 金 净 利润 率 
一 静态 投资 回收 期 
僵 利 能 力 分 析 
确 一 财务 内 部 收益 率 
Pd em 态 4 
人 _ 财 务 净 现 值 

















性 
分 一 利息 备 付 率 
" 一 偿 俩 备 付 率 

| 借款 偿还 其 


偿 债 能 力 分 析 ， 
一 资产 负债 率 


僵 亏 平衡 分 析 广 流动 比率 


一 速 动 比率 


























【一 般 考 点 


【重要 考点 


] 考 点 7 静态 分 析 指 标的 


在 对 技术 方案 进行 粗略 评价 ， 或 对 短期 投资 方案 进行 记 


FE 收益 大 致 相等 的 技术 方案 进行 记 
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应 用 





E 价 时 采用 








] 考 点 8 投资 收益 率 分 析 





投资 收益 率 是 衡量 技术 方案 获 利 水 平 的 评价 指标 。 它 是 技术 方案 建成 投 




















比率 


产 达 到 设计 生产 能 力 后 一 个 正常 生产 年 份 的 年 净 收 益 额 与 技术 方案 投资 的 














计算 公式 





PR 一 一 投资 收益 率 


[一 一 技术 方案 投资 


R= 全 X100% 


A 一 一 技术 方案 年 净 收 益 额 或 年 平均 净 收 益 额 











判别 准则 





将 计算 出 的 投资 收益 率 (R) 与 所 确定 的 基准 投资 收益 率 (R.) 进 行 比较 。 








若 RR.， 则 技术 方案 可 以 





考虑 接受 ; 若 R=R.， 则 技术 方案 是 不 可 行 的 
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上 


优点 : 经 济 意义 明确 、 直 观 ， 计 算 简 


的 优 劣 ， 适用 于 各 种 投资 规模 
不 足 : 没有 考虑 投资 收益 的 时 间 因 素 ， 忽 视 了 资金 具有 时 间 价 值 的 重要 
性 ; 指标 的 计算 主观 随意 性 太 强 ， 正 常生 产 年 份 的 选择 比较 困难 ， 其 确定 
带 有 一 定 的 不 确定 性 和 人 为 因素 





前 便 ， 在 一 定 程度 上 反映 了 投资 









































资 收益 率 (ROD 表 示 总 投资 的 一 利水 平 ， 计 算 公 式 为 


ROI=EBU x100% 


TI 
总 投资 收益 | 式 中 EBIT 技术 方案 正常 年 份 的 年 息 税 前 利润 或 运营 期 内 年 平均 息 税 


率 (ROL) 前 利润 
TI 一 一 技术 方案 总 投资 (包括 建设 投资 
流动 资金 ) 














建设 期 贷款 利息 和 全 部 
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技术 方案 资本 金 净 利润 率 (ROE) 


表示 技术 方案 资本 金 的 看 利水 平 ， 计 





NP 


资本 金 净 利润 ROE== X100% 





率 (ROE) 


EG 











EC 一 一 技术 方案 资本 金 





【重要 考点 ] 考 点 10 ”静态 投资 回收 期 分 析 


技术 方案 的 静态 投资 回收 期 是 在 
方案 的 净 收 益 回收 其 总 投资 (包括 到 





NP 一 一 技术 方案 正常 年 份 的 年 净利 润 或 运营 期 内 年 平均 净利 润 ， 净 
利润 = 利润 总 额 一 所 得 税 





不 考虑 资金 时 间 价 值 的 条 件 下 ， 以 技术 





般 以 年 为 单位 


LE 设 投资 和 流动 资金 ) 所 需要 的 时 间 ， 一 
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计算 公式 


经 济 





台 年 算 起 ， 静 态 投资 回收 期 (P,) 的 计算 公式 为 





DP 


DCI—CO),=0 


P, 一 一 技术 方案 静态 投资 回收 期 
CI 一 一 技术 方案 现金 流入 量 
CO 一 一 技术 方案 现金 流出 量 
(CI 一 CO), 一 一 技术 方案 第 1 年 净 现 金 流量 











判别 准则 





将 计算 出 的 静态 投资 回收 期 (P,) 与 所 确定 的 基准 投资 回收 期 (P.) 进 行 比 
较 。 若 P, 三 P.， 表明 技术 方案 投资 能 在 规定 的 时 间 内 收回 ， 则 技术 方案 可 
以 考虑 接受 ; 若 P, 之 P.， 则 技术 方案 是 不 可 行 的 


























优点 : 容易 理解 ， 计 算 比 较 简便 ， 在 一 定 程度 上 显示 了 资本 的 周转 速 
显然 ， 资 本 周转 速 es 
风险 能 力 越 强 

不 足 : 没有 全 面 地 考虑 技术 方案 整个 计算 期 内 的 现金 流量 ， 即 只 考虑 回 
收 之 前 的 效果 ， 不 能 反映 投资 回收 之 后 的 情况 
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【高 频 考点 ] 考 点 11 静态 投资 回收 期 的 应 用 式 


技术 方案 实施 静态 投资 回收 期 的 计算 公式 为 
后 各 年 的 净 收 
益 ( 即 净 现 金 
流量 ) 均 相同 时 





案 总 投资 
每 年 的 净 收 益 ， 即 A= (CI 一 CO)， 











静态 投资 回收 期 可 根据 累计 净 现 金 流 量 求 得 ， 也 就 是 在 技术 方案 投资 现 
金 流量 表 中 累计 净 现 金 流量 由 负 值 变 为 零 的 时 点 。 其 计算 公式 为 


T—1 
技术 方案 实施 [Ba co 
后 各 年 的 净 收 0 


(CI— CO)r 
益 不 相同 时 | 式 中 T 一 一 技术 方案 各 年 累计 净 现 金 流量 首次 为 正 或 零 的 年 数 















































| Be CO), | 一 一 技术 方案 第 (T 一 1) 年 累计 净 现 金 流量 的 绝对 值 
(CI 一 CO)7 一 一 技术 方案 第 人 年 的 净 现 金 流量 
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【高 频 考 点 ] 考 


点 12 ”财务 净 现 值 的 分 析 








技术 方案 的 财务 净 现 值 是 指 用 一 个 预定 的 基准 收益 率 (或 设 定 的 折 现 率 )i.， 
分 别 把 整个 计算 期 间 内 各 年 所 发 生 的 净 现 金 流量 都 折 现 到 技术 方案 开始 实 
施 时 的 现 值 之 和 




















计算 公式 


FNPYV > (CI CO) (1 十 训 ) 一 


站 

式 中 FNPV 一 一 财务 净 现 值 
(CI 一 CO), 一 一 技术 方案 第 1 年 的 净 现 金 流 量 ( 应 注意 “十 ”“ 一 ”号 ) 
ic 基准 收益 率 
7 一 一 技术 方案 计算 期 
随 着 折 现 率 的 逐渐 增 大 ， 财 务 净 现 值 由 大 变 小 





























判别 准则 




















财务 净 现 值 是 评价 技术 方案 盘 利 能 力 的 绝对 指标 

当 FNPV>0 时 ， 说 明 该 技术 方案 现金 流入 的 现 值 和 大 于 现金 流出 的 现 
值 和 ， 故 该 技术 方案 有 收益 ， 故 该 技术 方案 财务 上 可 行 

当 FNPV 一 0 时 ， 说 明 该 技术 方案 现金 流入 的 现 值 正 好 抵偿 技术 方案 现 
金 流出 的 现 值 ， 故 该 技术 方案 财务 上 还 是 可 行 的 

当 FNPV<0 时， 说明 该 技术 方案 收益 的 现 值 不 能 抵偿 支出 的 现 值 ， 故 
该 技术 方案 财务 上 不 可 行 
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【重要 考点 ] 考 点 13 ”财务 净 现 值 的 优 劣 














考虑 了 资金 的 时 间 价 值 ， 并 全 面 考 虑 了 技术 方案 在 整个 计算 
优势 期 内 现金 流量 的 时 间 分 布 的 状况 ; 经 济 意 义 明 确 直观 ， 能 够 直 
接 以 货币 额 表 示 技 术 方 案 的 一 利水 平 : 判断 直观 
































必须 首先 确定 一 个 符合 经 济 现实 的 基准 收益 率 ， 而 基准 收益 
率 的 确定 往往 是 比较 困难 的 ; 在 互 斥 方案 评价 时 ， 财 务 净 现 值 
必须 慎重 考虑 互 斥 方案 的 寿命 ， 如 果 互 斥 方案 寿命 不 等 ， 必 须 
































构造 一 个 相同 的 分 析 期 限 ， 才 能 进行 各 个 方案 之 间 的 比 选 ， 财 
务 净 现 值 也 不 能 真正 反映 技术 方案 投资 中 单位 投资 的 使 用 效率 ; 
不 能 直接 说 明 在 技术 方案 运营 期 间 各 年 的 经 营 成 果 ; 没有 给 出 
该 投资 过 程 确切 的 收益 大 小 ， 不 能 反映 投资 的 回收 速度 
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【高 频 考 点 】 考 点 14 ”财务 内 部 收益 率 分 析 


对 常规 技术 方案 ， 财 务 内 部 收益 率 其 实质 就 是 使 技术 方案 在 计算 期 内 各 
E 净 现金 流量 的 现 值 累计 等 于 零 时 的 折 现 率 。 其 数学 表达 式 为 




















FNPV(FIRR) Dm CO), (1 十 FIRR) 一 一 0 


Re): 





式 中 ”FIRR 一 一 财务 内 部 收益 率 
财务 内 部 收益 率 计算 出 来 后 ， 与 基准 收益 率 进行 比较 。 若 FIRR 宇 i.， 则 
技术 方案 在 经 济 上 可 以 接受 ; 若 FIRR 二 i.， 则 技术 方案 在 经 济 上 应 予 拒绝 
优点 : 考虑 了 资金 的 时 间 价 值 以 及 技术 方案 在 整个 计算 期 内 的 经 济 状况 
不 足 : 计算 比较 麻烦 ; 对 于 具有 非常 规 现金 流量 的 技术 方案 来 讲 ， 其 财 
务 内 部 收益 率 在 某 些 情况 下 甚至 不 存在 或 存在 多 个 内 部 收益 率 
























































【重要 考点 】 考 点 15 FIRR 与 FNPYV 比较 
FNPYV 指标 计算 简便 ， 显 示 出 技术 方案 现金 流量 的 时 间 分 配 ， 但 得 不 出 投资 过 程 收 
益 程 度 的 大 小 ， 且 受 外 部 参数 (ie) 的 影响 ，FIRR 指标 较为 麻烦 ， 但 能 反映 投资 过 程 的 
收益 程度 ， 而 FIRR 的 大 小 不 受 外 部 参数 影响 ， 完 全 取决 于 投资 过 程 现 金 流量 
对 于 独立 常规 技术 方案 应 用 FIRR 评价 与 应 用 FNPYV 评价 均 可 ， 其 结论 是 一 致 的 
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【重要 考点 ] 考 点 16 基准 收益 率 的 确定 


项 内 容 

基准 收益 率 也 称 基准 折 现 率 ， 是 企业 或 行业 投资 者 以 动态 的 观点 所 确定 
的 、 可 接受 的 技术 方案 最 低 标 准 的 收益 水 平 。 其 在 本 质 上 体现 了 投资 决策 者 
对 技术 方案 资金 时 间 价 值 的 判断 和 对 技术 方案 风险 程度 的 估计， 是 投资 资金 
应 当 获 得 的 最 低 鳃 利率 水 平 ， 它 是 评价 和 判断 技术 方案 在 财务 上 是 否 可 行 和 
技术 方案 比 选 的 主要 依据 
(1) 在 政府 投资 项 目 以 及 按 政府 要 求 进行 财务 评价 的 建设 项 目 中 采 
财务 基准 收益 率 ， 应 根据 政府 的 政策 导向 进行 
(2) 在 企业 各 类 技术 方案 的 经 济 效果 评价 选用 的 行业 财务 基准 
率 ， 应 在 分 析 一 定时 期 内 国家 和 行业 发 展 战略 、 发 展 规 划 、 产 浊 
供给 、 市 场 需求 、 资 金 时 间 价 值 、 技 术 方 案 目 
特点 、 行 业 资 本 构成 情况 等 因素 综合 测定 
(3) 在 中 国境 外 投资 的 技术 方案 财务 基准 收益 率 的 测定 ， 应 首 
风险 因素 

(4) 投 资 者 自行 测定 技术 方案 的 最 低 可 接受 财务 收益 率 ， 除 了 应 考虑 上 述 
第 2 条 中 所 涉及 的 因素 外 ， 还 应 根据 自身 的 发 展 战略 和 经 营 策略 、 技 术 方 案 
的 特点 与 风险 、 资 金成 本 、 机 会 成 本 等 因素 综合 测定 








基准 收益 率 的 
概念 


































































































基准 收益 率 的 
测定 
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如 技术 方案 完全 由 企业 自 有 资金 投资 时 ， 可 参考 的 行业 平均 收益 水 平 ， 可 
以 理解 为 一 种 资金 的 机 会 成 本 ; 假如 技术 方案 投资 资金 来 源 于 自 有 资金 和 贷 


























基准 收益 率 的 | 款 时 ， 最 低 收益 率 不 应 低 于 行业 平均 收益 水 平 (或 新 筹集 权益 投资 的 资金 成 
测定 本 ) 与 贷款 利率 的 加 权 平 均值 
确定 基准 收益 率 的 基础 是 资金 成 本 和 机 会 成 本 ， 而 投资 风险 和 通货 膨胀 则 
是 必须 考虑 的 影响 因素 


【高 频 考 点 考点 17 ” 偿 债 资金 来 源 
利润 F 归 还 贷款 的 利润 ， 一 般 应 是 提取 了 到 余 公积金 、 公 益 金 后 的 未 分 配 利润 






























































效 地 利 切 可 能 的 资金 来 源 以 缩短 还 贷 期 限 ， 加 强 企业 的 偿 债 能 
部 分 新 ee 贷款 的 来 源 之 一 
F 归还 贷款 的 折旧 基金 ， 1 未 分 配 利润 归还 贷款 后 的 余额 执 
证 折旧 基金 sea 用 ,在 还 清 贷款 后 恢复 其 原 有 的 经 
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( 续 ) 








元 形 资产 及 赴 | 。 排 销 费 是 按 现行 的 财务 制度 计 人 企业 的 总 成 本 费用 。 但是， 企业 在 提取 拓 
人 “| 销 费 后 ， 这 笔 资金 没有 具体 的 用 途 规定 ， 具 有 “沉淀 "性质 ， 因 此 可 以 用 来 归 



































他 资产 挫 销 费 











按 有 关 规 定 可 以 用 减免 的 营业 税金 来 作为 偿还 贷款 的 资金 来 源 。 进 行 预测 
时 ， 如 果 没 有 明确 的 依据 ， 则 可 以 暂 不 考虑 


【一 般 考 点 】 考 点 18 ”还 款 方式 及 还 款 顺 序 


日 外 ( 含 境外 ) 借 款 的 还 款 方式 国内 借款 的 还 款 方式 








其 他 还 款 资金 





























按照 国际 惯例 ,债权人 一 般 对 贷款 本 息 的 傍 
还 期 限 均 有 明确 的 规定 ,要求 借款 方 在 规定 的 


一 般 情 况 下 ,按照 先 贷 先 还 、 后 贷 后 
还 ， 利 息 高 的 先 还 、 利 息 低 的 后 还 的 顺序 
归还 








期 限 内 按 规定 的 数量 还 清 全 部 贷款 的 本 金 和 


利息 
ee 计算 出 在 规定 的 期 限 内 每 
年 需 归 还 的 本 息 
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[一般 考点 ] 考 点 19 借款 偿还 期 








借款 偿还 期 是 指 根据 国家 财税 规定 及 技术 方案 的 具体 财务 条 件 ， 以 可 作 
为 偿还 贷款 的 收益 (利润 、 折 旧 、 摊 销 费 及 其 他 收益 ) 来 偿还 技术 方案 投资 


背 款 本 金 和 利息 所 需要 的 时 间 。 它 是 反映 技术 方案 借款 偿 债 能 力 的 重要 


月 
指标 








Er 疡 


盘 余 当年 应 偿还 借款 额 


:十 笛 八 - 一 ( 供 才 仙 水 开始 1 丽 余 小 
计算 公式 Pad 一 (借款 偿还 开始 出 现 盘 余年 份 1) 十 夏 祭 当年 可 j 于 还 次 的 余额 



































借款 偿还 期 满足 贷款 机 构 的 要 求 期 限时 ， 即 认为 技术 方案 是 有 借款 偿 债 


日 录 
能 力 的 
借款 偿还 期 指标 适用 于 那些 不 预先 给 定 借款 偿还 期 限 ， 且 按 最 
判别 准则 力 计算 还 本 付 息 的 技术 方案 ; 不 适用 于 那些 预先 给 定 借款 偿 ; 
方案 
对 于 预先 给 定 借款 偿还 期 的 技术 方案 ， 应 采用 利息 备 付 率 和 偿 债 备 付 率 


指标 分 析 企 业 的 偿 债 能 
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【一 般 考 点 】] 考 点 20 利息 备 付 率 (ICR) 





息 备 付 率 也 称 已 获 利息 倍数 ， 是 指 在 技术 方案 借款 偿还 期 内 各 年 企业 
于 支付 利息 的 息 税 前 利润 CEBIT) 与 当期 应 付 利息 (PI) 的 比值 




















ICR—P 
EBIT 一 一 息 税 前 利润 ， 即 利润 总 额 与 计 入 总 成 本 费用 的 利息 费用 
之 和 
PI 一 一 计 入 总 成 本 费用 的 应 付 利 息 



























































利息 备 付 率 应 分 年 计算 , 它 从 付 息 资金 来 源 的 充裕 性 角度 反映 企业 偿付 
债务 利息 的 能 力 ， 表 示 企 业 使 用 息 税 前 利润 偿付 利息 的 保证 倍率 
判别 准则 正常 情况 下 利息 备 付 率 应 当 大 于 1， 并 结合 债权 人 的 要 求 确定 ; 否则 ， 
表示 企业 的 付 息 能 力 保障 程度 不 足 。 尤 其 是 当 利 息 备 付 率 低 于 1 时 ， 表 示 
企业 没有 足够 资金 支付 利息 ， 偿 债 风险 很 大 
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【一 般 考 点 】] 考 点 21 偿 债 备 付 率 (DSCR) 


偿 债 备 付 率 是 指 在 技术 方案 借款 偿还 期 内 ， 各 年 可 
(EBITDA 一 Tax) 与 当期 应 还 本 付 息 金额 (PD) 的 比值 



































EBITDA— Tax 
PD 
“中 EBITDA 企业 息 税 前 利润 加 折旧 和 挫 销 
A 企业 所 得 税 
PD 一 一 应 还 本 付 息 金额 ,包括 当期 应 还 贷款 本 金额 及 计 入 总 
成 本 费用 的 全 部 利息 。 融 资 租赁 费用 可 视 同 借款 偿还 ， 
运营 期 内 的 短期 借款 本 息 也 应 纳入 计 


DSCR= 

































































偿 债 备 付 率 应 分 年 计算 ， 表示 企业 可 用 于 还 本 付 息 的 


的 保证 倍率 
判别 准则 “| 。 正常 情况 下 偿 债 备 付 率 应 当 大 于 1， 并 结合 债权 人 的 要 求 确定 ， 当 偿 俩 
备 付 率 小 于 1 时， 表示 企业 当年 资金 来 源 不 足以 偿付 当期 债务 ， 需 要 通过 
短期 借款 偿付 已 到 期 债务 。 一 般 情况 下 ， 偿 债 备 付 率 不 宜 低 于 1. 3 
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1Z101030 ”技术 方案 不 确定 性 分 析 


[一般 考 点 】 考 点 ] 不 确定 性 因素 产生 的 原因 


(1) 所 依据 的 基本 数据 不 足 或 者 统计 偏差 
(2) 预 测 方法 的 局 限 ， 预 测 的 假设 不 准确 
(3) 未 来 经 济 形势 的 变化 

(4) 技 术 进 步 
(5) 无 法 以 定量 来 表示 的 定性 因素 的 影响 
(6) 其 他 外 部 影响 因素 


ul 








~ 




















[一般 考点 ] 考 点 2 总 成 本 与 固定 成 本 、 可 变 成 本 


固定 成 本 是 指 在 技术 方案 一 定 的 产量 范围 内 不 受 产 品 产量 影响 的 成 本 ， 
即 不 随 产 品 产量 的 增 减 发 生变 化 的 各 项 成 本 费用 ， 如 工资 及 福利 费 ( 计 件 工 
资 除外 ) 、 折 旧 费 、 修 理 费 、 无 形 资产 及 其 他 资产 摊 销 费 、 其 他 费用 等 
可 变 成 本 是 指 随 技术 方案 产品 产量 的 增 减 而 成 正比 例 变 化 的 各 项 成 本 ， 
如 原材料 、 燃 料 、 动 力 费 、 包 装 费 和 计件 工资 等 

































































28 建设 工程 经 济 





六 可 变 (或 六 
固定 ) 成 本 


( 续 ) 
半 可 变 ( 或 半 固 定 ) 成 本 是 指 介 于 固定 成 本 和 可 变 成 本 之 间 ， 随 技术 方案 
产量 的 增长 而 增长 ， 但 不 成 正比 例 变化 的 成 本 








技术 方案 总 成 本 是 固定 成 本 与 可 变 成 本 之 和 ， 它 与 产品 产量 的 关系 也 可 
以 近似 地 认为 是 线性 关系 ， 即 
CC 一 Cr 十 CuQ 


式 中 CC 一 一 总 成 本 
CF 固定 成 本 
CG, 一 一 单位 产品 变动 成 本 
Q 一 一 产量 (或 工程 量 ) 








[一般 考点 ] 考 点 3 销售 收入 与 营业 税金 及 附加 
销售 收入 是 销量 的 线性 函数 ， 即 








技术 方案 的 
式 中 S 一 -一 锌 
7 一 -一身 

J 一 下 
Q— 外 


中 下 





I 








S=pQ— TQ 
售 收入 
位 产品 售 价 
位 产品 营业 税金 及 附加 ( 当 投入 产 出 都 按 不 含 税 价格 时 ， 全 不 包括 增值 税 ) 
里 
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【一般 考点 ] 考 点 4 量 本 利 模型 


数学 模型 的 


中 了 一 一 利润 
S 一 一 销售 收入 








线性 硬 亏 平衡 
分 析 假 设 











(1) 生 产量 等 于 销售 量 ， 即 当年 生产 的 产品 (或 提供 的 服务 ， 下 同 ) 当 
年 销售 出 去 























函数 
(3) 产 销量 变化 ， 销 售 单价 不 变 ， 销售 收入 是 产销 量 的 线性 函数 

















(4) 只 生产 单一 产品 ; 或 者 生产 多 种 产品 ， 但 可 以 换算 为 单一 产品 计 

















和 不同 产品 的 生产 负荷 率 的 变化 应 保持 一 致 
B=pQ— CQ Ce TQ 
式 中 Q 一 一 产销 量 ( 即 生产 量 等 于 销售 量 ) 

















(2) 产 销量 变化 ， 单 位 可 变 成 本 不 变 ， 总 生产 成 本 是 产销 量 的 线性 
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【一般 考点 ] 考 点 5 基本 的 量 本 利 图 














总 成 本 C=C,O+C' 


可 变 总 成 本 =CuO 


固定 总 成 本 Cr 






” 。 故 亏 平衡 点 产量 0。 设计 生产 能 力 0， ”产销 最 
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【高 频 考 点 ] 考 点 6 产销 量 (工程 量 ) 至 亏 平衡 分 析 的 方法 


以 产销 量 表示 的 盘 亏 平衡 点 BEP(Q)， 其 计算 公式 为 
= 
BEP(Q) — 0 7 








式 中 BEP(Q) 一 一 一 亏 平衡 点 时 的 产销 量 
Cr 固定 成 本 
Cu 一 一 单位 产品 变动 成 本 
Pp 一 一 单位 产品 销售 价格 
一 一 单位 产品 营业 税金 及 附加 
和 位 产品 销售 价格 与 营业 税金 及 附加 税率 











TT, 
于 单位 产品 营业 税金 及 附加 常常 是 让 
的 乘积 ， 故 上 式 可 表示 为 
































营业 税金 及 附加 的 税率 








式 中 rr 
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【重要 考点 】] 考 点 7 生产 能 力 利用 率 鱼 亏 平衡 分 析 的 方法 




















在 技术 方案 评价 中 ， 一般 用 设计 生产 能 力 表 示 正 常 产 销量 
/BEP(Q) 

BEP(%)=— 0 x 

式 中 Qs 一 一 正常 产销 量 或 技术 方案 设计 生产 能 

进行 技术 方案 评价 时 ， 生 产能 力 利用 率 表示 的 盈亏 平衡 点 常常 根据 正常 年 份 的 

产品 产销 量 、 变 动 成 本 、 固 定 成 本 、 产 品 价格 和 营业 税金 及 附加 等 数据 来 计 







































































算 ， 即 
BEP(%) =5 Ee X100% 
式 中 BEP(%) 熏 亏 平衡 点 时 的 生产 能 力 利用 率 
号 年 营业 收入 
Cy 年 可 变 成 本 
到 年 营业 税金 及 附加 
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【一般 考点 ] 考 点 8 盈亏 平衡 点 的 作用 


重 亏 平衡 点 反映 了 技术 方案 对 市 场 变化 的 适应 能 力 和 抗 风险 能 力 。 硬 亏 平 外 
点 越 低 ， 达 到 此 点 的 熏 亏 平衡 产销 量 就 越 少 ， 技 术 方 案 投 产后 到 利 的 可 能 性 

















大 ， 适 应 市 场 变化 的 能 力 越 强 ， 抗 风险 能 力也 越 强 





【一般 考点 ] 考 点 9 敏感 性 分 析 的 内 容 

















单 因素 敏感 性 分 析 是 对 单一 不 确定 因素 变化 对 技术 方案 经 济 效 果 的 影响 
单 因素 敏感 | 进行 分 析 ， 即 假设 各 个 不 确定 性 因素 之 间 相 互 独立 ， 每 次 只 考察 一 个 因素 
性 分 析 变动 ， 其 他 因素 保持 不 变 ， 以 分 析 这 个 可 变 因 素 对 经 济 效 果 评 价 指标 的 影 
响 程 度 和 敏感 程度 




































































多 因素 敏感 多 因素 敏感 性 分 析 是 假设 两 个 或 两 个 以 上 互相 独立 的 不 确定 因素 同时 变 
性 分 析 化 时 ,分 析 这 些 变 化 的 因素 对 经 济 效 果 评 价 指标 的 影响 程度 和 敏感 程度 
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【重要 考点 ] 考 点 10 单 因 素 敏感 性 分 析 的 步骤 


如 果 主 要 分 析 技 术 方 案 状 态 和 参数 变化 对 技术 方案 投资 回收 快慢 的 影响 ， 
则 可 选用 静态 投资 回收 期 作为 分 析 指 标 ;， 如 果 主 要 分 析 产 品 价格 波动 对 技术 
方案 超额 净 收 益 的 影响 ， 则 可 选用 财务 净 现 值 作为 分 析 指 标 ; 如 果 主 要 分 析 

















确定 分 析 指 标 









































投资 大 小 对 技术 方案 资金 回收 能 力 的 影响 ， 则 可 选用 财务 内 部 收益 率 指标 等 























选择 需要 分 在 选择 需要 分 析 的 不 确定 性 因素 时 ， 主 要 考虑 以 下 两 条 原则 
析 的 不 确定 (1) 预 计 这 些 因素 在 其 可 能 变动 的 范围 内 对 经 济 效 果 评 价 指标 的 影响 较 大 
性 因素 (2) 对 在 确定 性 经 济 效 果 分 析 中 采用 该 因素 的 数据 的 准确 性 把 握 不 大 




































































分 析 每 个 不 确 

定性 因素 的 波 

动 程度 及 其 对 

分 析 指 标 可 能 

带 来 的 增 减 变 
化 情况 
确定 敏感 敏感 性 分 析 的 目的 在 于 寻求 敏感 因素 ， 这 可 以 通过 计算 敏感 度 系数 和 临界 
性 因素 | 点 来 判断 




















首先 ， 对 所 选 定 的 不 确定 性 因素 ， 应 根据 实际 情况 设 定 这 些 因素 的 变动 幅 
度 ， 其 他 因素 固定 不 变 
其 次 ， 计 算 不 确定 性 因素 每 次 变动 对 技术 方案 经 济 效果 评价 指标 的 影响 
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进行 敏感 性 分 析 的 目的 是 对 不 同 的 技术 方案 进行 选择 ， 一 般 应 选择 敏 
感 程度 低 、 承 受 风险 能 力 强 、 可 靠 性 大 的 技术 方案 


【高 频 考 点 ] 考 点 11 敏感 度 系数 与 临界 点 


敏感 度 系数 (SAF) 
AA7A 
AF/F 
SAF 敏感 度 系数 
AF/F 不 确定 性 因素 F 的 变化 率 (%) 
AA/A 不 确定 性 因素 下 发 生 AF 变化 


时 , 评价 指标 A 的 相应 变化 | ”临界 点 是 指 技术 方案 多 许 不 确定 因素 向 








SAF 一 








率 (%) 不 利 方向 变化 的 极限 值 。 超 过 极限 ， 技 术 




















SAr 二 0,， 评 价 指标 与 不 确定 因素 同方 向 变化 | 方案 的 经 济 效果 指标 将 不 五 
SAF<0， 评 价 指标 与 不 确定 因素 反方 向 变化 
| Sar | 越 大 ,评价 指 标 A 对 于 不 确定 因素 

下 越 敏感 
| Sar | 越 小 ， 评 价 指标 A 对 于 不 确定 


行 
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1Z101040 ”技术 方案 现金 流量 表 的 编制 


【高 频 考 点 ] 考 点 ] 技术 方案 现金 流量 表 的 编制 





以 技术 方案 建设 所 需 的 总 投资 作为 计算 基础 ， 反 映 技术 方案 在 整个 计算 
期 (包括 建设 期 和 生产 运营 期 ) 内 现金 的 流入 和 流出 











流入 














营业 收入 、 补 贴 收入 、 回 收 固定 资产 余 值 、 回 收 流动 资金 





现金 
流出 


建设 投资 、 流 动 资 金 、 经 营 成 本 、 营 业 税金 及 附加 、 维 持 运 营 投资 








概念 


从 技术 方案 权益 投资 者 整体 ( 即 项 目 法 人 ) 角 度 出 发 ， 反映 在 一 定 融资 方 
案 下 投资 者 权益 投资 的 获 利 能 力 ， 用 以 比 选 融资 方案 ， 为 投资 者 投资 决策 、 
融资 决策 提供 依据 























现金 
流入 


营业 收入 、 补 贴 收入 、 回 收 固定 资产 余 值 、 回 收 流动 资金 





现金 
流出 











技术 方案 资本 金 、 借 款 本 金 偿还 、 借 款 利息 支 付 、 经 营 成 本 、 营 业 税金 
及 附加 、 所 得 税 、 维 持 运营 投资 
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( 续 ) 


分 别 从 技术 方案 各 个 投资 者 的 角度 出 发 ， 以 投资 者 的 出 资 额 作 为 计算 的 
基础 ， 用 以 计算 技术 方案 投资 各 方 财务 内 部 收益 率 
































实 分 利润 、 资 产 处 置 收益 分 配 、 租 赁 费 收 入 、 技 术 转 让 或 使 用 收入 、 其 
也 现金 流入 








现金 


i 实 缴 资本 、 租 赁 资产 支出 、 其 他 现金 流出 
这 由 








财务 计划 现金 流量 表 反 映 技术 方案 计算 期 各 年 的 投资 、 融 资 及 经 营 活动 
的 现金 流入 和 流出 ， 用 于 计算 累计 盈余 资金 ， 分 析 技 术 方案 的 财务 生存 


台 E 
HE 





财务 计划 


现金 流量 表 


























[一般 考点 ] 考 点 2 技术 方案 现金 流量 表 的 构成 要 素 
对 于 一 般 性 技术 方案 经 济 效果 评价 来 说 ,投资 、 经 营 成 本 、 营 业 收 入 和 税金 等 经 
济 量 本 身 既 是 经 济 指标 ， 又 是 导出 其 他 经 济 效果 评价 指标 的 依据 。 所 以 ， 它 们 是 构 
成 技术 方案 现金 流量 表 的 基本 要 素 ， 也 是 进行 工程 经 济 分 析 最 重要 的 基础 数据 
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【一 般 考 点 】 考 点 3 营业 收入 和 补贴 收入 


营业 收入 是 指 技术 方案 实施 后 各 年 销售 产品 或 提供 服务 所 获得 芭 
入 ， 即 
营业 收入 营业 收入 二 产品 销售 量 ( 或 服务 量 ) XX 产品 单价 (或 服务 单价 ) 
主 副 产品 (或 不 同等 级 产品 ) 的 销售 收入 应 全 部 计 入 营业 收入 ; 所 提供 
不 同类 型 的 服务 收入 也 应 同时 计 入 营业 收入 

某 些 经 营 性 的 公益 事业 、 基 础 设施 技术 方案 ， 如 城市 轨道 交通 项 目 、 
圾 处 理 项 目 、 污 水 处 理 项 目 等 ， 政 府 在 项 目 运 营 期 给 予 一 定数 额 的 财政 订 
助 ， 以 维持 正常 运营 ， 使 投资 者 能 获得 合理 的 投资 收益 。 对 这 类 技术 方案 ， 
应 按 有 关 算 企业 可 能 得 到 与 收益 相关 的 政府 补助 (与 资产 相关 的 政府 
补助 不 在 此 处 核算 。 与 资产 相关 的 政府 补助 是 指 企 业 取 得 的 、 用 于 购 建 或 以 
其 他 方式 形成 长 期 资产 的 政府 补助 )， 包 括 先 征 后 返 的 增值 税 、 按 销量 或 工 

量 等 依据 国家 规定 的 补助 定额 计算 并 按期 给 予 的 定额 补贴 ， 以 及 属于 财政 
扶持 而 给 予 的 其 他 形式 的 补贴 等 ， 应 按 相 关 规 定 合理 估 算 ， 记 作 补 由 





















































补贴 收入 
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( 续 ) 

















建设 期 利息 建设 期 利息 包括 银行 借款 和 其 他 债务 资金 的 利息 ， 以 及 其 他 融资 费 
流动 资金 是 指 运营 期 内 长 期 占用 并 周转 使 用 的 营运 资金 i FP 
需要 的 临时 性 营运 资金 
流动 资产 的 构成 要 素 一 般 包括 存货 、 库 存 现金 、 应 收 账 款 和 预付 账 款 ; 
流动 负债 的 构成 要 素 一 般 只 考虑 应 付 账 款 和 预收 账 款 
技术 方案 的 资本 金 ( 即 技术 方案 权益 资金 ) 是 指 在 技术 方案 总 投资 中 ， 由 
技术 方案 投资 者 认 缴 的 出 资 额 ， 对 技术 方案 来 说 是 非 债 务 性 资金 ， 技 术 方 案 权 益 投 
资本 人 金 资 者 整体 ( 即 项 目 法 人 ) 不 承担 这 部 分 资金 的 任何 利息 和 债务 ; 投资 者 可 按 
Bie 其 出 资 的 比例 依法 享有 所 有 者 权益 ， 也 可 转让 其 出 资 , 但 一 般 不 得 以 任何 
方式 抽 回 
技术 方案 资本 金 出 资 形态 可 以 是 现金 ， 也 可 以 是 实物 、 工 业 产 权 、 非 专利 技术 、 土 地 
资本 金 用 权 、 资 源 开 采 权 作价 出 资 ， 但 必须 经 过 有 资质 的 资产 评估 机 构 评估 作价 
技术 方案 资本 人 金 技术 方案 资本 金 现金 流量 表 中 ， 投 资 只 计 技 术 方 案 资本 金 
现金 流量 表 中 投 | ”现金 流入 又 是 因 技术 方案 全 部 投资 所 获得 ， 故 应 将 借款 本 金 的 偿还 及 利 
资 借款 的 处 理 | 息 支 付 计 入 现金 流出 
不 同类 型 和 不 同行 业 的 技术 方案 投资 的 内 容 可 能 不 同 ， 但 发 生 维持 运营 
投资 时 应 估算 其 投资 费用 ， 并 在 现金 流量 表 中 将 其 作为 现金 流出 ， 参 与 财 
务 内 部 收益 率 等 指标 的 计算 。 同 时 ， 也 应 反映 在 财务 计划 现金 流量 表 中 ， 
参与 财务 生存 能 力 分 析 





















































流动 资金 




























































































维持 运营 投资 
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【一 般 考 点 ] 考 点 5 总 成 本 的 构成 


总 成 本 费用 三 外 购 原材料 、 燃 料及 动力 费 十 工资 及 福利 费 十 修理 费 十 
折旧 费 十 摊 销 费 十 财务 费用 (利息 支出 ) 十 其 他 费 





























【一 般 考点 ] 考 点 6 总 成 本 中 各 分 项 的 内 容 和 估算 要 点 
对 耗 用 量 大 的 主要 原材料 、 燃 料及 动力 应 分 别 按照 其 年 消耗 量 和 供应 
外 购 原 材料 、| 。 对 耗 用 量 大 的 主要 原材料 、 燃 料及 动力 应 分 别 按照 其 年 消耗 量 和 4 
的 价 进行 估算 ， 然 后 汇总 。 计 算 公 式 为 
燃料 及 动力 费 ee 
外 购 原材料 、 燃 料及 动力 费 == 习 年 消耗 量 X 原 材料 、 燃 料及 动力 供应 单价 


工资 及 福利 费 是 指 企业 为 获得 职工 提供 的 服务 而 给 予 各 种 形式 的 报酬 以 


工资 及 福利 费 | 及 其 他 相关 支出 。 计 算 公式 为 
工资 及 福利 费 二 企业 职工 定员 数 X 人均 年 工资 及 福利 费 
















































































修理 费 是 指 为 保持 固定 资产 的 正常 运转 和 使 用 ， 充 分 发 挥 使 

其 进行 必要 修理 所 发 生 的 费用 。 修 理 费 可 按 下 列 公式 之 一 计算 
修理 费 二 固定 资产 原 值 X 计 提 比 率 (%) 
修理 费 == 固 定 资产 折旧 额 X 计 提 比 率 (%) 






































折旧 费 固定 资产 折旧 费 可 以 分 类 计算 ， 也 可 以 综合 计算 
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按照 有 关 规 定 ， 无 形 资产 从 开始 使 日 起 ， 在 有 效 使 用 期 限 内 平均 摊 
入 成 本 。 无 形 资产 的 摊 销 一 般 采 用 平均 年 限 法 ,不 计 残 值 。 其 他 资产 的 摊 
销 可 以 采用 平均 年 限 法 ,不计 残 值 ， 摊 销 年 限 应 注意 符合 税法 的 要 求 































































































财务 费用 
(利息 支 在 技术 方案 的 经 











济 效果 分 析 中 ，i 























有 a a 用 、 其 他 管理 费用 
其 他 费用 | 













































































和 其 他 营业 费用 三 项 费用 ， 
分 别 扣除 工资 及 福利 费 、 折 旧 费 、 


， 应 计 入 生产 总 成 本 费用 的 其 他 所 有 费 








1、 管 理 费 用 和 营业 费用 中 
修理 费 以 后 的 其 余部 分 


经 营 成 本 

































































1 
] 


【高 频 考点 ] 考 点 7 











经 营 成 本 二 总 成 本 费 | 














或 





折旧 费 一 挫 销 费 一 利息 支出 
经 营 


SR 


成 本 三 外 购 原 材料 、 燃 料及 动力 费 十 工资 及 福利 费 十 修 刀 











费 十 其 他 费 用 
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[一般 考点 ] 考 点 8 税金 


营业 税 价 内 税 ， 包 含 在 营业 收入 之 内 




















在 经 济 效果 评价 中 ， 对 适用 消费 税 的 产品 ， 消 费 税 实行 从 价 定 率 、 从 量 
定额 ， 或 者 从 价 定 率 和 从 量 定额 复合 计 税 的 办 法 计算 应 纳税 领 
本 寺 原 油 和 天 然 气 采用 从 价 定 率 的 方法 征 税 ， 税 率 确定 为 5 外 一 10% 
其 他 资源 领域 实行 从 量 定额 办 法 ， 即 按 应 课 税 矿产 的 产量 乘 以 单位 税额 计算 
a 包产 开发 项 目 应 按 规 定 计算 土地 增 也 增值 税 按 四 级 超 率 累进 
税率 计算 
ed 市 维护 建设 税 和 教育 费 附加 ， 以 增值 税 、 营 业 税 和 消费 税 为 税 基 乘 以 
ee 立 的 税率 计算 
教育 绵 附 加 | 在 经 济 效果 分 析 中 ， 营 业 税 、 消 费 税 、 土 地 增值 税 、 资 源 税 和 城市 维护 
建设 税 、 教 育 费 附加 均 可 包含 在 营业 税金 及 附加 中 































































































本 价 外 税 ， 纳 税 人 交 税 ， 最 终 由 消费 者 负担 ， 与 纳税 人 的 经 营 成 本 和 经 营 
增值 税 


< 红 下 #2 


1 润 无 关 
关税 以 从 价 计 征 、 从 量 计 征 或 者 国家 规定 的 其 他 方式 征收 
所 得 税 技术 方案 经 济 效果 评价 中 所 得 税 是 指 企业 所 得 税 
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1Z101050 ”设备 更 新 分 析 
【重要 考点 】] 考 点 1 设备 磨损 的 有 形 磨损 (又 称 物 质 磨 损 ) 


























设备 在 使 用 过 程 中 ， 在 外 力 的 作用 下 实体 产生 的 磨损 、 变 形 和 损坏 ， 称 
为 第 一 种 有 形 磨 损 。 这 种 磨损 的 程度 与 使 用 强度 和 使 用 时 间 长 度 有 关 










































































设备 在 闲置 过 程 中 受 自 然 力 的 作用 E 的 实体 磨损 ， 如 金属 件 生 锈 、 
腐蚀 ， 橡 胶 件 老化 等 ， 称 为 第 二 种 有 形 磨损 。 这 种 磨损 的 程度 与 闲置 时 间 
长 度 和 所 处 环境 有 关 


























【重要 考点 ] 考 点 2 ”设备 磨损 的 无 形 磨损 (又 称 精神 磨损 、 经 济 磨损 ) 


设备 的 技术 结构 和 性 能 并 没有 变化 ， 但 由 于 技术 进步 ， 设备 制 造 工 艺 不 
断 改进 ， 社 会 劳动 生产 率 水 平 提高 ， 同 类 设备 的 再 生产 价值 降低 ， 因 而 设 





























备 的 市 场 价 格 也 降低 了 ， 致 使 原 设备 相对 贬值 ， 这 种 磨损 称 为 第 一 种 无 形 
磨损 
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和 二 种 无 形 磨损 是 由 于 科学 技术 的 进步 ， 不断 创新 出 结构 更 先进 、 性 能 


陈旧 

















善 、 高 、 耗 费 原材料 和 能 源 更 少 的 新 型 设备 ， 使 原 有 设备 相对 
落后 ， 其 经 济 效益 相对 降低 而 发 生 贬 值 

第 二 种 无 形 磨损 的 后 果 不 仅 是 使 原 有 设备 的 价值 降低 ， 而 且 由 于 技术 上 
更 先进 的 新 设备 的 发 明和 应 用 会 使 原 有 设备 的 使 局 部 或 全 部 表 失 ， 
这 就 产生 了 是 否 用 新 设备 代替 现 有 陈旧 落后 设备 的 | 

























































































[一般 考点 ] 考 点 3 设备 的 综合 磨损 








设备 的 综合 磨损 是 指 同 时 存在 有 形 磨损 和 无 形 磨损 的 损坏 和 贬 
值 的 综合 情况 。 对 任何 特定 的 设备 来 说 ， 这 两 种 磨损 必然 同时 发 
生 且 同时 互相 影响 
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【重要 考点 】] 考 点 4 设备 磨损 的 补偿 形式 


设备 磨损 形式 





























可 消除 性 的 不 可 消除 性 的 第 二 种 
有 形 磨 损 有 形 磨 损 无 形 磨损 























现代 化 改装 


























设备 磨损 的 补偿 形 





凡 
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【一 般 考点 ] 考 点 5 设备 更 新 分 析 与 更 新 策略 


设备 更 新 分 析 是 企业 生产 发 展 和 技术 进步 的 客观 需要 ， 对 企业 的 经 济 效 
益 有 着 重要 的 影响 











设备 更 新 分 析 








设备 更 新 策略 应 在 系统 、 全 面 地 了 解 企业 现 有 设备 的 性 能 、 磨 损 程 度 、 
服务 年 限 、 技 术 进 步 等 情况 后 ， 分 轻重 缓急 ， 有 重点 、 有 区 别 地 对 待 
通常 优先 考虑 更 新 的 设备 有 
设备 更 新 策略 (1) 损 耗 严 重 ， 大 修 后 性 能 、 精 






































陈 旧 落 后 ， 能 耗 高 、 使 用 操作 条 
件 不 好 、 对 环境 污染 严重 ， 技 术 经 济 效果 很 不 好 的 设备 
(3) 役 龄 长 ， 大 修 虽然 能 恢复 精度 ， 济 效果 上 不 如 更 新 的 设备 























【重要 考点 】] 考 点 6 设备 更 新 方案 的 比 选 原则 





设备 更 新 分 析 设备 更 新 问题 的 要 点 是 站 在 客观 的 立场 上 ， 而 不 是 站 在 旧 设 备 的 立场 上 
应 站 在 客观 的 | 考虑 问题 。 若 要 保留 旧 设备 ， 首 先 要 付出 相当 于 旧 设 备 当前 市 场 价值 的 投 
立场 上 分 析 问 题 | 资 ， 才 能 取得 旧 设备 的 使 用 权 






































不 考虑 沉 
没 成 本 


沉没 成 本 是 既 有 企业 过 去 投资 决策 发 
在 决策 影响 )、 已 经 计 入 过 去 投资 费 
析 时 ， 旧 设备 往往 会 产生 一 笔 沉没 成 

















回收 计划 的 费用 。 
本 。 
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( 续 ) 


生 的 、 非 现在 决策 能 改变 (或 不 受 现 
在 进行 设备 更 新 分 





























计算 公式 为 








H 








沉没 成 本 二 设备 账 
或 





价值 一 当前 市 场 价值 











沉没 成 本 = 二 (设备 原 值 一 历 旬 


TFT 旧 费 ) 一 当前 市 场 价值 








FE 滚动 比较 





【重要 考点 ] 考 








该 原则 是 指 在 确定 最 佳 更 新 时 机 时 ， 


应 首先 计算 比较 现 有 设备 的 剩余 经 




















济 寿命 和 新 设备 的 经 济 寿命 ， 然 后 利用 i 
点 7 设备 的 自然 寿命 


设备 的 自 
磨损 严重 而 不 能 继续 使 


然 寿 命 又 称 物质 寿命 ， 是 指 
、 报 废 为 止 所 























FE 深 动 计算 方法 进行 比较 











设备 从 投入 使 
经 历 的 全 部 时 间 


开始 ， 直 到 因 物 质 














影响 因 台 

















设备 的 自 
的 估算 依据 


然 寿 命 主要 是 





设备 的 有 形 














磨损 所 决定 的 ， 不 能 成 为 设备 更 新 
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【重要 考点 ] 考 点 8 设备 的 技术 寿命 

设备 的 技术 寿命 (又 称 为 有 效 寿命 )， 是 指 设备 从 投入 使 用 开始 ， 到 
术 落 后 而 被 淘汰 所 延续 的 时 间 ， 即 设备 在 市 场 上 维持 其 价值 的 时 间 
技术 寿命 主要 是 由 设备 的 无 形 磨损 所 决定 的 ， 一 般 比 自然 寿命 要 短 ， 而 






























































影响 因素 且 科 学 技术 进步 越 快 ， 技术 寿命 越 短 。 所 以 ,在 估算 设备 寿命 时 ， 必 须 考 
虚设 备 技 术 寿 命 期 限 的 变化 特点 及 其 使 用 的 制约 或 影响 


【重要 考点 】 考 点 9 设备 的 经 济 寿命 


经 济 寿命 是 指 设备 从 投入 使 用 开始 ， 到 继续 使 用 在 经 济 上 不 合理 而 被 更 
新 所 经 历 的 时 间 
经 济 寿命 是 由 设备 维护 费用 的 提高 和 使 月 的 降低 决定 的 。 设 备 使 月 
LE 的 设备 年 资产 消耗 成 本 越 少 。 但 是 随 着 设备 使 用 年 限 节 
和 加， 一 方面 需要 更 多 的 维修 费 维持 原 有 功能 ; 另 一 方面 ， 设 备 的 操作 成 
影响 因素 本 及 原材料 、 能 源 耗 费 也 会 增加 ， 年 运行 时 间 、 生 产 效 率 、 质 量 将 下 降 。 
此 ， 年 资产 消耗 成 本 的 降低 ， 会 被 年 度 运 行 成 本 的 增加 或 收益 的 下 降 所 抵消 
我 们 称 设备 从 开始 使 用 到 其 年 平均 使 用 成 本 最 小 (或 年 一 利 最 高 ) 的 使 用 
E 限 No 为 设备 的 经 济 寿命 
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【一 般 考点 】] 考 点 10 设备 寿命 期 限 的 影响 因素 


(1) 设 备 的 技术 构成 ， 包 括 设 备 的 结构 及 工艺 性 、 技 术 进步 
(2) 设 备 成 本 
(3) 加 工 对 象 
(4) 生 产 类 型 
(5) 工 作 班 次 
(6) 操 作 水 平 
(7) 产 品质 量 
(8) 维 护 质 量 
(9) 环 境 要 求 











【一般 考点 ] 考 点 11 设备 经 济 寿命 的 确定 原则 





(1) 使 设备 在 经 济 寿命 内 平均 每 年 净 收 益 ( 纯 利润 ) 达 到 最 大 








(2) 使 设备 在 经 济 寿命 内 一 次 性 投资 和 各 种 经 营 费 总 和 达到 最 小 
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【重要 考点 】] 考 点 12 ”静态 模式 下 设备 经 济 寿命 的 确定 方法 





静态 模式 下 设备 经 济 寿命 的 确定 方法 ， 就 是 在 不 考虑 资金 时 间 价 值 的 基 
础 上 计算 设备 年 平均 使 用 成 本 
简化 经 济 寿命 的 计算 公式 为 


/2( 了 PP 一 LN) 
No 一 


式 中 No 一 一 设备 的 经 济 寿命 
4 一 一 设备 的 低劣 化 值 


























[一般 考点 ] 考 点 13 设备 更 新 方案 的 比 选 

设备 更 新 方案 的 比 选 就 是 对 新 设备 方案 与 旧 设 备 方案 进行 比较 分 析 ， 也 
就 是 决定 现在 马上 购 壮 新 设备 、 淘 汰 旧 设 备 ， 还 是 至 少 保留 使 用 旧 设 备 
段 时 间 ， 再 用 新 设备 替换 旧 设备 




































































(1) 计 算 新 、 旧 设备 方案 不 同 使 用 年 限 的 静态 年 平均 使 用 成 本 和 经 济 寿命 
(2) 确 定 设 备 更 新 时 机 
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1) 如 果 旧 设备 继续 使 用 1 年 的 年 平均 使 用 成 本 低 于 新 设备 的 多 




















成 本 ， 即 Cn( 旧 ) 二 Cn( 间 则 不 更 新 旧 设 备 ， 继 续 使 用 旧 设 备 

































































2) 如 果 旧 设备 继续 使 FE 的 年 平均 使 用 成 本 高 于 新 设备 的 年 平均 使 
成 本 ， 即 CN(C 旧 ) 之 CN (新 )， 则 应 更 新 现 有 设备 ， 此 时 即 是 设备 更 新 
时 机 



































1Z101060 ”设备 租赁 与 购买 方案 的 比 选 分 析 
【一 般 考 点 ] 考 点 1] 设备 租赁 的 方式 


在 融资 租赁 中 ， 租 ep ehh 而 不 得 任意 
中 止 和 取消 租约 。 的 设备 (如 重型 机 械 设 备 等 ) 宜 采用 这 种 方法 












































在 经 营 租赁 中 ， 租 赁 双方 的 任何 一 方 可 以 随时 以 一 定 方式 在 通知 对 方 后 
的 规定 期 限 内 取消 或 中 止 租 约 。 临 时 使 用 的 设备 (如 车 辆 、 仪 器 等 ) 通 常 采 
用 这 种 方式 
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【重要 考点 】] 考 点 2 设备 租赁 的 优点 与 缺点 














(1) 在 资金 短缺 的 情况 下 ， 既 可 用 较 金 获 得 生产 急需 的 设备 ， 也 可 以 
引进 先进 设备 ， 加 速 技术 进步 的 步伐 
获得 良好 的 技术 服务 
以 保持 资金 的 流动 状态 ， 防 止 呆 灌 ， 也 不 会 使 企业 资产 负债 状况 














避免 通货 膨胀 和 利率 波动 的 冲击 ,减少 投 资 风险 
(5) 设 备 租金 可 在 所 得 税 前 扣除 ， 能 享受 税 费 上 的 利益 






































(1) 在 租赁 期 间 承 租 人 对 租用 设备 无 所 有 权 ， 只 有 使 用 权 ， 故 承租 人 无 权 
随意 对 设备 进行 改造 ， 不 能 处 置 设备 ， 也 不 能 用 于 担保 、 抵 押 贷 款 

《2) 承 租 人 在 租赁 期 间 所 交 的 租金 总 额 一 般 比 直接 购置 设备 的 费 月 

(3) 长 年 支付 租金 ， 形 成 长 期 负债 

(4) 融 资 租赁 合同 规定 严格 ,毁约 要 赔偿 损失 ,罚款 较 多 等 
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【一般 考点 ] 考 点 3 影响 设备 租赁 与 购买 的 主要 因素 
影响 设备 投资 的 因素 影响 设备 租赁 的 因素 影响 设备 购买 的 因素 
(1) 项 目的 除 考虑 影响 设备 投资 的 因素 外 ,| ”对 于 设备 购买 ， 






































(2) 企 业 是 否 需 要 长 期 占有 设备 ,| 还 应 考虑 如 下 因素 除 考虑 影响 设备 投 
还 是 只 希望 短期 占有 这 种 设备 目 赁 期 长 短 资 的 因素 外 ， 还 应 
(3) 设 备 的 技术 性 能 和 生产 效率 设备 租金 额 痛 虑 如 下 因素 

(4) 设 备 对 工程 质量 (产品 质量 ) 3) 租 金 的 支付 方式 (1) 设 备 的 购置 价 
的 保证 程度 ， 对 原材料 、 能 源 的 消 > 业经 营 费用 减少 与 折旧 费 | 格 , 设备 价款 的 支 
耗 量 ， 以 及 设备 生产 的 安全 性 息 减少 的 关系 ， 租 赁 的 节 税 | 付 方式 、 支 付 币 种 






















































































(5) 设 备 的 成 套 性 、 灵 活性 、 耐 | 优惠 和 支付 利率 等 

3 性、 环保 性 和 维修 的 难 易 程度 (5) 预 付 资金 (定金 )、 租 赁 保证 | (2) 设备 的 年 运转 
(6) 设 备 的 经 济 寿 命 金 和 租赁 担保 费用 费用 和 维修 方式 、 
(7) 技 术 过 时 风险 的 大 小 (6) 维 修 方式 ， 即 是 由 企业 自行 | 维修 费用 
(8) 设 备 的 资本 预算 计划 、 资 金 维修 ,还 是 由 租赁 机 构 提 供 维 修 | (3) 保 险 费 ,包括 
可 获 量 ( 包 括 自 有 资金 和 融通 资 ( 服务 购买 设备 的 运输 保 
金 )、 融 通 资 金 时 借款 利息 或 利率 (7) 租 赁 期 满 ， 资 产 的 处 理 方式 | 险 费 ， 以 及 设备 在 

高 低 (8) 租 赁 机 构 的 信用 度 、 经 济 实 | 使 用 过 程 中 的 各 种 

(9) 提 交 设 备 的 进度 力 , 与 承租 人 的 配合 情况 财产 保险 费 
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【一 般 考 点 】] 考 点 4 





(1) 根 据 企 





) 分 析 企 业 财务 能 力 。 如 果 企 业 不 能 一 


wins 次 购置 方案 


) 分 析 设 备 技术 风 险 、 使 
































业 生 产 
(2) 拟 定 若 干 设备 投资 、 

买 ) 方 案 和 租赁 方案 
(3) 定 性 分 析 筛 选 方案 ， 包 括 分 析 企业 财务 能 力 和 分 析 设 备 技术 风险 、 


设备 租赁 与 购买 方案 分 析 的 步骤 








经 营 目标 和 技术 状况 ， 提 出 设备 更 新 的 投资 建议 
次 性 付款 和 分 期 


更 新 方案 ， 包 括 购置 (可 分 为 一 














维修 特点 。 





























次 筹集 并 支付 全 部 设备 价款 ， 

















使 


则 排 


ee 可 以 考虑 经 营 租赁 方案 ; 对 技术 过 时 风险 小 、 ] 时 间 
型 专用 设备 ， 融 资 租赁 方案 或 购置 方案 均 可 以 考虑 
(4) 定 量 分 析 并 优选 方案 ， 结 合 其 他 因素 ， 作 出 租赁 还 是 购买 的 投资 决策 


【一 般 考 点 】 考 点 5 


设备 经 营 租赁 方案 的 净 现 金 流量 




















净 现 金 流量 
或 


净 现 金 流量 二 营业 收入 一 租赁 费用 一 经 营 成 本 一 
(营业 收入 一 租赁 费用 一 经 营 成 本 一 


营业 收入 一 租赁 费用 









































才 款 购 











维修 











除 一 


对 技术 过 时 风险 大 、 保 养 维护 复杂 、 使 





长 的 大 


经 营 成 本 一 与 营业 相关 的 税金 一 所 得 税 


与 营业 相关 的 税金 一 所 得 税率 X 
与 营业 相关 的 税金 ) 
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【一般 考点 ] 考 点 6 租赁 费用 


为 了 确认 租赁 合同 并 保证 其 执行 ,承租 人 必须 先 交 纳 租赁 保证 金 
租赁 保证 金 当 租赁 合同 结束 时 ， 租 赁 保证 金 将 被 退还 给 承租 人 或 在 偿还 最 后 
金 时 加 以 抵消 

出 租 人 一 般 要 求 承 租 人 请 担保 人 对 该 租赁 交易 进行 担保 ， 当 承租 人 
财务 危机 付 不 起 租金 时 ， 由 担保 人 代为 支付 租金 。 一 般 情况 下 ,承租 人 需 
要 付 给 担保 人 一 定数 目的 担保 费 
租金 是 签订 租赁 合同 的 一 项 重要 内 容 ， 直 接 关 系 到 出 租 人 与 承租 人 双方 
的 经 济 利益 。 出 租 人 要 从 取得 的 租金 中 得 到 出 租 资产 的 补偿 和 收益 ， 即 要 
收回 租赁 资产 的 购 进 原价 、 贷 款 利息 、 营 业 费 用 和 一 定 的 利润 


【高 频 考 点 ] 考 点 7 附加 率 法 计算 租金 
附加 率 法 是 在 租赁 资产 的 设备 货 价 或 概算 成 本 上 再 加 上 一 个 特定 的 比率 来 计算 
租金 。 每 期 租金 R 的 表达 式 为 
R=PpU 
式 中 P 一 一 租赁 资产 的 价格 













































































































































































二 + Ni) 


N 不 By 
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( 续 ) 











N 一 一 租赁 期 数 ， 可 按 月 、 季 、 半 年 、 年 计 
与 租赁 期 数 相对 应 的 利率 








/一 一 附加 率 
【重要 考点 ] 考 点 8 ”年金 法 计算 租金 


期 末 支 付 租金 期 初 支付 租金 











其 期 等 祯 六 付 租金 计算 公式 为 ge 
人 初等 额 支 付 租金 。 期 初 支付 
式 中 RR, 一 每 期 期 未 支 付 的 租金 额 要 针 放 让 寺 仙 放出 和 唱 安 八 

租金 ， 其 每 期 租金 Rs 的 表达 





期 末 支 付 方式 是 在 每 
w= 




















P_ 租赁 资产 的 价格 
NN 一 租赁 期 数 ， 可 按 月 、 季 、 半 年 、 年 计 “| 下 为 本 
得 赁 期 数 相对 应 的 利率 或 折 现 率 ,PT 
Rs 一 每 期 期 初 支付 
的 租金 额 












































: 
CL sc 放 ¥ pm 去 1 A _ 呈 
如 一 等 额 系列 资金 回收 系数 ， 用 符号 CA/P，| 式 
































; ，N) 表示 
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【一 般 考 点 】] 考 点 9 设备 购买 方案 的 净 现 金 流量 


净 现 金 流量 二 营业 收入 一 设备 购置 费 一 经 营 成 本 一 贷款 利息 一 与 营业 相关 的 税金 一 
所 得 税 
或 








净 现 金 流 量 二 营业 收入 一 设备 购置 费 一 经 营 成 本 一 贷款 利息 一 与 营业 相关 的 税金 一 
所 得 税率 X (营业 收入 一 经 营 成 本 一 折旧 一 贷款 利息 一 与 营业 相关 的 
税金 ) 


【一般 考点 ] 考 点 10 设备 租赁 与 购置 方案 的 经 济 比 选 





在 工程 经 济 互 斥 方案 分 析 中 ， 常 常 只 需 比 较 它 们 之 间 的 差异 部 分 。 最 简单 的 方 
法 是 在 假设 所 得 到 设备 的 营业 收入 相同 的 条 件 下 ， 将 租赁 方案 和 购买 方案 的 费 / 
进行 比较 

设备 租赁 : 所 得 税率 义 租赁 费 一 租赁 费 

设备 购置 ， 所 得 税率 X (折旧 十 贷款 利息 ) 一 设备 购置 费 一 贷款 利息 
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1Z101070 价值 工程 在 工程 建设 中 的 应 用 
【一 般 考 点 】] 考 点 1 价值 工程 的 含义 




















价值 工程 是 以 提高 产品 (或 作业 ) 价 值 和 有 效 利 用 资源 为 目的 ， 通 过 有 组 织 的 创 
造 性 工作 ， 寻 求 用 最 低 的 寿命 周期 成 本 ， 可 靠 地 实现 使 用 者 所 需 功能 ， 以 获得 最 
佳 的 综合 效益 的 一 种 管理 技术 

价值 工程 中 所 述 的 “价值 ?不 是 对 象 的 使 用 价值 ， 也 不 是 对 象 的 交换 价值 ， 而 是 
对 象 的 比较 价值 ， 是 评价 事物 有 效 程度 的 一 种 尺度 




































































【重要 考点 ] 考 点 2 价值 工程 的 特点 























(1) 价 值 工程 的 目标 是 以 最 低 的 寿命 周期 成 本 ,使 产品 具备 它 所 必须 具备 的 功能 
(2) 价 值 工程 的 核心 是 对 产品 进行 功能 分 析 

(3) 价 值 工程 将 产品 价值 、 功 能 和 成 本 作为 一 个 整体 同时 来 考虑 

(4) 价 值 工程 强调 不 断 改 革 和 创新 

(5) 价 值 工程 要 求 将 功能 定量 化 

(6) 价 值 工程 是 以 集体 智慧 开展 的 有 计划 、 有 组 织 、 有 领导 的 管理 活动 
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【一 般 考 点 ] 考 点 3 提高 价值 的 途径 


在 提高 产品 功能 的 同时 ， 又 降低 产品 成 本 ， 这 是 提高 价值 最 为 理想 的 途 
径 ， 也 是 对 资源 最 有 效 的 利用 





























过 改进 设计 ， 提 高 产品 的 功能 ， 提 高 利用 
资源 的 成 果 或 效用 ， 增 用 户 希 望 的 功能 等 ， 达 到 提高 产品 价值 能 
目的 












































在 保持 产品 功能 不 变 的 前 提 下 ， 通 过 降低 成 本 达到 提高 价值 的 目的 








产品 功能 有 较 大 幅度 提高 ， 产 品 成 本 有 较 少 提高 ， 即 虽然 成 本 增加 了 一 
些 ， 但 功能 的 提高 超过 了 成 本 的 提高 ， 因 此 价值 还 是 提高 了 











在 产品 功能 略 有 下 降 、 产 品 成 本 大 幅度 降低 的 情况 下 ， 也 可 达到 提高 产 
品 价值 的 目的 。 这 是 一 种 灵活 的 企业 经 营 策略 ， 去 除 一 些 用 户 不 需要 的 功 
能 ， 从 而 较 大 幅度 地 降低 费用 ， 能 够 更 好 地 满足 用 户 的 要 求 














辆 牲 型 
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[一般 考点 ] 考 点 4 价值 工程 准备 阶段 的 工作 步骤 











价值 工程 的 对 象 选择 过 程 就 是 收缩 研究 范围 的 过 程 ， 最 后 明确 分 析 研 究 
的 目标 ， 即 主攻 方向 

常用 的 方法 有 因素 分 析 法 、ABC 分 析 法 、 强 制 确定 法 、 百 分 比分 析 法 、 
价值 指数 法 等 








对 象 选择 























价值 工程 所 需 的 信息 资料 ， 应 视 具体 情况 而 定 。 对 于 一 般 工 程 产品 (或 作 
业 ) 分 析 来 说 ， 应 收集 以 下 几 方 面 的 信息 资料 : 用 户 方面 的 信息 资料 ; 市 场 
方面 的 信息 资料 ; 技术 方面 的 信息 资料 ; 经 济 方面 的 信息 资料 ; 本 企业 的 
基本 资料 ， 环 境 保护 方面 的 信息 资料 ;外 协 方面 的 信息 资料 ; 政府 和 社会 
有 关 部 门 的 法 规 、 条 例 等 方面 的 信息 资料 













































































【高 频 考 点 】] 考 点 5 价值 工程 分 析 阶 段 的 工作 步骤 


价值 工程 分 析 阶 段 的 主要 工作 是 功能 定义 、 功 能 整理 与 功能 评价 
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【重要 考点 ] 考 点 6 功能 的 分 类 





一 
a 
\ 


能 的 重要 程度 分 类 ， 产 品 的 功能 一 般 可 分 为 基本 功能 和 辅助 功能 

能 的 性 质 分 类 ， 产 品 的 功能 可 划分 为 使 用 功能 和 美学 功能 

日 户 的 需求 分 类 ， 产 品 的 功能 可 分 为 必要 功能 和 不 必要 功能 。 其 中 ， 必 要 功能 包括 
学 功能 、 基 本 功能 、 辅 助 功能 ; 不 必要 功能 包括 多 余 功能 、 重 复 功 能 、 过 剩 




















汪汪 和 














沪 
一 
"1 

i ~ 

过 

FP" 

Et 江 

















Dp 
Et 


功能 





(a 











能 的 量化 标准 分 类 ， 产 品 的 功能 可 分 为 过 剩 功能 与 不 足 功能 
总 体 与 局 部 分 类 ， 产 品 的 功能 可 划分 为 总 体 功能 和 局 部 功能 
能 整理 的 迎 辑 关系 分 类 ， 产 品 的 功能 可 以 分 为 并 列 功能 和 上 、 下 位 功能 




















i 
党 六 对 
My 





【一般 考点 ] 考 点 7 功能 整理 

















功能 整理 是 用 系统 的 观点 将 已 经 定义 了 的 功能 加 以 系统 化 ， 找 出 各 局 部 功能 相互 
之 间 的 逻辑 关系 是 并 列 关 系 还 是 上 、 下 位 置 关 系 ， 并 用 图 表 形 式 予 以 表达 ， 以 明确 























产品 的 功能 系统 ， 从 而 为 功能 评价 和 方案 构思 提供 依据 
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62 建设 工程 经 济 
【一 般 考 点 ] 考 点 8 功能 价值 V 的 计算 





Vi 一 
第 i 个 评价 对 象 的 价值 系数 
Fi; 第 i 个 评价 对 象 的 功能 评价 值 (目标 成 本 ) 
第 i 个 评价 对 象 的 现实 成 本 


ol 




















【重要 考点 】 考 点 9 功能 的 价值 系数 分析 


Vi 二 1 时， 表示 功能 评价 值 等 于 功能 现实 成 本 。 这 表明 评价 对 象 的 功能 
现实 成 本 与 实现 功能 所 必需 的 最 低 成 本 大 致 相当 ， 说 明 评 价 对 象 的 价值 为 
最 佳 ， 一 般 无 须 改 进 











Vi 二 1 时 ， 表 示 功 能 现实 成 本 大 于 功能 评价 值 。 这 表明 评价 对 象 的 现实 
成 本 偏 高 ， 而 功能 要 求 不 高 。 pe 能 是 存在 着 过 剩 的 功能 ， 另 一 种 可 能 
是 功能 虽 无 过 剩 ， 但 实现 功能 的 条 件 或 方法 不 佳 ， 以 致 实 现 功 他 E 的 成 本 大 
于 功能 的 实际 需要 
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Vi>1 时 ， 说 明 该 评价 对 象 的 功能 比较 重要 ， 但 分 配 的 成 本 较 少 ， 即 功 
能 现实 成 本 低 于 功能 评价 值 。 应 具体 分 析 ， 可 能 功能 与 成 本 分 配 比较 理想 ， 





或 者 有 不 必要 的 功能 ， 或 者 应 该 提高 成 本 








只 有 分 子 为 0 或 分 母 为 cc 时 ， 才 能 出 现 V=0。 如 果 是 不 必要 的 功能 ， 则 
取消 该 评价 对 象 ， 如果 是 最 不 重要 的 必要 功能 ， 则 要 根据 实际 情况 处 理 


【重要 考点 ] 考 点 10 ”确定 价值 工程 对 象 的 改进 范围 

















(1)F;/C; 值 低 的 功能 

(2)AC; 二 (CC; 一 F;) 值 大 的 功能 
(3) 复 杂 的 功能 

(4) 问 题 多 的 功能 


【一般 考点 ] 考 点 11 价值 工程 创新 阶段 的 工作 步 又 


方案 创造 是 从 提高 对 象 的 功能 价值 出 发 ， 在 正确 的 功能 分 析 和 评价 的 基 
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建设 工程 经 济 





方案 创造 


础 上 ， 针 对 应 改进 的 具体 目标 ， 通 过 创造 性 的 思维 活动 ， 
实现 必要 功能 的 新 方案 

方案 创造 的 方法 很 多 ， 如 头脑 风暴 法 、 歌 顿 法 (模糊 目标 法 ) 、 专 家 
法 (德尔 非法 )、 专 家 检查 法 等 


























方案 评价 是 在 方案 创造 的 基础 上 对 若干 新 构思 的 方案 进行 技术 、 经 济 、 

















方案 评价 社会 和 环境 效果 等 方面 的 评价 ， 以 便于 选择 最 佳 方案 。 方 案 评 价 分 为 概略 





【一般 考 点 ] 考 点 12 


(1) 组 织 落实 ， 
(2) 经 费 落实 ， 


(3) 物 质 落实 ， 
(4) 时 间 落 实 





评价 和 详细 评价 两 个 阶段 


价值 工程 实施 阶段 的 工作 步骤 


即 要 把 具体 的 实施 方案 落实 到 职能 部 门 和 有 关 人 员 

即 要 把 实施 方案 所 需 经 费 的 来 源 和 使 用 安排 落实 好 

即 要 把 实施 方案 所 需 的 物资 、 装 备 等 落实 好 

即 要 把 实施 方案 的 起 止 时 间 及 各 阶段 的 时 间 妥 善 安排 好 
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1Z101080 ”新 技术 、 新 工艺 和 新 材料 应 用 方案 的 技术 经 济 分 析 
【一 般 考 点 ] 考 点 1 新 技术 、 新 工艺 和 新 材料 应 用 方案 的 选择 原则 




















选择 先进 、 可 靠 、 适 用 、 合 理 的 新 技术 可 以 取得 多 方面 的 效果 。 这 主要 
现在 : 降低 物质 消耗 ， 缩 短工 艺 流程 ， 提 高 劳动 生产 率 ， 有 利于 保证 和 提 
t+， 提 高 自动 化 程度 ， 有 益 于 人 身 安全 ， 减 经 工人 的 劳动 强度 ， 减 少 















































F 改善 环境 。 同 时 ， 有 利于 缩小 与 国外 先进 水 平 的 差距 























资 、 成 本 、 质 量 、 工 期 、 社 会 经 济 效益 等 因素 ， 选 择 经济 上 











【一 般 考 点 】] 考 点 2 新 技术 应 用 方案 的 技术 经 济 分 析 方法 分 类 


(1) 按 分 析 的 时 间或 阶段 不 同 ， 分 为 事前 和 事后 进行 的 技术 经 济 分 析 ， 设计 阶 段 
和 施工 阶段 进行 的 技术 经 济 分 析 

(2) 按 分 析 的 内 容 不 同 ， 新 技术 应 用 方案 的 技术 经 济 分 析 分 为 技术 分 析 、 经 济 分 
析 和 综合 分 析 

(3) 新 技术 应 用 方案 的 技术 经 济 分 析 方 法 包括 定性 分 析 和 定量 分 析 









































65 


66 建设 工程 经 济 


【一 般 考 点 】] 考 点 3 新 技术 应 用 方案 的 技术 分 析 





结构 工程 中 混凝土 工艺 方案 的 技术 性 指标 用 现 资 混凝土 
技术 特性 指标 强度 、 现 浇 工 程 总 量 、 最 大 浇筑 量 ; 安装 工程 用 安装 “ 构 
件 ” 总 量 、 最 大 尺寸 、 最 大 重量 、 最 大 安装 高 度 














方案 占 地 面积 ; 主要 材料 、 构 ( 配 ) 件 、 主 要 专用 设备 、 
施工 专业 化 协作 、 主 要 专业 工种 工人 是 否 能 保证 供应 ; 
采用 的 方案 对 工程 质量 的 保证 程度 ， 对 社会 运输 能 力 的 
要 求 及 能 否 得 到 服务 ， 对 市 政 公 用 设施 的 要 求 及 能 和 否 得 
到 服务 ; 采用 的 方案 可 能 形成 的 施工 公害 或 污染 情况 ; 
采用 的 方案 抗拒 自然 气候 条 件 影响 的 能 力 ; 采用 的 方案 
要 求 的 技术 复杂 程度 和 难 易 程度 以 及 对 技术 准备 工作 的 
要 求 ， 施 工 的 安全 性 ; 采用 的 方案 对 前 导 工 序 的 要 求 和 
为 后 续 工 序 创造 的 条 件 























技术 条 件 指标 
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【一 般 考 点 】] 考 点 4 新 技术 、 新 工艺 和 新 材料 应 用 方案 的 经 济 分 析 方法 


静态 分 析 方 法 增 量 投资 分 析 法 、 年 折算 费用 法 、 综 合 总 费用 法 















































动态 分 析 方 法 净 现 值 (费用 现 值 ) 法 、 净 儿 E 成 本 ) 法 























【重要 考点 ] 考 点 5 增 量 投资 收益 率 法 


现 设 I 、I 分 别 为 旧 、 新 方案 的 投资 额 ，C1、Cz 为 旧 方 案 、 
新 方案 的 经 营 成 本 (或 生产 成 本 )。 如 匡 五 ，C 过 C1， 则 增 
量 投资 收益 率 Rs-_ 1 为 
=F X100% 

当 Rs-1) 大 于 或 等 于 基准 投资 收益 率 时 ， 表 明 新 方案 是 可 
行 的 ， 当 Re -小 于 基准 投资 收益 率 时 ， 则 表明 新 方案 是 不 
可 行 的 


Ro y= 
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建 设 了 es [ 程 和 经 济 
【重要 考点 】] 考 点 6 





折算 费用 法 





当 方 案 的 有 





用 成 果 相 同时 














当 方 案 的 有 








用 成 果 不 相同 时 


























(1) 在 采 
折算 的 大 小 




















颖 | 








式 吕 





方案 要 增 力 
选择 方 
;7 = GPRe 

的 折算 费用 

的 生产 成 本 





投资 时 ， 可 通过 比较 各 方案 


条， 









































及 .一 一 基准 
比较 








即 min{ 


ns 











方案 











j 于 第 j 方案 的 投资 额 ( 
流动 资金 ) 
E 投 资 
时， 可 以 
让 为 最 优 方案 
不 增 力 
通过 比较 各 方案 生产 成 本 的 大 小 选 
C= 








选择 折算 费 





























投资 时 ， 可 知 五 一 C， 故 可 
择 方 案 ， 即 


二 CE 十 CwQ 














式 吕 


案 的 固定 费用 (固定 成 本 ) 总 额 



































打 单 位 ] 量 的 可 变 费 用 (可 变 成 

















当 方 案 的 有 
可 通 过 方案 旨 用 














用 成 果 不 相 同时 ， 


一 般 
的 比较 来 决定 方案 的 























使 用 范围 ， 
的 生产 成 




















二 CFl 





Qo (| 


当 Q= 


C2， 则 


Qo = 


式 中 Cri、 Crz 





Cu 、Cu2 


当 产 量 Q>Q: 


取舍 方案 。 对 比方 案 


十 CuQ 
Crz 十 CuaQ 
年 界 产量 ) 时 ， 





人 CFl 

一 Cuz 
1、2 方 案 的 
视 上 
1、2 方 案 的 单位 
量 的 可 变 人 入 页 


,时 ,方案 2 优 ; 当 产 


Cu 









































量 Q=Q 时 , 方案 1 优 
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1Z102010 ”财务 会 计 基础 
【一 般 考 点 ] 考 点 1 财务 会 计 的 职能 











会 计 的 核算 职能 是 指 会 计 通 过 确认 、 计 量 、 报 告 ， 运 用 一 定 的 方法 和 程 
序 ， 利 用 货币 形式 ， 从 价值 量 方面 反映 企业 已 经 发 生 或 完成 的 客观 经 济 活 
动情 况 ， 为 经 济 管理 提供 可 靠 的 会 计 信息 。 建 立 在 会 计 假 设 基础 之 上 的 会 
计 核 算 ， 具 有 完整 性 、 连 续 性 和 系统 性 的 特点 



























































: 指 在 经 济 事项 发 生前 、 进 行 中 或 发 生 后 ， 会 计 利 用 预 
和 位 的 货币 收 支 及 其 经 济 活动 的 真实 性 、 




















效 性 进行 指导 与 控制 。 所 以 ， 会 计 监 督 包 括 事前 、 事 
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【重要 考点 ] 考 点 2 会 计 要 素 的 计量 属性 








资产 按照 购置 时 支付 的 现金 或 者 现金 等 价 物 的 金额 ， 或 者 按照 购置 资产 
时 所 付出 的 代价 的 公允 价值 计量 

负债 按照 因 承 担 现时 义务 而 实际 收 到 的 款项 或 者 资产 的 金额 ， 或 者 承担 
现时 义务 的 合同 金额 ,或 者 按照 日 常 活动 中 为 偿还 负债 预期 需要 支付 的 现 
金 或 者 现金 等 价 物 的 金额 计量 

















资产 按照 现在 购买 相同 或 者 相似 资产 所 需 支 付 的 现金 或 者 现金 等 价 物 的 
金额 计量 
负债 按照 现在 偿付 该 项 债务 所 需 支 付 的 现金 或 者 现金 等 价 物 的 金额 计量 








可 变现 净值 


资产 按照 其 现在 正常 对 外 销售 所 能 收 到 现金 或 者 现金 等 价 物 的 金额 ， 扣 
减 该 资产 至 完工 时 估计 将 要 发 生 的 成 本 、 估 计 的 销售 费用 以 及 相关 税 费 后 
的 金额 计量 















































资产 按照 预计 从 其 持续 使 用 和 最 终 处 置 中 所 产生 的 未 来 净 现 金 流入 量 的 
折 现 金额 计量 
































负债 按照 预计 期 限 内 需要 偿还 的 未 来 净 现 金 流出 量 的 折 现 金额 计量 
资产 和 负债 按照 市 场 参与 者 在 计量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 ， 出 售 资产 所 能 


























收 到 或 者 转移 负债 所 需 支付 的 价格 计量 
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【一 般 考 点 】 考 点 3 会 计 信 息 的 质量 要 求 


(1) 企 业 应 当 以 实际 发 生 的 交易 或 者 事项 为 依据 进行 会 计 确认 、 计 量 和 报告 ， 如 
实 反映 符合 确认 和 计量 要 求 的 各 项 会 计 要 素 及 其 他 相关 信息 ， 保 证 会 计 信息 真实 
可 靠 、 内 容 完 整 

(2) 企 业 提供 的 会 计 信息 应 当 与 财务 会 计 报 告 使 用 者 的 经 济 决策 需要 相关 ， 有 助 
于 财务 会 计 报 告 使 用 者 对 企业 过 去 、 现 在 或 者 未 来 的 情况 作出 评价 或 者 预测 

(3) 企 业 提 供 的 会 计 信 息 应 当 清 晰 明了 ， 便 于 财务 会 计 报 告 使 用 者 理解 和 使 

(4) 企 业 提 供 的 会 计 信息 应 当 具 有 可 比 性 

(5) 企 业 应 当 按 照 交易 或 者 事项 的 经 济 实质 进行 会 计 确 认 、 计 量 和 报告 ， 不 应 仅 
以 交易 或 者 事项 的 法 律 形式 为 依据 

(6) 企 业 提供 的 会 计 信息 应 当 反 映 与 企业 的 财务 状况 、 经 营 成 果 和 现金 流量 等 有 
关 的 所 有 重要 交易 或 者 事项 

(7) 企 业 对 交易 或 者 事项 进行 会 计 确 认 、 计 量 和 报告 应 当 保持 应 有 的 谨慎 ， 不 应 
高 佑 资产 或 者 收益 ， 低 佑 负债 或 者 费 / 

(8) 企 业 对 于 已 经 发 生 的 交易 或 者 事项 ， 应 当 及 时 进行 会 计 确 认 、 计 量 和 报告 ， 
不 得 提前 或 者 延 后 
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【一 般 考 点 】 考 点 4 会 计 核 算 的 基本 假设 


会 计 主体 又 称 会 计 实 体 ， 强 调 的 是 会 计 为 之 服务 的 特定 单位 。 这 个 组 织 
实体 从 空间 上 界定 了 会 计 工 作 的 具体 核算 范围 。 会 计 主 体 与 企业 法 人 主体 





-主体 假设 





并 不 是 完全 对 应 的 关系 











我 国 (企业 会 计 准则 ;规定 ， 企 业 应 当 对 其 本 身 发 生 的 交易 或 者 事项 进 














会 计 确 认 、 计 量 和 报告 。 企 业 会 计 确 认 、 计 量 和 报告 应 当 以 持续 经 营 ; 


前 提 








会 计 分 期 假设 


会 计 分 期 又 称 会 计 期 间 ， 这 一 假设 规定 了 会 计 对 象 的 时 间 界 限 。 会 计 分 


期 假设 是 指 将 企业 连续 不 断 的 经 营 活动 分 割 为 一 个 个 连 


续 的 、 间 隔 相等 的 




















若干 较 短 时 期 ， 以 及 时 提供 会 计 信息 ， 是 正确 计算 收入 、 费 用 和 损益 的 


前 提 





货币 计量 假设 














果 可 以 通过 货币 反映 。 我 国 (企业 会 计 准 则 》 规 定 ， 企 ， 


货币 计量 假设 规定 了 会 计 的 计量 手段 ， 指 出 企业 的 生产 经 营 活动 及 其 成 


会 计 应 当 以 货币 计 




















量 。 我 国 通常 应 选择 人 民 币 作为 记 账本 位 币 。 所 谓 记 山 
经 营 所 处 的 主要 经 济 环境 中 的 货币 





本 位 币 ， 是 指 企业 
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【高 频 考 点 ] 考 点 5 会 计 核算 的 基础 





我 国 (企业 会 计 准 则 》 规 定 ， 企 业 应 当 以 权 
责 发 生 制 为 基础 进行 会 计 确 认 、 计 量 和 报 
告 。 权 责 发 生 制 是 以 会 计 分 期 假设 和 持续 经 
营 为 前 提 的 会 计 基 础 。 权 责 发 生 制 的 基础 要 
求 为 : 凡是 当期 已 经 实现 的 收入 和 已 经 发 生 
或 应 当 负 担 的 费用 ， 无论 款项 (货币 ) 是 否 收 
付 ， 都 应 当 作 为 当期 的 收入 和 费用 ， 计 人 利 
润 表 ; 凡是 不 属于 当期 的 收入 和 费用 ， 即 使 
款项 已 在 当期 收 付 ， 也 不 应 作为 当期 的 收入 
和 费用 














































































































【重要 考点 】 考 点 6 会 计 要 素 的 组 成 


会 计 要 素 包 括 资产 、 负 债 、 所 有 者 权益 、 收 入 、 费 用 和 利润 
资产 、 负 债 和 所 有 者 权益 是 反映 企业 某 一 时 点 财务 状况 的 会 计 要 素 ， 也 称 为 静 
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( 续 ) 





收入 、 费 用 和 利润 是 反映 某 一 时 期 经 营 成 果 的 会 计 要 素 ， 也 称 为 动态 会 计 要 素 




















【一般 考点 ] 考 点 7 资产 和 负债 的 特征 





资产 的 特征 负债 的 特征 








CD 资产 是 由 于 过 去 的 交易 或 事项 所 形成 
的 ， 如 过 去 购买 、 生 产 、 建 造 等 ， 预 期 在 
未 来 发 生 的 交易 或 事项 不 形成 资 

(2 该 项 资源 必须 为 企业 所 拥有 或 控制 ， 
是 指 企业 享有 该 项 资源 的 所 有 权 ， 或 虽 
享有 所 有 权 ， 但 该 资源 能 被 企业 所 控制 
(5) 该 交 源 能 给 企业 带 来 经 济 利益 ， 是 指 | ， 
吉 控 起 间接 保 友基 和 党 和 
各 搂 或 问 搂 促使 现金 或 现金 等 价 物流 入 企 | ,负债 有 确切 的 债权 人 和 偿还 日 期 ， 或 


业 的 潜力 
债权 人 和 偿还 日 期 可 以 合理 地 加 以 估计 
(该 资源 的 成 本 或 价值 能 够 可 靠 地 计量 “| 才 贷 权 人 和 偿还 日 期 " 人 








(1) 负 债 是 由 于 过 去 的 交易 或 事项 所 形成 
的 现时 义务 ， 这 种 现时 义务 是 指 在 现行 条 件 
下 已 承担 的 义务 或 者 说 经 济 责任 ， 其 清偿 会 
导致 经 济 利益 流出 企业 

(2) 负 债 是 由 于 过 去 的 交易 或 事项 形成 的 

(3) 流 出 的 经 济 利益 的 金额 能 够 可 靠 地 
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【重要 考点 ] 考 点 8 资产 的 分 类 





可 以 在 一 年 内 或 超过 一 年 的 一 个 营业 周期 内 变现 、 耗 用 
现金 、 银 行 存款 、 应 收 款项 、 短 期 投资 、 存 货 等 














准备 持 有 一 年 以 上 ， 不 随时 变现 的 股票 、 债 券 和 其 他 投资 


























使 用 期 限 较 长 ， 单 位 价值 较 高 ， 并 且 在 使 用 过 程 中 保持 原 有 实物 形 
态 的 资产 。 如 房屋 建筑 物 、 机 器 设备 等 






































章 企 业 为 生产 商品 或 者 提供 劳务 、 出 租 给 他 人 ， 或 为 管理 目的 而 持 
有 的 、 没 有 实物 形态 的 非 货币 性 长 期 资产 ， 如 专利 权 、 商 标 权 、 土 地 
使 用 权 、 非 专利 技术 和 商 誉 等 



































除 上 述 资产 以 外 的 资产 ， 如 长 期 待 推 费用 、 银 行 冻结 财产 、 诉 讼 
的 财产 等 
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【重要 考点 ] 考 点 9 负债 的 分 





期 借款 、 应 付款 项 、 


类 

a 流动 负债 是 指 在 一 年 内 或 超过 一 年 的 一 个 营业 周期 内 偿还 的 债务 ， 如 短 
流动 负债 项 ; ee 

应 付 工资 、 应 交 税 金 等 











长 期 负债 是 指 在 一 年 以 上 或 超过 一 年 的 一 个 营业 周期 以 上 偿还 的 债务 ， 
如 应 付 债券 、 长 期 借款 、 长 期 应 付款 等 








【重要 考点 】] 考 点 10 所 有 者 权益 的 特征 及 内 容 


(1) 无 须 偿还 。 除 

(2) 企 业 清 算 时 ， 
求 权 

(3) 可 分 享 企业 利 














非 发 生 减 资 、 清 算 ， 企业 不 需 偿还 所 有 者 权益 
接受 清偿 在 负债 之 后 ， 所 有 者 权益 是 对 企业 净 资 产 的 要 





润 





(2) 资 本 公 积 是 指 

















(1) 实 收 资本 是 指 所 有 者 按 出 资 比例 实际 投入 到 企业 的 资本 








投资 者 投入 但 不 构成 实 收 资本 ， 或 从 其 他 非 收益 来 源 




















取得 ， 由 全 体 所 有 者 共同 享有 的 资金 ， 包 括 资本 溢价 、 资 产 评估 增值 、 接 
受 捐 赠 、 外 币 折算 差额 等 








(3) 盘 余 公 积 是 按 








照 规 定 从 企业 的 税 后 利润 中 提取 的 公积金 
(4) 未 分 配 利润 指 本 年 度 没有 分 配 完 的 利润 ， 可 以 留待 下 一 年 度 进行 分 配 
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【一 般 考点 ] 考 点 11 会 计 等 式 的 应 用 


静态 会 计 等 式 的 应 动态 会 计 等 式 的 应 用 












































静态 会 计 等 式 是 反映 企业 在 某 一 特定 日 期 财 动态 会 计 等 式 是 反映 企业 在 一 定 会 计 期 
务 状况 的 会 计 等 式 ,， 是 由 静态 会 计 要 素 组 合 | 间 经 营 成 果 的 会 计 等 式 ， 是 由 动态 会 计 要 
而 成 素 组 合 而 成 

其 公式 为 其 公式 为 



























































资产 = 负债 十 所 有 者 权益 必 入 一 费用 王 利 演 

这 一 等 式 表 明了 企业 在 某 一 特定 时 点 所 拥有 这 一 会 计 等 式 反 映 了 收入 、 费 用 和 利润 
的 各 种 资产 以 及 债权 人 和 投资 者 对 企业 资产 要 | 三 个 会 计 要 素 的 关系 ， 揭 示 了 企业 在 某 一 
求 权 的 基本 状况 ， 表 明 企 业 所 拥有 的 全 部 资产 | 特定 期 间 的 经 营 成 果 ， 也 称 为 财务 成 果 
都 是 由 投资 者 和 债权 人 提供 的 等 式 
静态 会 计 等 式 是 编制 资产 负债 表 的 重要 依据 动态 会 计 等 式 是 编制 利润 表 的 重要 依据 
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1Z102020 ”成 本 与 费用 


[一般 考点 ] 考 点 1 费用 的 特点 


(1) 费 用 是 企业 日 常 活动 中 发 生 的 经 济 利益 的 流出 ， 而 不 是 偶发 的 

(2) 费 用 可 能 表现 为 资产 的 减少 ， 或 者 负债 的 增加 ， 或 者 兼 而 有 之 

(3) 费 用 将 引起 所 有 者 权益 的 减少 ,但 与 向 企业 所 有 者 分 配 利润 时 的 支出 无 关 

(4) 费 用 只 包括 本 企业 经 济 利益 的 流出 ， 而 不 包括 为 第 三 方 或 客户 代 付 的 款项 及 
偿还 债务 支出 ， 并 且 经 济 利益 的 流出 能 够 可 靠 计 量 


【一般 考点 ] 考 点 2 ”生产 费用 和 期 间 费 用 的 划分 


生产 费用 是 指 为 生产 产品 而 发 生 的 、 与 产品 生产 直接 相关 的 费用 ， 如 9 
产 产品 所 发 生 的 原材料 费用 、 人 工 费 用 等 。 在 财务 会 计 中 ,生产 费用 :+ 























































































































































































































有 
产 成 本 不 是 完全 等 同 的 概念 ， 计 入 生产 产品 的 生产 费用 才 是 生产 成 本 
































期 间 费 用 是 指 与 一 定 会 计 期 间 相 联系 ， 在 会 计 核 算 中 不 分 摊 到 某 一 成 本 
核算 对 象 成 本 中 去 ， 而 直接 从 企业 当期 销售 收入 中 扣除 的 费用 。 从 企业 的 
损益 确定 来 看 ， 期 间 费 用 与 产品 销售 成 本 、 产 品 销售 税金 及 附加 一 起 从 产 
品 销售 收入 中 扣除 后 作为 企业 当期 的 营业 利润 
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【一 般 考点 ] 考 点 3 期 间 费 用 的 特点 





(1) 与 7 


(2) 与 会 
(3) 与 会 


可 


品 生产 的 关系 不 
计 期 间 的 关系 不 
计 报 表 的 关系 不 

















双 红 


【一 般 考 点 】] 考 点 4 成 本 和 费用 的 区 别 和 联系 











成 本 是 对 象 化 的 费 




















费用 是 针对 一 定 的 











， 其 所 针对 的 是 一 定 的 成 本 计算 对 象 
间 而 言 的 














成 本 和 费用 都 是 企 


























成 本 和 费用 都 是 企 














除 偿 债 性 支出 和 分 配 性 支出 以 外 的 支出 的 构成 部 分 
经 济 资源 的 耗费 








E 产 费用 经 对 象 化 后 进入 生产 成 本 ， 但 期 末 应 将 当期 已 销 产 品 的 成 本 结 









































用 (损益 核算 时 ) 





【重要 考点 ] 考 点 5 企业 的 支出 














80 建设 工程 经 济 














应 在 一 个 会 计 期 间 内 确认 为 费用 
Te 包括 企业 生产 经 营 所 发 生 的 外 购 材料 、 支 付 工资 及 其 他 支出 ， 以 及 发 生 
人 | 的 管理 费用 、 营 业 费 用 、 财 务 费用 、 生 产 经 营 过 程 中 所 缴纳 的 税金 、 有 关 




























































































定 资产 盘 亏 、 处 置 固定 资产 兆 损 失 、 债 务 重组 损失 、 计 提 资 产 减 值 准 
、 罚 款 、 捐 赠 支出 、 非 常 损失 





营业 外 支出 











利润 分 配 支出 | 。 股利 分 配 支出 
[一般 考点 ] 考 点 6 生产 费用 与 期 间 费 用 的 确认 














两 者 都 要 从 收入 中 得 到 补偿 ， 期间 费用 直接 从 当期 收入 中 补偿 ， 构 成 产品 成 本 
的 生产 费用 要 待产 品 销售 后 补偿 
我 国 (企业 会 计 准 则 》 规 定 ， 企业 发 生 的 支出 不 产生 经 济 利益 的 ,或 者 即使 能 够 
产生 经 济 利益 但 不 符合 或 者 不 再 符合 资产 确认 条 件 的 ,应 当 在 发 生 时 确认 为 费用 ， 
计 入 当期 损益 。 企 业 的 有 些 支 出 不 能 提供 明确 的 未 来 经 济 利益 ， 如 果 加 以 分 挫 也 
没有 意义 ， 对 这 类 费用 就 应 直接 作为 当期 费用 予以 确认 。 如 固定 资产 日 常 修理 费 
































































































































[一般 考 点 ] 考 点 7 





可 


(2) 预 计 兆 残 














可 





原 
值 
使 
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固定 资产 折旧 的 影响 因素 


命 


【重要 考点 ] 考 点 8 固定 资产 折旧 方法 一 一 平均 年 限 法 


FE 限 法 是 指 将 

















各 期 的 一 种 方法 。 采 用 











定 资产 按 预计 使 用 年 限 平均 计算 折旧 均衡 地 分 挫 到 

















这 种 方法 计算 的 每 期 (年 、 月 ) 折 旧 额 都 是 相等 的 














计算 公式 


【重要 考点 ] 考 点 





固定 资产 年 折旧 额 一 而 圳 资产 预计 使 用 年 限 


固定 资产 月 折旧 额 一 





固定 资产 应 计 折旧 额 























年 折旧 额 
12 





固定 资产 折旧 方法 一 一 工作 量 法 
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位 工作 量 折旧 额 瑟 和 


FE 量 XX 单位 工作 量 折 旧 额 





计算 公式 





某 项 固定 资产 月 折旧 额 = 该 项 固定 资产 当月 工 








(1) 行 驶 里 程 法 。 行驶 里 程 法 是 按照 行驶 里 程 平均 计算 折旧 的 方法 。 它 适 
用 于 车 辆 、 船 舶 等 运输 设备 计 提 折旧 。 ee 式 为 
日 额 


有 E 程 XX 单 位 里 程 折 旧 有 额 


个 



































某 项 固定 资产 月 折旧 额 一 六 项 国定 资产 当 a 
(2) 工 作 台 班 法 。 工 作 台 班 法 是 按照 工作 台 班 数 平均 计算 折旧 的 方法 。 
适用 于 机 器 、 设 备 等 计 提 折旧 。 其 计算 公式 为 


每 工作 台 班 折旧 额 一 息 计 帮 电 本 


大 固定 资产 月 折旧 额 = 该 项 固定 资产 当月 工作 台 班 X 每 工作 台 班 折旧 额 
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【重要 考点 】 考 点 10 固定 资产 折旧 方法 一 一 双 倍 余额 递减 法 


双 倍 余额 递减 法 是 在 不 考虑 固定 资产 预计 净 残 值 的 情况 
下 ， 根 据 每 年 年 初 固定 资产 净值 和 双 倍 的 直线 法 折旧 率 计 
定 资产 折旧 额 的 一 种 方法 。 采 用 这 种 方法 ， 固 定 资 7 
账面 余额 随 着 折旧 的 计 提 逐年 减少 ， 而 折旧 率 不 变 ， 基 
计 提 的 折旧 额 必然 逐年 减少 。 双 倍 余额 递减 法 是 
的 方法 ， 是 在 不 缩短 折旧 年 限 和 不 改变 净 残 值 率 
的 情况 下 ， 改 变 固定 资产 折旧 额 在 各 年 之 间 的 分 布 ， 在 固 
定 资 产 使 用 前 期 提取 较 多 的 折旧 ， 而 在 使 用 后 期 则 提取 较 
日 










































































号 
[5 
等 

1 二 洪 





















































【重要 考点 】 考 点 11 固定 资产 折旧 方法 一 一 年 数 总 和 法 








年 数 总 和 法 是 将 固定 资产 的 原 值 减 去 净 残 值 后 的 净 额 乘 以 一 个 逐年 递减 的 分 数 
计算 每 年 折旧 额 的 一 种 方法 。 采 用 年 数 总 和 法 计 提 折旧 ， po 
逐年 递减 ， 因 此 它 也 是 一 种 加 速 折旧 的 方法 
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【一 般 考点 ] 考 点 12 ”无 形 资产 摊 销 








无 形 资产 是 指 不 具有 实物 形态 ， 


种 特殊 权利 、 技 术 、 知 识 、 素 质 、 


誉 等 价值 形态 存在 于 企业 并 对 企业 















































[一般 考点 ] 考 点 13 ”工程 成 本 的 计算 方法 


工程 成 本 竣工 


结算 法 


工程 成 本 竣工 结算 法 是 以 合同 工程 为 对 象 





而 以 


信 


长 期 





某 
誉 
发 挥 作用 的 资产 ， 如 专利 权 、 非 专利 技 
术 
权 


KR、 和 租赁 权 、 特 许 营 业 权 、 版 权 、 商 标 
、 商 誉 、 土 地 使 用 权 等 。 无 形 资 产 挫 
销 包括 摊 销 期 、 摊 销 方法 和 应 摊 销 金额 


归 集 施工 过 程 中 


























总 额 














用 ， 在 工程 竣工 后 按照 所 归 集 的 全 部 施工 费用 





， 结 算 该 项 J 





P 发 和 





E 的 施工 费 





[ 程 和 


实际 成 本 
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工程 成 本 月 份 结 算法 是 在 按 单位 工程 归 集 施工 费用 的 基础 上 ， 逐 月 定期 
工程 成 本 月 份 结算 单位 工程 的 已 完工 程 实际 成 本 。 也 就 是 既 要 以 建造 合同 为 对 象 ， 于 
结算 法 - 程 竣工 后 办 理 单位 工程 成 本 结算 ， 又 要 按 月 计算 单位 过 程 中 已 完 分 部 (分 






































项 ) 工 程 成 本 ， 办 理工 程 成 本 中 间 结 算 











实行 分 段 结算 办 法 的 合同 工程 ， 已 完工 程 实 际 成 本 的 计算 原理 与 月 份 结 
工程 成 本 分 段 | 算法 相似 。 所 不 同 的 是 ， 其 已 完工 程 是 指 到 合同 约定 的 结算 部 位 或 阶段 时 

结算 法 已 完成 的 工程 阶段 或 部 位 ， 未 完工 程 是 指 未 完成 的 工程 阶段 或 部 位 ， 不 像 
月 份 结算 法 是 定期 进行 的 








【高 频 考 点 ] 考 点 14 工程 成 本 的 内 容 


直接 费用 是 指 为 完成 合同 所 发 生 的 、 可 以 直接 计 和 合同 成 本 核算 对 象 的 
各 项 费用 支出 。 直 接 费用 包括 

(1) 耗 用 的 材料 费用 
(2) 耗 用 的 人 工 费 用 
(3) 耗 用 的 机 械 使 用 
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(4) 其 他 直接 费用 ， 包 括 施工 过 程 中 发 生 的 材料 二 次 搬运 费 、 临 时 设施 摊 
销 费 、 生 产 工具 用 具 使 用 费 、 工 程 定 位 复 测 费 、 工 程 点 交 费 、 场 地 清理 费 































































































间接 费用 是 指 为 完成 工程 所 发 生 的 、 不 易 直 明 于 工程 成 本 核算 对 象 

















而 应 分 配 计 人 有 关 工 程 成 本 核算 对 象 的 各 项 费用 支出 。 主 要 是 企业 下 属 施 

















-单位 或 生产 单位 为 组 织 和 管理 工程 施工 所 发 生 的 全 部 支出 ， 包 括 临时 设 
施 挫 销 费用 和 施工 单位 管理 人 员工 资 、 奖 金 、 职 工 福利 费 ， 固 定 资 产 折 旧 
费 及 修理 费 ， 物 料 消耗 ， 低 值 易 耗 品 推销 ， 取 暧 费 ， 水 电费 ， 办 公费 ， 差 
旅费 ， 财 产 保 险 费 ， 检 验 试 验 费 ， 工 程 保修 费 ， 劳动 保护 费 ， 排 污 费 及 其 
他 费用 。 不 包括 企业 行政 管理 部 门 为 组 织 和 管理 生产 经 营 活动 而 发 生 的 


页 有 


[一般 考点 ] 考 点 15 合同 成 本 的 核算 


司 成 本 不 包括 应 当 计 入 当期 损益 的 管理 费用 、 销 售 费 用 和 财务 费用 。 因 订立 
合同 而 发 生 的 有 关 费 用 ， 应 当 直 接 计 入 当期 损益 
































间 接 用 
























































































































































可 路 
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【一 般 考点 ] 考 点 16 ”工程 成 本 核算 的 对 象 


确定 成 本 核算 对 象 是 工程 成 本 核算 的 第 一 步 

工程 成 本 核算 对 象 是 指 在 成 本 核算 时 所 选择 的 施工 生产 费用 的 归 集 产品 ， 
即 工 程 成 本 的 承担 者 
工程 成 本 核算 对 象 的 确定 方法 主要 有 : 以 单项 建造 (施工 ) 合 同 作为 施工 工 
程 成 本 核算 对 象 ; 对 合同 分 立 以 确定 施工 工程 成 本 核算 对 象 ， 对 合同 合并 以 
确定 施工 工程 成 本 核算 对 象 



































【一 般 考点 ] 考 点 17 工程 成 本 核算 的 任务 


工程 成 本 核算 执行 国家 有 关 成 本 开支 范围 、 费 用 开支 标准 、 工 程 预 算 定额 和 企业 
的 先决 条 件 和 施工 预算 、 成 本 计划 的 规定 ， 控 制 费 用 ,促使 项 目 合理 、 节 约 地 使 用 
首要 任务 人 力 、 物 力 和 财力 




























































































工程 成 本 核算 的 正确 、 及 时 地 核算 施工 过 程 中 发 生 的 各 项 费用 ,计算 施工 项 目的 实 




















主体 和 中 心 任务 | 际 成 本 
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反映 和 监督 施工 项 目 成 本 计划 的 完成 情况 ， 为 项 目 成 本 预测 ， 参 与 


工程 成 本 核算 
的 根本 














项 目 施 工 生产 、 技 术 和 经 营 决策 提供 可 靠 的 成 本 报告 和 有 关 资 料 ， 促 
进项 目 改善 经 营 管理 ， 降 低 成 本 ， 提 高 经 济 效益 





























【一 般 考点 ] 考 点 18 工程 成 本 核算 的 要 求 





即 划 清 资本 性 支出 和 收益 性 支出 与 其 他 文 出 ， 营 业 支 出 与 营业 外 支出 的 
界限 。 这 个 界限 也 就 是 成 本 开支 范围 的 界限 。 企 业 的 营业 外 支出 ， 是 与 企 
业 施工 生产 经 营 无 关 的 支出 ， 所 以 不 能 构成 工程 成 本 
















































































这 是 指 对 允许 列 和 成本、 费用 开支 范围 的 费用 支出 ,在 核算 上 应 划 清 的 
几 个 界限 
(1) 划 清 工 程 成 本 和 期 间 费 用 的 界限 
(2) 划 清 本 期 工程 成 本 与 下 期 工程 成 本 的 
(3) 划 清 不 同 成 本 核算 对 象 之 间 的 成 本 界限 
(4) 划 清 未 完工 程 成 本 与 已 完工 程 成 本 的 界限 





















































的 界限 























加 强 工 程 


成 本 核算 
的 基础 工作 
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(1) 建 立 各 种 财产 物资 的 收发 、 领 退 、 转 移 、 报 废 、 清 查 、 盘 点 制度 

《2) 建 立 、 健 全 与 成 本 核算 有 关 的 各 项 原始 记录 和 工程 量 统计 制度 

(3) 制 定 或 修订 工时 、 材 料 、 费 用 等 各 项 内 部 消耗 定额 以 及 材料 、 结 构 
件 、 作 业 、 劳 务 的 内 部 结算 指导 价 

(4) 完 善 各 种 计量 检测 设施 ， 严 格 计量 检验 制度 ， 使 项 目 成 本 核算 具有 可 
靠 的 基础 






































【一 般 考 点 】 考 点 19 ”工程 成 本 核算 的 步骤 


(1) 确 定 成 本 核算 对 象 ， 设 置 成 本 核算 科目 ， 开 设 成 本 明细 账 
(2) 核 算 与 分 配备 项 生产 费用 
(3) 计 算 期 末 工 程 成 本 (施工 生产 费用 ) 


(4) 计 算 年 度 合同 费 



































根据 4 企业 会 计 准 则 第 15 号 一 一 建造 合同 》， 推 行 “完工 百分比 法 ”确认 工程 
收入 和 结 转 成 本 费用 
《5) 计 算 竣工 单位 工程 的 实际 成 本 和 预算 成 本 ， 编 制 单 位 工程 竣工 成 本 决算 
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【一 般 考点 ] 考 点 20 期间 费 用 的 内 容 























期 间 费 用 包括 销售 费用 、 管 理 费 用 和 财务 费用 等 
企业 发 生 的 销售 费用 、 管 理 费 用 和 财务 费用 ， 计 入 当期 损益 。 施 工 企 业 的 期 
间 费 用 主要 包括 管理 费用 和 财务 费用 









































【重要 考点 ] 考 点 21 管理 费用 的 核算 


管理 人 员工 资 是 指 管 理 人 员 的 计时 工资 、 奖 金 、 津 贴补 贴 、 加 班 加 点 工 
资 及 特殊 情况 下 支付 的 工资 等 

















办 公费 是 指 企 业 管 理 办 公用 的 文具 、 纸 张 、 账 表 、 印 刷 、 邮 电 、 书 报 、 

















办 公 软 件 、 会 议 、 水 电 、 烧 水 和 集体 取暖 降温 等 费用 
































差 旅 交 人 调动 工作 的 差旅费 、 住 勤 补 助 费 ， 市 
交通 费 和 误 餐 补助 费 ， 职 工 探亲 路 费 ， 劳 动力 招募 费 ， 职 工 离 退休 、i 
a 工伤 人 员 就 医 路 费 ， 工 地 转移 费 ， 以 及 管理 部 门 使 用 的 交 i 
工具 的 油料 、 燃 料 等 费 | 
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( 续 ) 





























固定 资产 使 用 费 是 指 管理 和 试验 部 门 及 附属 生产 单位 使 用 的 属于 固定 资 
产 的 房屋 、 设 备 、 仪 器 等 的 折旧 、 大 修 、 维 修 或 租赁 费 















































工具 用 具 [ 具 用 具 使 用 费 是 指 管理 使 用 的 不 属于 固定 资产 的 生产 工具 、 融 具 、 家 
使 用 费 具 、 交 通 工 具 和 检验 、 试 验 、 测 绘 、 消 防 用 具 等 的 购置 、 维 修 和 摊 销 费 

































































劳动 保险 和 职工 福利 费 是 指 由 企业 支付 的 职工 退职 金 、 按 规定 支付 给 离 
休 干 部 的 经 费 、 和 集体 福利 费 、 夏 季 防 里 降 温 费 、 冬 季 取 暖 补贴 、 上 下 班 交 
通 补 贴 等 


劳动 保险 和 
职工 福利 费 






































劳动 保护 费 是 企业 按 规定 发 放 的 劳动 保护 用 品 的 支出 ， 如 工作 服 、 手 套 、 


劳动 保护 费 




















防暑 降温 饮料 ， 以 及 在 有 碍 身体 健康 的 环境 中 施工 的 保健 费用 等 











检验 试验 费 是 指 施 工 企业 按照 有 关 标 准 规定 ， 对 建筑 以 及 材料 、 构 件 和 
建筑 安装 物 进 行 一 般 鉴 定 、 检 查 所 发 生 的 费用 ， 包括 自 设 实验 室 进行 试验 
检验 试验 费 | 所 耗 用 的 材料 等 费用 。 它 不 包括 新 结构 、 新 材料 的 试验 费 ， 对 构件 作 破 坏 
性 试验 及 其 他 特殊 要 求 检验 试验 的 费用 和 建设 单位 委托 检测 机 构 进行 检测 
的 费用 。 对 此 类 检测 发 生 的 费用 ， 由 建设 单位 在 工程 建设 其 他 费用 中 列 支 。 
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检验 试验 费 


但 对 施工 企业 提供 的 具有 合格 证 明 的 材料 进行 检测 不 合格 的 ， 


由 施工 企业 支付 





( 续 ) 











该 检测 费用 





费 是 指 企 业 按 我 国 (工会 法 ) 规 定 的 全 部 职工 工资 总 额 i 








职工 教育 经 费 是 指 按 职工 工资 总 额 的 规定 比例 计 提 ， 企 业 为 














技术 和 职业 技能 培训 、 专 业 技 术 人 员 继 续 教育 、 职 工 职 业 技 

















资格 认定 以 及 根据 需要 对 职工 进行 各 类 文化 教育 所 发 生 的 费 

















财产 保险 费 


财产 保险 费 是 指 施工 管理 用 财产 、 车 辆 等 的 保险 费用 
































税金 

















> 业 按 规定 缴纳 的 房产 税 、 车 船 使 用 税 、 土 地 使 用 



































其 他 管理 费用 



































其 他 管理 费用 包括 技术 转让 费 、 技 术 开 发 费 、 业 务 招 待 费 、 
告 费 、 公 证 费 、 法 律 顾问 费 、 审 计 费 、 咨 询 费 、 保 险 费 等 
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【重要 考点 ] 考 点 22 ”财务 费用 的 核算 


利息 支出 主要 包括 企业 短期 借款 利息 、 长 
票据 贴现 利息 、 应 付 债券 利息 、 长 期 应 付 引 进攻 








利息 支出 























汇兑 损失 是 指 企 业 向 银行 结 售 或 购 入 外 汇 而 产生 的 银行 灭 入 、 卖 出 价 与 
记 账 所 采用 的 汇率 之 间 的 差额 ， 以 及 月 ( 季 、 年 ) 度 终了 ,各 种 外 币 账 户 的 
外 向 期 未 余额， 按照 期 末 规 定 汇 率 折 合 的 记 账 人 民 币 金额 与 原 账 面 人 民 币 
金额 之 间 的 差额 等 




















汇兑 损失 














相关 手续 费 是 指 企业 发 行 债券 所 需 支付 的 手续 费 、 银 行 手 续费 
汇 手 弓 等 股票 所 支付 的 手续 费 等 


相关 手续 费 
























































其 他 财务 费 其 他 财务 费用 包括 融资 租 入 固定 资产 发 生 的 融资 租赁 费用 等 
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1Z102030 收入 


【一般 考点 ] 考 点 1 收入 的 概念 


狭义 上 的 收入 即 营业 收入 ， 是 指 在 销售 商品 、 提 供 劳 务 及 让 渡 资 产 使 用 
狭义 上 的 收入 | 权 等 日 常 活动 中 形成 的 经 济 利益 的 总 流入 ， 包 括 主 营 业务 收入 和 其 他 业务 
收入 ,不 包括 为 第 三 方 或 客户 代 收 的 款项 


























广义 上 的 收入 广义 上 的 收入 包括 营业 收入 、 投 资 收益 、 补 贴 收入 和 营业 外 收入 


[一般 考点 ] 考 点 2 收入 的 特点 





(1) 收 入 从 企业 的 日 常 活动 中 产生 ， 而 不 是 从 偶发 的 交易 或 事项 中 产生 

(2) 收 入 可 能 表现 为 企业 资产 的 增加 ， 也 可 能 表现 为 企业 负债 的 减少 ， 或 二 者 兼 
而 有 之 

(3) 收 入 能 导致 企业 所 有 者 权益 的 增加 。 收 入 是 与 所 有 者 投入 无 关 的 经 济 利益 的 
总 流入 。 这 里 的 流入 是 总 流入 ， 而 不 是 净 流 入 

(4) 收 入 只 包括 本 企业 经 济 利益 的 流入 ,不 包括 为 第 三 方 或 客户 代 收 的 款项 
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【重要 考点 ] 考 点 3 收入 分 类 


建造 (施工 ) 合 同 收入 是 指 企业 通过 签订 建造 (施工 ) 合 同 并 按 合同 要 求 为 
客户 设计 和 建造 房屋 、 道 路 、 桥 梁 、 水 坝 等 建筑 物 以 及 船舶 、 飞 机 、 大 型 
机 械 设 备 等 而 取得 的 收入 

销售 商品 收入 是 指 企 业 通过 销售 产品 或 商品 而 取得 的 收入 。 建 
销售 商品 包括 产品 销售 和 材料 销售 两 大 类 

产品 销售 主要 有 上 [ 工 的 碎 石 、 商 品 混凝土 、 各 种 门窗 制品 等 ， 材 料 
销售 主要 有 原材料 、 低 值 易 耗 品 、 周 转 材料 、 包 装 物 等 


提供 劳务 收入 是 指 企业 通过 提供 劳务 作业 而 取得 的 收入 。 建 筑 业 企业 提 
供 劳务 一 般 均 为 非 主 营业 务 ， 主 要 包括 机 械 作业 、 运 输 服 务 、 设 计 业 务 、 
产品 安装 、 餐 饮 住 
让 渡 资 产 使 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 是 指 企业 通过 让 渡 资 产 使 用 权 而 取得 的 收入 ， 如 金 
] 权 收入 ”| 融 企 业 发 放贷 款 取得 的 收入 、 企 业 让 渡 无 形 资产 使 用 权 取得 的 收入 等 
【一般 考 点 ] 考 点 4 销售 商品 收入 的 确认 


(1) 企 业已 将 商品 所 有 权 上 的 主要 风险 和 报酬 转移 给 购 货 方 
(2) 企 业 既 没有 保留 通常 与 所 有 权 相 联 系 的 继续 管理 权 ， 也 没有 对 已 售 出 的 商品 





建造 (施工 ) 
合同 收入 




























































































































































































96 建设 工程 经 济 





有 效 控制 
(3) 收 入 的 金额 能 够 可 靠 地 计量 
(4) 相 关 的 经 济 利益 很 可 能 流入 企业 
《5) 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计量 


【重要 考点 ] 考 点 5 提供 劳务 收入 的 确认 




















企业 在 资产 负债 表 日 提供 劳务 交易 的 结果 能 企业 在 资产 负债 表 日 提供 劳务 交易 的 结 
够 可 靠 估计 的 处 理 情况 不 能 够 可 靠 估计 的 处 理 情况 

应 当 采 用 完工 百分比 法 确认 提供 劳务 收入 (1) 已 经 发 生 的 劳务 成 本 预计 能 够 得 到 

根据 (企业 会 计 准 则 》， 提 供 劳务 交易 的 结果 | 补偿 的 ， 按 照 已 经 发 生 的 劳务 成 本 金额 确 
能 够 可 靠 估计 ， 同 时 满足 的 条 件 有 : 认 提 供 劳务 收入 ,并 按 相同 金额 结 转 劳务 



































(1) 收 入 的 金额 能 够 可 靠 地 计量 成 本 
《2) 相 关 的 经 济 利益 很 可 能 流入 企业 (2) 已 经 发 生 的 劳务 成 本 预计 不 能 够 得 
(3) 交 易 的 完工 进度 能 够 可 靠 地 确定 到 补偿 的 ， 应 当 将 已 经 发 生 的 劳务 成 本 计 
(4) 交 易 中 已 发 生 和 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 ”入 当期 损益 ,不 确认 提供 劳务 收入 

地 计量 
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【一般 考点 ] 考 点 6 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 的 确认 














让 渡 资 产 使 用 权 收 入 包括 利息 收入 、 使 用 费 收入 等 。 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 同时 
满足 下 列 条 件 的 ， 才 能 予以 确认 : 相关 的 经 济 利益 很 可 能 流入 企业 ; 收入 的 金额 
能 够 可 靠 地 计量 





【一 般 考点 ] 考 点 7 建造 (施工 ) 合 同 的 特征 


(1) 针 对 性 强 ， 先 有 买主 (客户 )， 后 有 标的 ( 即 资产 )， 建 造 资产 的 工程 范围 、 ; 
建设 工期 、 工 程 质量 和 工程 造价 等 内 容 在 签订 合同 时 已 经 确定 : 

(2) 建 设 周期 长 资产 的 建造 一 般 需 要 跨越 一 个 会 计 年 度 ， 有 的 长 达 数 人 : 

3) 建造 的 资产 体积 大 、 造 价 高 

(4 建造 合同 一 般 是 不 可 撤销 合同 


人 














质 包 括 建造 数 项 资产 的 建造 合同 ， 同 时 满足 下 列 条 件 的 ， 每 项 次 
单项 合同 
每 项 资产 均 有 独立 的 建造 计划 
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让 洛 合同 (2) 与 客户 就 每 项 资产 单独 进行 谈判 ， 双 方 能 够 接受 或 拒绝 与 每 


关 的 合同 条 款 


(3) 每 项 资产 的 收入 和 成 本 可 以 单独 辨认 





的 分 立 














一 组 合同 无 论 对 应 单个 客户 还 是 多 个 客户 ,同时 满足 下 列 条 件 的 ， 应 当 
合并 为 单项 合同 
(1) 该 组 合同 按 一 揽 子 交易 签订 























(2) 该 组 合同 密切 相关 ， 每 项 合同 实际 上 已 构成 一 项 综合 利润 率 工程 的 组 
成 部 分 
(3) 该 组 上 时 或 依次 



































【一 般 考 点 】 考 点 9 合同 收入 的 内 容 








也 


建造 合同 的 收入 包括 两 部 分 内 容 : 合同 规定 的 初始 
收入 和 合同 变更 、 索 赔 、 奖 励 等 形成 的 收入 














| 
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【一 般 考 点 】] 考 点 10 合同 结果 能 够 可 靠 估计 的 标准 








固定 造价 合同 的 结 明 估计 的 标准 成 本 加 成 合同 的 结果 能 否 可 靠 估 计 的 标准 














判断 固定 造价 合同 的 结 曙 靠 估 计 ， 需 判断 成 本 加 成 合同 的 结果 能 够 可 靠 佑 
同时 具备 以 下 条 件 计 ， 需 同时 具备 以 下 条 件 

(1) 合 同 总 收入 能 够 可 靠 地 计量 (1) 与 合同 相关 的 经 济 利益 很 可 能 流入 

(2) 与 合同 相关 的 经 济 利益 很 可 能 流入 企业 > 业 

(3) 实 际 发 生 的 合同 成 本 能 够 清楚 地 区 分 和 (2) 实 际 发 生 的 合同 成 本 能 够 清楚 地 区 
可 靠 地 计量 分 和 可 靠 地 计量 

(4) 合 同 完工 进度 和 为 完成 合同 尚 需 发 生 的 对 成 本 加 成 合同 而 言 ， 合 同 成 本 的 组 成 
成 本 能 够 可 靠 地 确定 内 容 一 般 已 在 合同 中 作 了 相应 的 规定 


【高 频 考 点 ] 考 点 11 完工 百分比 法 


根据 累计 实际 该 方法 是 一 种 投入 衡量 法 ， 是 确定 合同 完工 进度 常用 的 方法 。 其 计算 公式 为 
发 生 的 合同 成 全 同 完 渤 度 一 黑 计 实际 发 生 的 合同 成 本 jy 
ls 日 局 JG RL 合同 预计 总 成 本 1 0 




































































相合 四 着 ?| 。 需要 注意 的 是 ， 累 计 实际 发 生 的 合同 成 本 不 包括 施工 中 尚未 安装 或 使 有 
总 成 本 的 比例 | 的 材料 成 本 等 与 合同 未 来 活动 相关 的 合同 成 本 ， 也 不 包括 在 分 包工 程 的 工 
确定 。 | 作 量 完成 之 前 预付 给 分 包 单位 的 款项 
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根据 已 经 完成 
的 合同 工作 量 
占 合同 预计 总 
工作 量 的 合同 完工 进度 一 

确定 

















该 方法 是 一 种 产 出 衡量 法 ， 适 用 于 合同 工作 量 容易 确定 的 建造 (施工 ) 合 
同 ， 如 道路 工程 、 土 石 方 工程 等 。 其 计算 公式 为 


已 经 完成 的 合同 工程 量 
合同 预计 总 工程 量 











X100% 
































根据 已 完成 合 
同 工 作 的 技术 
测量 确定 








该 方法 是 在 上 述 两 种 方法 无 法 确定 合同 完工 进度 时 所 采用 的 一 种 特殊 的 


技术 测量 方法 ， 特殊 的 建造 (施工 ) 合 同等 
需要 注意 的 是 ， 这 种 技术 测量 应 由 专业 人 员 现 场 进行 科学 测定 ， 而 不 是 
由 建筑 业 企业 自行 随意 测定 









































【重要 考点 ] 考 点 12 ”当期 完成 建造 (施工 ) 合 同 收入 的 确认 


当期 完成 的 建造 (施工 ) 合 同 应 当 按 照 实际 合同 总 收入 扣除 以 前 会 计 期 间 累 计 已 
确认 收入 后 的 金额 ， 确 认为 当期 合同 收入 。 计 算 公式 为 
当期 确认 的 合同 收入 = 实际 合同 总 收入 一 以 前 会 计 期 间 累 计 已 确认 收入 
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【高 频 考点 ] 考 点 13 资产 负债 表 日 建造 (施工 ) 合 同 收 入 的 确认 





当期 不 能 完成 的 建造 (施工 ) 合 同 ， 在 资产 负债 表 日 ， 应 当 按照 合同 总 收入 乘 以 
完工 进度 扣除 以 前 会 计 期 间 累 计 已 确认 收入 后 的 金额 ， 确 认为 当期 合同 收入 。 计 











当期 确认 的 合同 收入 = 合同 总 收入 完工 进度 一 以 前 会 计 期 间 累 计 已 确认 的 收入 
需要 注意 的 是 ， 公 式 中 的 完工 进度 是 指 累计 完工 进度 。 因 此 ， 建 筑 业 企业 在 应 
上 述 公 式 计 算 和 确认 当期 合同 收入 时 ， 应 区 别 以 下 四 种 情况 进行 处 理 

(1) 当 年 开工 当年 未 完工 的 建造 合同 。 在 这 种 情况 下 ， 以 前 会 计 年 度 累计 已 确认 
的 合同 收入 为 零 
(2) 以 前 年 [本 年 未 完工 的 建造 合同 。 在 这 种 情况 下 ， 企 业 可 直接 运用 上 述 
计算 公式 计量 和 确认 当期 合同 收入 

(3) 以 前 年 工本 年 完工 的 建造 合同 。 在 这 种 情况 下 ， 当 期 计量 和 确认 的 合同 
入 等 于 合同 总 收入 扣除 以 前 会 计 年 度 累 计 已 确认 的 合同 收入 后 的 余额 

(4) 当 年 开工 当年 完工 的 建造 合同 。 在 这 种 情况 下 ， 当 期 计量 和 确认 的 合同 收入 
:于 该 项 合同 的 总 收入 

































































油 























油 


























彼 
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【重要 考点 】 考 点 14 合同 结果 不 能 可 靠 地 估计 时 建造 (施工 ) 合 同 收入 的 确认 
(1) 合 同 成 本 能 够 回 











收 的 ， 合 同 收入 根据 人 
本 来 确认 ,合同 成 本 在 其 发 


居 能 够 收回 的 实际 合同 成 
E 的 当期 确认 为 费 
(2) 合 同 成 本 不 能 回收 的 ， 应 在 发 4 


E 时 立即 确 




















EI 
为 收入 























认为 费用 





， 不 确认 


1Z102040 ”利润 和 所 得 税 费 用 
【一 般 考点 ] 考 点 ] 利润 的 概念 


利润 是 企业 在 一 定 会 计 期 间 的 经 营 活动 所 者 
额 ， 以 及 直接 计 和 当期 利润 的 利得 逢 
损失 ， 是 指 应 当 计 人 当期 损益 、 











得 的 各 项 收入 抵 减 各 项 支出 后 的 净 
损失 等 。 其 中 ， 直 接 计 入 当期 利润 的 利得 入 
会 导致 所 有 者 权益 发 和 

入 资本 或 者 向 所 有 者 分 配 利润 无 关 的 利得 或 损失 














E 增 减 变动 的 、 与 所 有 者 投 
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【高 频 考点 ] 考 点 2 利润 的 计算 














营业 利润 三 营业 收入 一 营业 成 本 (或 营业 费用 ) 一 营业 税金 及 附加 一 销售 
营业 利润 费用 一 管理 费用 一 财务 费用 一 资产 减 值 损失 十 公允 价值 变动 
收益 (损失 为 负 ) 十 投资 收益 (损失 为 负 ) 

利润 总 额 利润 总 额 二 营业 利润 十 营业 外 收入 一 营业 外 支出 

净利 润 净利 润 二 利润 总 额 一 所 得 税 费 用 


【一般 考 点 ] 考 点 3 税 后 利润 的 分 配 原则 
















































































(1) 按 法 定 顺序 分 配 的 原则 
(2) 非 有 盘 余 不 得 分 配 原则 
(3) 同 股 同 权 、 同 股 同 利 原则 
(4) 公 司 持 有 的 本 公司 股份 不 得 分 配 利润 





【重要 考点 ] 考 点 4 税 后 利润 的 分 配 顺序 


公司 的 法 定 公 积 金 不 足以 弥补 以 前 年 度 亏 损 的 ， 在 依照 规定 提取 法 定 公 
积 金 之 前 ， 应 当先 用 当年 利润 弥补 亏损 



































104 


建设 工程 经 济 





公积金 





我 国 (公司 法 》 规 定 的 公积金 有 两 种 : 法 定 公积金 和 人 有 
法 定 公 积 金 的 用 途 : 弥补 亏损 ; 扩大 公司 生产 经 营 ; 增 注册 资本 




















经 股东 会 或 者 
股东 大 会 决议 
提取 任意 公积金 





生意 公积金 是 公司 在 法 定 公 积 金 之 外 ， 经 股东 会 或 者 股东 大 会 决议 而 从 
闪 后 利润 中 提取 的 公积金 。 任 意 公积金 由 于 并 非法 律 强制 规定 要 求 提取 的 ， 
比 对 其 提取 比例 、 用 途 等 我 国 (公司 法 》 均 未 作出 规定 ， 而 是 交 由 音程 或 
和 股东 会 决议 作出 明确 规定 


















































向 投资 者 分 配 
的 利润 或 股利 








公司 弥补 亏损 和 提取 公积金 后 所 余 税 后 利润 ， 有 限 责任 公司 依照 我 国 ( 公 
司法 》 的 规定 分 配 ， 股份 有 限 公司 按照 股东 持 有 的 股份 比例 分 配 ， 但 公司 章 
程 规定 不 按 持 股 比例 分 配 的 除外 








未 分 配 利润 








可 供 投资 者 分 配 的 利润 ， 经 过 上 ji 
弥补 亏损 )。 未 分 配 利润 可 留待 以 后 
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【一 般 考点 ] 考 点 5 所 得 税 的 概念 


所 得 税 是 指 企业 就 其 生产 、 经 营 所 得 和 其 他 所 得 按 规定 缴纳 的 税金 ， 是 根 
据 应 纳税 所 得 额 计算 的 ,包括 企业 以 应 纳税 所 得 额 为 基础 的 各 种 境内 和 境外 
税额 。 应 纳税 所 得 额 是 企业 年 度 的 收入 总 额 减 去 准予 扣除 项 目 后 的 余额 

















企业 所 得 税 的 税率 为 25%; 非 居民 企业 取得 我 国 (企业 所 得 税法 ) 第 三 条 
第 三 款 规定 的 所 得 ， 适 用 税率 为 20% 





























【一般 考 点 ] 考 点 6 收入 总 额 


(4) 销售 货物 收入 

(2) 提 供 劳 务 收 入 

(3) 转 让 财产 收入 ,企业 转让 固定 
等 财产 取得 的 收入 

(4) 股 息 、 红 利 等 权益 性 投资 收益 ， 企 业 因 权益 性 投资 从 被 投资 方 取得 的 
收入 

(5) 利 息 收入 




















产 、 生 物资 产 、 无 形 资产 、 股 权 、 债 权 


SS 
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(6) 租 金 收入 

(7) 特 许 权 使 用 费 收入 

(8) 接 受 捐 赠 收 入 

(9) 其 他 收入 ,企业 取得 的 除 上 述 第 1 一 8 项 的 收入 外 的 其 他 收入 ,包括 企业 
资产 洲 余 收入 、 逾 期 未 退 包装 物 押 金 收 入 、 确 实 无 法 偿付 的 应 付款 项 、 已 作 坏 
账 损失 处 理 后 又 收回 的 应 收 款项 、 债 务 重组 收入 、 补 贴 收入 、 违 约 金 收 入 、 汇 


部 收益 等 
































[一般 考点 ] 考 点 7 所 得 税 的 扣除 





企业 发 生 的 公益 性 捐赠 支出 ， 在 年 度 利润 总 额 12% 以 内 的 部 分 ,准予 在 
计算 应 纳税 所 得 额 时 扣除 。 在 计算 应 纳税 所 得 额 时 ， 下 列 支 出 不 得 扣除 : 
从 益 性 捐赠 支出 向 投资 者 支付 的 股息 、 红 利 等 权益 性 投资 收益 款项 ; 企业 所 得 税 税 款 ; 税 

收 滞纳金 ， 罚金 、 罚 款 和 被 没收 财物 的 损失 ; 我 国 (企业 所 得 税法 ) 第 九条 
规定 以 外 的 捐赠 支出 ; 赞助 支出 ; 未 经 核定 的 准备 金 支 出 ; 与 取得 收入 无 


关 的 其 他 支出 











\ 
A 
是 
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( 续 ) 

在 计算 应 纳税 所 得 额 时 ， 企 业 按照 规定 计算 的 固定 资产 折旧 ， 准 予 扣除 。 
但 下 列 固 定 资产 不 得 计算 折旧 扣除 : 房屋 、 建 筑 物 以 外 未 投入 使 用 的 固定 
资产 ;以 经 营 租赁 方式 租 人 的 固定 资产 ， 以 融资 租赁 方式 租 出 的 固定 资产 ; 
已 足 额 提取 折旧 仍 继续 使 用 的 固定 资产 ; 与 经 营 活动 无 关 的 固定 资产 ; 单 
独 估价 作为 固定 资产 入 账 的 土地 ; 其 他 不 得 计算 折旧 扣除 的 固定 资产 

在 计算 应 纳税 所 得 额 时 ， 企 业 按 照 规定 计算 的 无 形 资产 挫 销 费用 ， 准 
扣除 。 但 下 列 无 形 资产 不 得 计算 摊 销 费用 扣除 ， 自行 开发 的 支出 已 在 计算 
应 纳税 所 得 额 时 扣除 的 无 形 资产 ; 自 创 商 誉 ; 与 经 营 活动 无 关 的 无 形 资产 ; 
其 他 不 得 计算 挫 销 费用 扣除 的 无 形 资产 

在 计算 应 纳税 所 得 额 时 ,企业 发 生 的 下 列 支 出 作为 长 期 待 挫 费 用 ,按照 规 
定 摊 销 的 ， 准 予 扣除 : 已 足 额 提取 折旧 的 固定 资产 的 改建 支出 ; 租 入 固定 资 
产 的 改建 支出 ; 固定 资产 的 大 修理 支出 ; 其 他 应 当 作为 长 期 待 挫 费用 的 支出 

企业 对 外 投资 期 间 ， 投 资 资产 的 成 本 在 计算 应 纳税 所 得 额 时 不 得 扣除 

企业 使 用 或 者 销售 存货 ， 按 照 规 定 计算 的 存货 成 本 ,准予 在 计算 应 纳税 
所 得 额 时 扣除 

企业 转让 资产 ， 该 项 资产 的 净值 ， 准 予 在 计算 应 纳税 所 得 额 时 扣除 
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【一般 考 点 ] 考 点 8 固定 资产 的 税务 处 理 











(1) 外 购 的 固定 资产 ， 以 购买 价款 和 支付 的 相关 税 费 以 及 直接 归属 于 使 该 资 
产 达到 预定 用 途 发 生 的 其 他 支出 为 计 税 基础 

(2) 自 行 建造 的 固定 资产 ， 以 竣工 结算 前 发 生 的 支出 为 计 税 基础 

(3) 融 资 租 入 的 固定 资产 ， 以 租赁 合同 约定 的 付款 总 额 和 承租 人 在 签订 租赁 
合同 过 程 中 发 生 的 相关 费用 为 计 税 基础 ， 租 赁 合同 未 约定 付款 总 额 的 ， 以 该 资 
产 的 公允 价值 和 承租 人 在 签订 租赁 合同 过 程 中 发 生 的 相关 费用 为 计 税 基础 
(4) 盘 一 的 固定 资产 ， 以 同类 固定 资产 的 重 置 完 全 价值 为 计 税 基础 

(5) 通 过 捐赠 、 投 资 、 非 货币 性 资产 交换 、 债 务 重组 等 方式 取得 的 固定 资产 ， 
以 该 资产 的 公允 价值 和 支付 的 相关 税 费 为 计 税 基础 

(6) 改 建 的 固定 资产 ， 除 我 国 (企业 所 得 税法 ) 第 十 三 条 第 (一 ) 项 和 第 (二 ) 项 
规定 的 支出 外 ， 以 改建 过 程 中 发 生 的 改建 支出 增加 计 税 基础 






























































































































































[一 般 考 点 ] 考 点 9 生产 性 生物 资产 的 税务 处 理 








(1) 外 购 的 生产 性 生物 资产 ， 以 购买 价款 和 支付 的 相关 税 费 为 计 税 基础 
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( 续 ) 











(2) 通 过 捐赠 、 投 资 、 非 货币 性 资产 交换 、 债 务 重组 等 方式 取得 的 生产 性 生物 资 
产 ， 以 该 资产 的 公允 价值 和 支付 的 相关 税 费 为 计 税 基础 
(3) 生 产 性 生物 资产 按照 直线 法 计算 的 折旧 ， 准 予 扣除 
企业 应 当 自 生产 性 生物 资产 投入 使 用 月 份 的 次 月 起 计算 折旧 ; 停止 使 用 的 生 F 
性 生物 资产 ， 应 当 自 停止 使 用 月 份 的 次 月 起 停止 计算 折旧 
(4) 企 业 应 根据 生产 性 生物 资产 的 性 质 和 使 用 情况 ， 合 理 确 定 生产 性 生物 资产 的 
预计 净 残 值 。 生 产 性 生物 资产 的 预计 净 残 值 一 经 确定 ， 不 得 变更 



































































































































【一 般 考点 ] 考 点 10 无 形 资产 的 税务 处 理 


(1) 外 购 的 无 形 资产 ， 以 购买 价款 和 支付 的 相关 税 费 以 及 直接 归属 于 使 该 资产 
达到 预定 用 途 发 生 的 其 他 支出 为 计 税 基础 | 

(2) 自行 开发 的 无 形 资 产 ， 以 开发 过 程 中 该 资产 符合 资本 化 条 件 后 至 达到 预定 ; 
用 途 前 发 生 的 支出 为 计 税 基础 

(3) 通 过 捐赠 、 投 资 、 非 货币 性 资产 交换 、 债 务 重组 等 方式 取得 的 无 形 资产 ， 
以 该 资产 的 公允 价值 和 支付 的 相关 税 费 为 计 税 基础 
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【一 般 考 点 ] 考 点 11 投资 资产 的 税务 处 理 


企业 在 转让 或 者 处 置 投资 资产 时 ， 投 资 资产 的 成 本 ， 准 予 扣除 

投资 资产 按照 以 下 方法 确定 成 本 

(1) 通 过 支付 现金 方式 取得 的 投资 资产 ， 以 购买 价款 为 成 本 

(2) 通 过 支付 现金 以 外 的 方式 取得 的 投资 资产 ， 以 该 资产 的 公允 价值 和 支付 的 
相关 税 费 为 成 本 














[一般 考点 ] 考 点 12 ”存货 的 税务 处 理 























存货 是 指 企 业 持 有 以 备 出 售 的 产品 或 者 商品 、 处 在 生产 过 程 中 的 在 产品 、 在 生 
产 或 者 提供 劳务 过 程 中 耗 用 的 材料 和 物料 等 

存货 按照 以 下 方法 确定 成 本 

(1) 通 过 支付 现金 方式 取得 的 存货 ， 以 购买 价款 和 支付 的 相关 税 费 为 成 本 
(2) 通 过 支付 现金 以 外 的 方式 取得 的 存货 ， 以 该 存货 的 公允 价值 和 支付 的 相关 
税 费 为 成 本 
(3) 生 产 性 生物 资产 收获 的 农产品 ， 以 产 出 或 者 采 收 过 程 中 发 生 的 材料 费 、 人 
工 费 和 分 挫 的 间接 费用 等 必要 支出 为 成 本 
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【一 般 考 点 】 考 点 13 ”税收 优惠 的 项 目 
[ 国家 对 重点 扶持 和 鼓励 发 展 的 产业 和 项 目 ， 给 予 企业 所 得 税 优惠 ] 


【重要 考点 ] 考 点 14 免税 收入 


(1) 国 债 利息 收入 
(2) 符 合 条 件 的 居民 企业 之 间 的 股息 、 红 利 等 权益 性 投资 收益 
(3) 在 中 国境 内 设立 机 构 、 场 所 的 非 居民 企业 从 居民 企业 取得 与 该 机 构 、 场 所 
有 实际 联系 的 股息 、 红 利 等 权益 性 投资 收益 
(4) 符 合 条 件 的 非 营利 组 织 的 收入 


【一般 考点 ] 考 点 15 ”可 以 免 征 、 减 征 企业 所 得 税 的 所 得 


(1) 从 事 农 、 林 、 牧 、 渔 业 项 目的 所 得 

(2) 从 事 国家 重点 扶持 的 公共 基础 设施 项 目 投资 经 营 的 所 得 

(3) 从 事 符 合 条 件 的 环境 保护 、 市 能 节 水 项 目的 所 得 

(4) 符 合 条 件 的 技术 转让 所 得 

(5) 我 国 (企业 所 得 税法 》 第 三 条 第 三 款 规定 的 所 得 

符合 条 件 的 小 型 微利 企业 ， 减 按 20% 的 税率 征收 企业 所 得 税 ; 国家 需要 重点 
扶持 的 高 新 技术 企业 ， 减 按 15% 的 税率 征收 企业 所 得 税 
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1Z102050 ”企业 财务 报表 
【重要 考点 】 考 点 1 财务 报表 列 报 的 基本 要 求 


(1) 企 业 应 当 以 持续 经 营 为 基础 
(2) 财 务 报 表 项 目的 列 报应 当 在 各 个 会 计 期 间 保 持 一 致 ， 不 得 随意 变更 
(3) 重 要 项 目 单独 列 报 。 重 要 性 应 当 根据 企业 所 处 环境 ， 从 项 目的 性 质 和 金额 大 
小 两 方面 予以 判断 

(4) 报 表 列 示 项 目 不 应 相互 抵消 
(5) 当期 报表 列 报 项 目 与 上 期 报表 列 报 项 目 应 当 具 有 可 比 性 

(6) 企 业 应 当 在 财务 报表 的 显著 位 置 披露 : 编 报 企业 的 名 称 ; 资产 负债 表 日 或 财 
务 报表 涵盖 的 会 计 期 间 ; 人 民 币 金额 单位 ; 合并 财务 报表 的 ， 应 当 予 以 标明 
(7) 企 业 至 少 应 当 按 年 编制 财务 报表 


【高 频 考 点 ] 考 点 2 ”财务 报表 的 构成 






































资产 负债 表 是 反映 企业 在 某 一 特定 日 期 财务 状况 的 报表 ， 是 一 种 静态 
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( 续 ) 


利润 表 是 反映 企业 在 一 定 会 计 期 间 的 经 营 成 果 的 财务 报表 ， 是 一 种 动态 
报表 





现金 流量 表 是 反映 企业 在 一 定 会 计 期 间 现金 和 现金 等 价 物 流入 和 流出 的 
财务 报表 ， 属于 动态 的 财务 报表 





所 有 者 权益 
(或 股东 权益 ) 
变动 表 





所 有 者 权益 (或 股东 权益 ) 变 动 表 是 反映 构成 所 有 者 权益 (或 股东 权益 ) 的 
各 组 成 部 分 当期 增 减 变 动情 况 的 财务 报表 








财务 报表 附注 








【重要 考点 ] 考 








财务 报表 附注 是 对 在 资产 负债 表 、 利 润 表 、 现 金 流量 表 和 所 有 者 权益 变 





动 表 等 报表 中 列 示 项 目的 文字 描述 或 明细 资料 ， 以 及 对 未 能 在 这 些 报表 中 














列 示 项 目的 说 明 等 





点 3 资产 负债 表 的 内 容 及 作用 


(1) 流 动 资产 








资产 满足 下 列 条 件 之 一 的 ， 应 当归 立 


1) 预 计 在 一 个 正常 营业 周期 











天 为 流动 资产 











Ph 变现、 出 售 或 耗 用 











2) 主 要 为 交易 目的 而 持 有 
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3) 预 计 在 资产 负债 表 日 起 一 年 内 ( 含 一 年 ) 变 现 

4) 自 资产 负债 表 日 起 一 年 ( 含 一 年 ) 内 ， 交 换 其 他 资产 或 清偿 负债 的 能 
力 不 受 限制 的 现金 或 现金 等 价 物 

(2) 非 流动 资产 

流动 资产 以 外 的 资产 应 当归 类 为 非 流动 资产 














01) 流动 负 合 
对 于 在 资产 负债 表 日 起 一 年 内 到 期 的 负债 ， 企 业 不 能 自主 地 将 清偿 义 
务 展期 的 ， 即 使 在 资产 负债 表 日 后 、 财 务 报告 批准 报 出 日 前 签订 了 重新 














安排 清偿 计划 协议 ， 该 项 负债 应 归 类 为 流动 
企业 在 资产 负债 表 日 或 之 前 违反 了 长 期 借款 协议 致 贷 
要 求 清偿 的 负债 ， 应 当归 类 为 流动 负债 
(2) 非 流动 负债 
对 于 在 资产 负债 表 日 起 一 年 内 到 期 的 负债 ,企业 预计 能 够 自主 地 将 清 
偿 义 务 展期 至 资产 负 年 以 上 的 ， 应 当归 类 为 非 流 动 负 债 
贷款 人 在 资产 负债 表 日 或 之 前 同意 提供 在 资产 负债 表 日 后 一 年 以 上 的 
宽 限 期 ， 企 业 能 够 在 此 期 限 内 改正 违约 行为 ， 且 贷款 人 不 能 要 求 随时 清 
偿 ， 该 项 负债 应 当归 类 为 非 流 动 负债 










































































(1) 能 够 反映 企 





以 分 析 企 业 的 资产 
(2) 能 够 反映 企 


























表明 企业 未 来 需要 
(3) 能 够 反映 企 




















资本 保值 、 增 值 的 
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( 续 ) 


在 某 一 特定 日 期 所 拥有 的 各 种 资源 总 量 及 其 分 布 情况 ， 
构成 ， 以 便 及 时 进行 调整 

的 偿 债 能 力 ， 可 以 提供 某 一 日 期 的 负债 总 额 及 其 结构 ， 
用 多 少 资 产 或 劳务 清偿 债务 以 及 清偿 时 间 

在 某 一 特定 日 期 企业 所 有 者 权益 的 构成 情况 ， 可 以 判断 


情况 以 及 对 负债 的 保障 程度 





[一般 考点 ] 考 点 4 所 有 者 权益 变动 表 的 内 容 及 作用 


(1) 净 利润 








(2) 直接 计 入 所 有 者 权益 的 利得 和 损失 项 E 














(6) 实 收 资本 (或 
余额 及 其 调节 情况 




















及 其 总 额 


(3) 会 计 政 策 变 更 和 差错 更 正 的 累积 影响 金额 
(4) 所 有 者 投入 资本 和 向 所 有 者 分 配 利润 等 
(5) 按 照 规 定 提取 的 鳃 余 公 积 


股本 ) 、 资 本 公 积 、 盘 余 公 积 、 未 分 配 利润 的 期 初 和 期 末 
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【一 般 考 点 】 考 


济 








所 有 者 权益 变动 表 全 面 反映 了 企业 的 所 有 者 权益 在 年 度 内 的 变化 情况 ， 











便于 会 计 信息 使 用 者 深入 分 析 企 业 所 有 者 权益 的 增 减 变化 






































业 的 资本 保值 增值 情况 作出 正确 判断 ， 从 而 为 决策 提供 有 用 的 信息 





点 5 利润 表 的 内 容 及 作用 


(1) 构 成 主 营 业务 利润 的 各 项 要 素 
(2) 构 成 营业 利润 的 各 项 要 素 

(3) 构 成 利润 总 额 (或 亏损 总 额 ) 的 各 项 要 素 
(4) 构 成 净利 润 (或 净 亏损 ) 的 各 项 要 素 








青 况 ， 进 而 对 企 





























投入 与 产 出 之 








分析 判断 企业 损益 发 








> 业 在 一 定期 间 的 收入 和 费用 


间 的 关系 











(3) 可 以 考核 企业 的 经 营 成 呈 
减 变 化 原 

















以 及 利润 


情况 以 及 获得 利润 或 发 9 

















亏损 的 


展 变 化 的 趋势 ， 预 测 企 业 未 来 的 盈利 能 


十 划 的 执行 情况 ， 分 析 企业 利润 增 
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【一 般 考 点 】] 考 点 6 现金 流量 表 的 编制 基础 





现金 流量 表 是 反映 企业 一 定 会 计 期 间 现金 和 现金 等 价 物流 入 和 流出 的 财务 报 
表 ， 属 于 动态 的 财务 报表 。 现 金 流量 表 是 以 现金 为 基础 编制 的 ， 这 里 的 现金 包括 
库存 现金 、 可 以 随时 用 于 支付 的 存款 、 其 他 货币 资金 以 及 现金 等 价 物 





























【重要 考点 ] 考 点 7 现金 等 价 物 的 资产 











从 购买 日 起 3 个 月 到 期 或 清偿 的 国库 券 、 货 币 市 场 基金 、 可 转换 定期 存单 、 商 
业 本 票 及 银行 承兑 汇票 











【一 般 考 点 】] 考 点 8 现金 等 价 物 的 满足 条 件 
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【重要 考点 】 考 点 9 现金 流量 表 的 内 容 


经 营 活动 的 现金 流量 投资 活动 产生 的 现金 流量 E 的 现金 流量 











必 回 投资 收 到 的 现金 

区 得 投资 收益 收 到 的 现金 
处 置 固定 资产 、 无 形 资产 和 其 他 吸收 投资 收 到 的 现金 
长 期 资产 收回 的 现金 净 额 取得 借款 收 到 的 现金 
处 团子 公司 及 其 他 营业 单位 收 到 收 到 其 他 与 筹资 活动 
的 现金 净 额 有 关 的 现金 
收 到 其 他 与 投资 活动 有 关 的 现金 偿还 债务 支付 的 现金 
购 建 固 定 资产 、 无 形 资产 和 其 他 分 配股 利 、 利 润 或 偿 
长 期 资产 支付 的 现金 付 利息 支付 的 现金 
投资 支付 的 现金 支付 其 他 与 筹资 活动 
取得 子 公司 及 其 他 营业 单位 支付 | 有 关 的 现金 

的 现金 净 额 
支付 其 他 与 投资 活动 有 关 的 现金 


销售 商品 、 提 供 劳务 
收 到 的 现金 

收 到 的 税 费 返还 

收 到 其 他 与 经 营 活动 























十 给 职工 以 及 为 职 
寸 的 现金 

十 的 各 项 税 费 

十 其 他 与 经 营 活动 
I 现金 
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【一 般 考 点 ] 考 点 10 ”现金 流量 表 的 结构 


E 的 现金 流量 ;名 筹资 活动 

9 现金 流量 ;四 汇率 变动 对 现金 的 影响 ， 句 现金 及 等 价 物 净 增加 额 

将 净利 润 调节 为 经 营 活 动产 生 的 现金 流量 ， 也 就 是 说 ， 要 在 补充 资料 

补充 资料 采用 间接 法 报告 经 营 活动 产生 的 现金 流量 信息 ; 名 不 涉 及 现金 收文 的 重 
大 投资 和 筹资 活动 ; 加 现金 及 现金 等 价 物 痊 增加 情况 


[一般 考点 ] 考 点 11 现金 流量 表 的 作用 



























































现金 流量 表 有 助 于 使 用 者 对 企业 的 整体 财务 状况 作出 客观 评价 
现金 流量 表 有 助 于 评价 企业 的 支付 能 力 、 偿 债 能 力 和 周转 能 力 
现金 流量 表 有 助 于 使 用 者 预测 企业 未 来 的 发 展 情况 





























【一般 考 点 ] 考 点 12 ”财务 报表 附注 的 内 容 及 作用 


(1) 财 务 报表 的 编制 基础 
(2) 遵 循 企业 会 计 准 则 的 声明 





(3) 重 要 会 计 政 策 的 说 明 ， 包括 财 务 报表 项 目的 计量 基础 和 会 计 政 策 的 
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[ 程 经 济 





建设 了 


确定 依据 等 
站 账 


则 整 的 会 计 估计 的 确定 依据 等 





面 价值 重大 ;i 











(5) 会 计 政 策 和 会 计 估计 变更 以 及 差错 更 正 的 说 明 


FP 列 示 的 





(6) 对 已 在 资产 负债 表 、 利 润 表 、 现 金 流量 表 和 所 有 者 权益 变动 表 
要 项 目的 进一步 说 明 ， 包 括 终止 经 营 税 后 利润 的 金额 及 其 构成 情况 等 
《7) 或 有 和 承诺 事项 、 资 产 负 债 表 日 后 非 调整 事项 、 关 联 方 关系 及 其 交易 


等 需要 说 明 的 事项 






































是 对 财务 报表 的 补充 
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[一 般 考 点 ] 考 点 1 财务 分 析 方 法 一 一 趋势 分 析 法 


趋势 分 析 法 又 称 水 平分 析 法 ， 是 通过 对 比 两 期 或 连续 数 期 财务 报告 中 的 
说 明 企业 的 财务 状况 、 





相同 指标 ， 确 定 其 增 减 变化 的 方向 、 数 额 和 幅度 ， 习 
经 营 成 果 和 现金 流量 变动 趋势 的 分 析 方 法 
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( 续 ) 
趋势 分 析 法 对 不 同时 期 财务 指标 的 比较 ， 可 以 分 为 定 基 指 数 和 环比 
站 数 两 种 方法 。 通 常 采用 定 基 指 数 


















































简便 、 直 观 


【一般 考点 ] 考 点 2 ”财务 分 析 方 法 一 一 比率 分 析 法 











比率 分 析 法 是 通过 计算 各 种 比率 来 
确定 经 济 活动 变动 程度 的 分 析 方法 。 
是 财务 分 析 最 基本 、 最 重要 的 方法 。 
和 























的 比率 有 构成 比率 、 效 率 比率 
相关 比率 





【重要 考点 ] 考 点 3 ”财务 分 析 方法 一 一 因素 分 析 法 


因素 分 析 法 是 依据 分 析 指 标 与 其 驱动 因素 之 间 的 关系 ， 从 数量 上 确定 各 因素 对 
分 析 指 标的 影响 方向 及 程度 的 分 析 方法 
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( 续 ) 





分 析 思 路 : 是 当 有 若干 因素 对 分 析 指 标 产 生 影 响 时 ， 在 假设 其 他 各 因素 都 不 变 
的 情况 下 ， 顺 序 确定 每 个 因素 单独 变化 对 分 析 指 标 产 生 的 影响 。 因 素 分 析 法 根据 
其 分 析 特 点 ， 可 分 为 连环 替代 法 和 差额 计算 法 两 种 









































【重要 考点 ] 考 点 4 偿 债 能 力 比 率 


资产 负债 率 是 企业 的 总 负债 与 总 资产 之 比 。 它 既 能 反映 企业 利用 债权 人 
提供 资金 进行 经 营 活动 的 能 力 ， 也 能 反映 企业 经 营 风险 的 程度 ， 是 综合 反 
映 企 业 偿 债 能 力 的 重要 指标 

其 计算 公式 为 









































流动 比率 是 企业 的 流动 资产 与 流动 负 比 淮 要 反映 企业 的 偿 债 能 
力 。 其 计算 公式 为 





流动 比率 
流动 比率 = 
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速 动 比率 是 指 企 业 的 速 动 资产 与 流动 负债 之 间 的 比率 关系 ， 反 映 企 业 的 
短期 偿 债 能 力 。 其 计算 公式 为 


X100% 


、 ，，，_ 速 动 资产 
速 动 比率 一 流动 抽 


债 
速 动 资产 = 流动 资产 一 存货 
资产 一 货币 资金 十 交易 性 金融 资产 十 应 收 票据 十 应 收 账 款 十 
其 他 应 收 款 








总 资产 周转 率 





[一般 考点 ] 考 点 5 营运 能 力 比 率 





总 资产 周转 率 是 指 企业 在 一 定时 期 内 主 营业 务 收入 与 总 资产 的 比率 。 其 计算 公 





总 资产 周转 率 (次 ) 一 主 党 内 务 政 人 


总 资产 周转 率 表明 一 年 中 总 资产 周转 的 次 数 ， 或 者 说 明 每 一 元 总 资产 支持 的 主 
营业 务 收 入 。 周 转 率 越 高 ， 反 映 企业 销售 能 力 越 强 
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【一 般 考 点 ] 考 点 6 营 





运 能 力 比 率 一 一 流动 资产 周转 率 


流动 资产 周转 率 是 指 企业 在 一 定时 期 内 企业 主 营 业务 收入 与 平均 流动 资产 总 额 
之 间 的 比率 ， 通 常用 周转 次 数 和 周转 天 数 来 表示 。 两 个 指标 的 计算 公式 分 别 为 





























流动 资产 周转 次 数 = :过 敬 业务 必 人 


流动 资产 平均 值 
计算 期 天 数 








流动 资产 周转 天 数 一 江 动 资产 周转 次 要 
流动 资产 周转 次 数 表明 一 年 中 流动 资产 周转 的 次 数 ， 或 说 明 一 元 流动 资产 支持 
的 营业 收入 。 流 动 资产 周转 天 数 表明 流动 资产 周转 一 次 需要 的 时 间 ， 也 是 将 流动 
资产 转换 成 现金 平均 需要 的 时 间 





【重要 考点 ] 考 点 7 营 





运 能 力 比率 一 一 存货 周转 率 








存货 周转 率 是 指 企 业 在 一 定时 期 内 存货 占用 资金 可 周转 的 次 数 ， 或 存货 每 周转 




















一 次 所 需要 的 天 数 。 
形式 ， 其 计算 公式 分 昂 








此 ， 存 货 周 转 率 指标 有 存货 周转 次 数 和 存货 周转 天 数 两 种 
为 

营业 成 本 

存货 


存货 周转 天 数 一 共和 同业 六 和 





存货 周转 次 数 二 


【重要 考点 ] 考 点 8 营运 能 力 比 率 
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应 收 账 款 周转 率 


应 收 账 款 周转 率 是 指 企业 在 某 一 时 期 峻 销 收入 和 同期 应 收 账 款 之 间 的 比率 。 它 通常 

















日 应 收 账 款 周 转 次 数 和 应 收 由 








sy 


应 收 账 款 周转 率 (周转 次 数 ) = 





应 收 账 款 周转 天 数 二 


【重要 考点 ] 考 点 9 盈利 能 力 比率 


计算 公式 为 


净 资产 收益 率 





净 资 产 收益 率 是 指 企业 本 期 净 
能 力 的 核心 指标 。 该 指标 越 高 ， 净 利润 越 多 ,说明 企业 的 盈利 能 力 越 好 。 








发 款 周 转 天 数 两 种 形式 来 表示 ， 其 计算 公式 分 别 为 


营业 收入 
应 收 账 款 
365 


应 收 账 球 周转 次 数 


润 和 净 资 产 的 比率 。 它 是 反映 企业 盈利 





净 资产 收益 率 二 党 利润 、 100w 








映 企 业 资 产 利 


| 的 综合 效果 。 该 指 








说 明 企业 在 增 ] 











净 资 产 





净 资 产 收 益 率 把 企业 一 定期 间 的 净利 润 与 企业 的 净 资 产 相 比 较 ， 可 以 反 




















标 越 高 ， 表 明 企 业 资产 的 利用 效率 越 高 ， 











收入 和 节约 资金 使 














等 方面 取得 了 良好 的 效果 
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总 资产 净利 率 是 指 企 业 运 用 全 部 资产 的 净 收 益 率 。 它 反映 了 企业 全 部 资 
运用 的 总 成 果 。 Ra 




















总 资产 净利 率 一- 首 列 酒 x100 


资产 总 额 

总 资产 净利 率 反映 企业 资产 的 利用 效率 ， 是 一 个 综合 性 很 强 的 指标 。 该 
指标 越 高 ， 表 明 企 业 资产 的 利用 效率 越 高 ， 同 时 也 意味 着 企业 资产 的 鼻 利 
能 力 越 强 ， 该 指标 越 高 越 好 






































【一 般 考 点 ] 考 点 10 ”发 展 能 力 比率 


营业 增长 率 是 指 企业 本 期 营业 收入 增长 额 同 上 期 营业 收入 总 额 的 比率 。 
其 计算 公式 为 
营业 增长 说 埋 4 < 支 一 本 期 营业 收入 增加 额 
营业 增长 率 营业 增长 率 下 期 营业 收 关 总 颖 X100% 
营业 增长 率 表 示 与 上 期 相 比 ， 营 业 收 入 的 增 减 变化 情况 ， 是 记 
长 状况 和 发 展 能 力 的 重要 指标 
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( 续 ) 





资本 积累 率 是 指 企业 本 年 所 有 者 权益 增长 额 同年 初 所 有 者 权益 的 比率 。 





其 计算 公式 为 


年 所 有 者 权益 增长 名 
次 本 积累 率 一 相等 万 有 考 权益 措 长 铬 1 00y 


资本 积累 率 是 企业 当年 所 有 者 权益 总 的 增长 率 ， 反 映 了 企业 所 有 者 权益 
在 当年 的 变动 水 平 


【重要 考点 ] 考 点 11 财务 指标 综合 分 析 一 一 杜邦 财务 分 析 体 系 


杜邦 财务 分 析 体 系 是 利用 各 主要 财务 比率 指标 之 间 的 内 在 联系 ， 对 企业 的 财务 
状况 和 经 营 成 果 进 行 综合 系统 评价 的 方法 。 该 体系 是 以 净 资 产 收益 率 为 核心 指标 ， 
以 总 资产 净利 率 和 权益 乘 数 为 两 个 方面 ， 重 点 揭示 企业 的 获 利 能 力 及 权益 乘 数 对 
净 资 产 收 益 率 的 影响 ， 以 及 各 相关 指标 之 间 的 相互 作用 关系 

杜邦 财务 分 析 体系 是 一 个 多 层次 的 财务 比率 分 解体 系 ， 通 过 逐 层 分 解 能 实现 系 
统 、 全 面 评价 企业 经 营 成 果 和 财务 状况 的 目的 
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1Z102070 “筹资 管理 


【一 般 考点 ] 考 点 1 资金 成 本 的 构成 





























资金 占用 费 是 指 企业 占用 资金 支付 的 费用 ， 如 银 


























行 借款 利息 和 债券 利息 等 





























筹资 费用 是 指 在 资金 筹集 过 程 中 支付 的 各 项 费 






































， 如 银行 的 借款 手续 费 、 


寺 AE 














【重要 考点 ] 考 点 2 ”资金 成 本 率 的 计算 


Ye > 资金 占 I 
资金 成 本 率 二 -之 区 汲 祝 ~ 


























发 行 债券 支付 的 印刷 费 、 代 理发 行 费 、 律 师 费 、 公 








证 费 和 广告 费 等 


筹资 净 祝 一 筹资 总 额 一 筹资 费 一 筹资 总 额 X(1 一 筹资 费 率 ) 

















【一 般 考点 ] 考 点 3 资金 成 本 的 作用 


(1) 选 择 资金 来 源 、 确 定 筹资 方案 的 重要 依据 














(2) 评 价 投资 项 目 、 比 较 投 资方 案 和 进行 投资 决策 的 经 济 标准 


(3) 评 价 企业 经 营业 绩 的 基准 
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【高 频 考 点 ] 考 点 4 资金 成 本 的 计算 


个 别 资金 成 本 是 单 种 筹资 方式 的 资金 成 本 ,包括 长 期 借款 资金 成 本 、 长 
期 债券 资金 成 本 、 优 先 股 资金 成 本 、 普 通 股 资金 成 本 和 留存 收益 资金 成 本 











综合 资金 成 本 是 对 各 种 个 别 资金 成 本 进行 加 权 平 均 而 得 的 结果 ,因此 也 
称 为 加 权 平 均 资 金成 本 。 其 计算 公式 为 
K»=2>KW; 
式 品 一 一 综合 资金 成 本 
K; 第 7 种 个 别 资 金成 本 
Wj 一 一 第 j 种 个 别 资金 占 全 部 资金 的 比重 























[一般 考点 ] 考 点 5 短期 筹资 的 特点 
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[一般 考点 ] 考 点 6 短期 筹资 策略 














对 于 临时 性 流动 资产 ， 运 用 临时 性 负债 筹集 资金 满足 其 i 
永久 性 流动 资产 和 固定 资产 (统称 为 永久 性 资产 )， 运 用 长 
和 权益 资本 筹集 资金 满足 其 资金 需要 。 这 种 策略 是 一 利 






























































临时 性 负债 不 但 融通 临时 性 流动 资产 的 资金 需要 ， 还 解决 部 分 永久 性 
产 的 资金 需要 。 这 种 策略 是 一 种 收益 性 和 风险 性 均 较 高 的 筹资 策略 














临时 性 负债 只 融通 部 分 临时 性 流动 资产 的 资金 需要 ， 另 一 部 分 临时 公 
动 资产 和 永久 性 资产 则 由 长 期 负债 、 自 发 性 负债 和 权益 资本 作为 资金 来 源 。 
这 种 策略 是 一 种 风险 性 和 收益 性 均 较 低 的 筹资 策略 



































[一般 考点 ] 考 点 7 短期 筹资 的 方式 











商业 信用 短期 借款 





【高 频 考 点 】] 考 点 8 商业 信用 


应 付 账 款 
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应 付 账 款 是 企业 购买 货物 暂 未 付款 而 欠 对 方 的 账 项 ， 即 卖方 允许 买 


购 货 后 一 定时 期 内 支付 货款 的 一 种 形式 
放弃 现金 折扣 成 本 的 计算 公式 








放弃 现金 折扣 成 本 ==[ 折 扣 百 分 比 /(1 一 折扣 百分比 )] X[360/( 信 用 期 一 折 


扣 期 ) 

















应 付 票据 




















应 付 票据 是 企业 进行 延期 付款 商品 交易 时 开具 的 反映 债权 债务 关系 的 











应 付 票 据 分 为 商业 承兑 汇票 和 银行 承兑 汇票 两 种 





预收 账 款 


























信用 形式 











【一般 考点 ] 考 点 9 短期 借款 的 信用 条 件 


信贷 限额 


信贷 限额 是 银行 对 借款 人 规定 的 无 担保 贫 





期 限 通常 为 1 年 ， 但 根据 情况 也 可 延期 1 外 





预收 账 款 是 卖方 企业 在 交付 货物 之 前 向 买方 预先 收取 部 分 或 全 部 货款 的 


i 款 的 最 高 额 。 信 贷 限额 的 有 效 
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周转 信贷 协定 是 银行 具有 法 律 义务 地 承诺 提供 不 超过 某 一 最 高 限额 的 贷 
周转 信贷 协定 | 球 协定 。 在 协定 的 有 效 期 内 ， 只 要 企业 的 借款 总 额 未 超过 最 高 限额 ,银行 
忆 须 满足 企业 任何 时 候 提出 的 借 吉 要求 









































补偿 性 余额 是 银行 要 求 借 款 企业 在 银行 中 保持 按 贷款 限额 或 实际 借用 


补偿 性 余额 
ee 的 一 定 百 分 比 ( 一 般 为 10%~20%) 的 最 低 存款 余额 











银行 向 财务 风险 较 大 的 企业 或 对 其 信誉 不 其 有 把 握 的 企业 发 放贷 款 ， 
要 由 借款 人 或 第 三 方 提供 担保 而 获得 的 贷款 


借款 抵押 











款 的 偿还 有 到 期 一 次 偿还 和 在 贷款 








银行 有 时 还 要 求 企 业 为 取得 贷款 而 作出 其 他 承诺 ， 如 及 时 提供 财务 报表 、 


其 他 及 诺 。 | 保持 适当 的 财务 水 平 (如 特定 的 流动 比率 ) 竺 
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[一般 考点 ] 考 点 10 短期 借款 利率 





优惠 利率 是 银行 向 财力 雄厚 、 经 营 状 况 良好 的 企业 贷款 时 收取 的 名 义 利率 ， 为 
贷款 利率 的 最 低 限 。 浮 动 优惠 利率 是 一 种 随 其 他 短期 利率 的 变动 而 浮动 的 优惠 利 
率 ， 即 随 市 场 条 件 的 变化 而 随时 调整 变化 的 优惠 利率 。 非 优惠 利率 是 银行 贷款 给 
一 般 企业 时 收取 的 高 于 优惠 利率 的 利率 ， 这 种 利率 经 常 在 优惠 利率 的 基础 上 加 一 
定 的 百分比 


















































【重要 考点 ] 考 点 11 借款 利息 的 支付 方法 

收 款 法 是 在 借款 到 期 时 向 银行 支付 利息 的 方法 。 银 行 向 工商 企业 发 放 的 
贷款 大 都 采用 这 种 方法 收 息 
贴现 法 是 银行 向 企业 发 放贷 款 时 ， 先 从 本 金 中 扣除 利息 部 分 ， 而 到 期 时 
借款 企业 则 要 偿还 贷款 全 部 本 金 的 一 种 计 息 方法 。 采 用 这 种 方法 ， 企 业 可 
利用 的 贷款 额 只 有 本 金 减 去 利息 部 分 后 的 差额 因此 贷款 的 实际 利率 高 于 





收 款 法 









































贴现 法 











名 义 利率 























息 法 是 银行 发 放 分 期 等 额 偿还 贷款 时 采用 的 利息 收取 方法 。 在 分 期 等 
额 偿 还 贷款 的 情况 下 ， 银 行 要 将 根据 名 义 利率 计算 的 利息 加 到 贷款 本 金 上 ， 
计算 出 贷款 的 本 息 和 ， 要 求 企业 在 贷款 期 内 分 期 偿还 本 息 之 和 的 金额 
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[一般 考点 ] 考 点 12 ”短期 借款 筹资 的 特点 





在 短期 负债 筹资 中 ， 短 期 借款 的 重要 性 仅 次 于 商业 信用 。 短 期 借款 可 以 
随 企业 的 需要 安排 ， 便 于 灵活 使 用 ， 且 取得 也 较 简 便 。 但 其 突出 的 缺点 是 














短期 内 要 归还 ， 特 别 是 在 带 有 诸多 附加 条 件 的 情况 下 ， 更 是 加 剧 了 风险 








[一般 考点 ] 考 点 13 长 期 负债 筹资 的 方式 





| 长 期 借款 筹资 、 长 期 债券 筹资 、 融 资 租赁 和 可 转换 债券 筹资 | 





【一 般 考 点 】] 考 点 14 取得 长 期 借款 的 条 件 
(1) 独 立 核算 、 自 负 副 亏 、 有 法 人 资格 














(2) 经 营 方向 和 业务 范围 符合 国家 产业 政策 ， 借 款 用 途 属 于 银行 贷款 办 法 规定 的 范围 
(3) 借 款 企业 具有 一 定 的 物资 和 财产 保证 ， 担 保单 位 具有 相应 的 经 济 实力 
(4) 具 有 偿还 贷款 的 能 力 
(5) 财 务 管理 和 经 济 核算 制度 健全 ， 资 金 使 用 效益 及 企业 经 济 效 益 良好 
(6) 在 银行 设 有 账户 ,办 理 结算 
























































【一般 考 点 ] 考 点 15 





【一 般 考 点 】] 考 点 16 
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长 期 借款 的 偿还 方式 


定期 支付 利息 、 到 期 一 次 性 偿还 本 金 的 方式 ; 如 同 短期 借款 那 
样 的 定期 等 额 偿 还 方式 ; 平时 逐 期 偿还 小 额 本 金 和 利息 ， 期 末 偿 
还 余下 的 大 额 部 分 的 方式 








长 期 借款 筹资 的 特点 


长 期 借款 的 限制 性 条 款 比 较 多 ,制约 着 
借款 的 使 用 


借款 弹性 较 大 

















【重要 考点 ] 考 点 17 


(1) 各 


融资 租赁 





| 赁 


备 ， 设 备 的 质量 和 技术 上 的 检验 由 承租 方 负责 
(2) 租 旬 











(4) 租 


(3) 在 租 


侨 














1 承租 人 向 出 租 人 提出 正式 申请 ， 出 资 人 筹集 i 














期 限 长 
期 内 ， 出 租 方 通常 不 提供 维修 和 保养 服务 





同 稳定 ， 租 赁 双方 一 般 不 得 提出 提前 解除 租赁 合同 。 在 融资 租 





赁 期 内 ， 承 租 人 必须 连续 支付 租金 ， 非 经 双方 同意 ， 中 途 不 得 退 租 
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(5) 租 赁 期 满 后 ， 承 租 方 可 以 将 租赁 物 退 还 给 出 租 方 ， 也 可 以 作价 将 租赁 
物 买 下 ， 还 可 以 续 租 

(6) 融 资 租赁 的 出 租 人 不 能 将 租赁 资产 列 和 人 资产 负债 表 ， 也 不 能 对 租赁 资 
产 中 的 固定 资产 提取 折旧 

(7) 承 租 人 作为 融资 活动 的 债务 人 ， 应 当 采 用 与 自 有 固定 资产 相 一 致 的 折 
旧 政 策 计 提 租 赁 资产 折旧 



































(1) 融 资 租赁 是 一 种 融资 与 融 物 相 结 合 的 筹资 方式 ， 能 够 迅速 获 估 


期 资产 的 使 用 权 
《2) 融 资 租赁 可 以 避免 长 期 借款 筹资 所 附加 的 各 种 限制 性 条 款 























的 灵活 性 
(3) 融 资 租赁 的 融资 与 引进 设备 都 由 有 经 验 和 对 
担 ， 可 以 减少 设备 引进 费 ， 从 而 降低 设备 取得 成 本 
(4) 租 赁 费 中 的 利息 、 手 续费 以 及 融资 租赁 设备 的 折旧 费 均 可 在 税 前 支 


付 ， 可 以 减轻 所 得 税 负担 
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【一 般 考 点 ] 考 点 18 ”融资 租赁 的 租金 
(1) 租 赁 资产 的 成 本 :租赁 资产 的 成 本 大 体 由 资产 的 购买 价 、 运 杂费 、 和 运输 途中 的 保 
险 费 等 项 目 构成 
(2) 租 赁 资产 的 成 本 利息 ， 即 出 租 人 向 承租 人 所 提供 资金 的 利息 
C3) 租赁 手续 费 ， 包括 出 租 人 承办 租赁 业务 的 费用 以 及 出 租 人 向 承租 人 提供 租赁 服务 
所 赚 取 的 利润 










































































【一 般 考点 ] 考 点 19 长 期 股权 筹资 


优先 股 股票 筹资 的 优点 主要 有 : 优先 股 是 公司 的 永久 性 资金 ; 优先 股 的 
股利 标准 是 固定 的 ， 但 支付 却 有 一 定 的 灵活 性 ; 优先 股 的 发 行 不 会 改变 普 
通 股 股东 对 公司 的 控制 权 ; 发 行 优先 股 能 提高 公司 的 举债 能 

普通 股 股 票 是 股份 有 限 公 司 发 行 的 无 特别 权利 的 股份 ， 是 最 基本 的 、 标 
准 的 股票 

认 股 权证 是 指 由 发 行人 所 发 行 的 附 有 特 的 一 种 有 价 证 券 ， 它 允许 
认 股 权证 持 有 人 按 某 一 特定 价格 在 规定 的 期 限 内 购买 数量 的 标的 资产 。 从 本 质 

筹资 上 看 ， 认 股权 证 的 交易 是 一 种 期 权 的 买卖 ， 是 以 股票 或 其 他 证 券 为 标的 物 
的 一 种 长 期 买 进 期 权 
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1Z102080 ”流动 资产 财务 管理 


【一 般 考 点 】 考 点 1 现金 管理 的 目标 





在 资产 的 流动 性 和 盘 利 能 力 之 间作 出 抉择 ， 以 获取 最 大 的 长 期 利益 








【重要 考点 】 考 点 2 现金 收 支 管理 


力争 现金 流 : 业 要 尽量 使 其 现金 流入 和 现金 流出 发 生 的 时 间 趋 于 一 致 ， 这 样 可 以 使 
量 同 步 持 有 的 交易 性 现金 余额 降低 到 最 低 水 平 















































使 用 现金 浮 出 文 票 ， 到 收 票 人 收 到 文 票 并 存 和 人 银行， 至 银行 将 款项 划 出 企 
游 量 ， 中 间 需 要 一 段 时 间 。 现 金 在 这 段 时 间 的 占用 称 为 现金 浮游 量 





























指 缩短 应 收 账 款 的 时 间 。 企 业 要 在 如 何 利用 应 收 账 款 吸引 客户 与 
缩短 收 款 时 间 之 间 找 到 平衡 点 ， 实 施 妥 善 的 收 账 策略 

















加 速 收 款 





























推迟 应 付款 企业 应 在 不 影响 自己 信誉 的 育 ， 尽 可 能 地 推迟 应 付款 的 支付 期 ， 充 
的 支付 分 利用 供 货 方 提供 的 信用 优 
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【一 般 考 点 】] 考 点 3 常用 的 确定 现金 持 有 量 的 方法 


成 本 分 析 模 式 随机 模式 


【高 频 考 点 ] 考 点 4 最 佳 现金 持 有 量 

















现金 作为 企业 的 一 项 资金 占用 ， 是 有 代价 的 ， 这 种 代价 














机 会 成 2 
由 本 | 就 是 它 的 机 会 成 本 
管理 成 本 是 一 种 固 本 ， 与 现金 持 有 量 之 | 明 蝇 所 
管理 成 本 人 种 固定 成 本 ， 与 现金 持 有 量 之 间 无 明显 的 
比例 关系 
现金 的 短缺 成 本 随 现金 持 有 量 的 增 ， 随 现金 持 
短缺 成 本 钢 金 的 短缺 成 本 随 现 金 持 有 量 的 增加 而 下 降 ， 随 现金 持 





有 量 的 减少 而 上 升 


[一般 考点 ] 考 点 5 应 收 账 款 管 理 的 目标 


求 得 利润 





三 项 成 本 
之 和 最 小 的 
现金 持 有 量 ， 
就 是 最 佳 现 
金 持 有 量 
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【一 般 考 点 ] 考 点 6 信用 政策 的 确定 


应 收 账 款 肉 销 的 效果 好 坏 ， 依 赖 于 企业 的 信用 政策 。 信 用 政策 包括 
信用 期 间 、 信 用 标准 和 现金 折扣 政策 


【一 般 考点 ] 考 点 7 5C 系统 


客户 的 信誉 ， 过 去 付款 的 记录 和 债务 偿还 的 情况 ,客户 是 否 表现 为 
尽力 偿 债 








dl 











品质 (Character) 





对 客户 支付 能 力 的 判断 ， 主 要 考查 客户 流动 资产 的 数量 及 性 质 ， 流 


能 力 (Capacity) | 、 
动 负债 的 组 成 








资本 (Capital) 客户 的 财务 实力 、 总 资产 和 股东 权益 的 大 小 











条 件 (Condition) 当前 客户 付款 的 经 济 环 境 ， 客 户 过 去 在 经 济 萧条 时 期 能 否 付 清 货款 























客户 为 得 到 信用 而 提供 的 可 作为 抵押 品 的 资产 。 有 抵押 品 ， 则 企业 
提供 信用 的 风险 可 减 小 








抵押 上 (Collateral) 
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【一 般 考点 ] 考 点 8 应 收 账 款 的 收 账 


企业 已 发 生 的 应 收 账 款 时 间 有 长 有 短 ， 有 的 尚未 超过 收 款 期 ， 有 的 则 超 
过 了 收 款 期 。 一 般 来 讲 ， 拖 欠 时 间 越 长 ， 款 项 收回 的 可 能 性 越 小 ， 形 成 坏 
账 的 可 能 性 越 大 。 对 此 ， 企 业 应 实施 严密 的 监督 ， 随 时 掌握 回收 情况 











应 收 账 款 回收 


情况 的 监督 






































收 账 政策 企业 对 各 种 不 同 过 期 账 款 的 催收 方式 ， 包 括 准备 为 此 付出 的 代价 ， 就 是 
的 制定 它 的 收 账 政策 


【一 般 考 点 ] 考 点 9 存货 管理 的 目标 




















尽力 在 各 种 存货 成 本 与 存货 效益 之 间作 出 权衡 ， 达 到 两 者 的 最 佳 结合 


【一般 考点 ] 考 点 10 储备 存货 的 有 关 成 本 














取得 成 本 是 指 为 取得 某 种 存货 而 支出 的 成 本 ， 通 常用 TC 来 表示 。 其 又 
取得 成 本 分 为 订货 成 本 和 购置 成 本 。 其 计算 公式 为 








取得 成 本 三 订货 成 本 十 购置 成 本 三 订货 固定 成 本 十 订货 变动 成 本 十 购置 成 本 





( 续 ) 
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储存 成 本 是 指 为 保持 存货 而 发 生 的 成 本 ,包括 存货 占用 资金 所 应 计 的 利 
用 、 存 货 破损 和 变质 损失 等 ， 通常 用 TC. 来 表示 。 



























































、 仓 库 费 用 、 保 险 费 


息 
储存 成 本 其 计算 公式 为 














储存 成 本 三 储存 固 定 成 本 十 储存 变动 成 本 
缺 货 成 本 是 指 由 于 存货 供应 中 断 而 造成 的 损失 。 其 计算 公式 为 
存货 的 总 成 本 三 取得 成 本 十 储存 成 本 十 缺 货 成 本 











缺 货 成 本 








【重要 考点 ] 考 点 11 存货 决策 
项 内 容 ， 决定 进货 项 目 、 选 择 供应 单位 、 决 定 进货 时 间 和 决定 进货 
E 产 部 门 的 职责 ， 财 务 部 






































存货 的 决策 涉及 四 
批量 。 决 定 进 货 项 目 和 选择 供应 单位 是 销售 部 门 、 采 购 部 门 和 时 
门 的 职责 是 决定 进货 时 间 和 进货 批量 (分 别 用 工 和 Q 表示 )。 经 济 订货 量 的 计算 公 
Q"= VIRKD/R; 


经 济 订货 量 


| 货 的 变动 成 本 








式 中 Q 
开 一 一 每 次 记 
DD 一 存货 年 需要 量 
Ks 一 一 单位 储存 成 本 
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【重要 考点 ] 考 点 12 ”存货 管理 的 ABC 分 析 法 





存货 管理 的 ABC 分 析 法 就 是 按照 一 定 的 标准 ,将 企业 的 存货 划分 为 A、B、C 
三 类 ， 分 别 实行 分 品种 重点 管理 、 分 类 别 一 般 控制 和 按 总 额 灵活 掌握 的 存货 管理 
方法 。 分 类 的 标准 主要 有 两 个 : 一 是 金额 标准 ;二 是 品种 数量 标准 
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1Z103010 ”建设 工程 项 目 总 投资 
【一般 考点 ] 考 点 1 建设 工程 项 目 总 投资 的 概念 

















建设 工程 项 目 总 投资 一 般 是 指 进行 某 项 工程 建设 花费 的 全 部 费用 。 生 产 性 建 
设 工程 项 目 总 投资 包括 建设 投资 和 铺底 流动 资金 两 部 分 ; 非 生产 性 建设 工程 项 
目 总 投资 则 只 包括 建设 投资 




















【重要 考点 】] 考 点 2 建设 投资 的 构成 

设备 及 工 (器 ) 具 购 嗓 费 是 指 建设 单位 (或 其 委托 单位 ) 按 照 建设 工程 设计 
文件 要 求 ， 购 置 或 自制 达到 辐 定 资产 标准 的 设备 和 新 建 、 扩 建 项 目 配置 的 
首 套 工 (器 ) 具 及 生产 家 具 所 需 的 费用 。 设 备 及 工 (器 ) 具 购置 费 由 设备 原价 、 























设备 及 工 
(器 ) 具 购 
置 费 























工 (器 ) 具 原价 和 运 杂 费 ( 包 括 设备 成 套 公 司 服务 费 ) 组 成 
在 生产 性 建设 工程 项 目 中 ， 设 备 及 工 ( 器 ) 具 投资 主要 表现 为 其 他 部 门 创 造 的 
价值 向 建设 工程 项 目 中 的 转移 ， 但 这 部 分 投资 是 建设 工程 投资 中 的 积极 部 分 



































建筑 安装 工程 费 是 指 建 


Z103000 建 




















设 单位 用 














项 


- 程 费 和 安装 


- 程 费 两 部 分 缚 


安装 工程 方面 的 投资 ， 


设 工 程 估 价 


( 续 ) 

















EE 








工程 建设 
其 他 费 





第 一 类 是 土地 
第 二 类 是 与 项 
试验 费 等 





与 未 


类 是 
备 办 公 和 生 





























使 用 费 ， 包 括 土 
目 建设 有 关 的 费 j 


























征用 及 迁移 补偿 费 和 土地 使 月 
， 包 括 建设 管理 费 、 


























勘 























来 


企 
活 家 具 购 置 费 等 


> 业 生 产 经 营 有 关 的 费 上 








， 包 括 联合 试 运转 费 


日 权 出 让 金 
察 设计 费 和 研究 





E 产 准 














本 预备 费 











动态 投资 


[一般 考点 ] 考 点 3 








涨 价 预备 费 、 


设备 购置 费 是 





建设 期 利息 


设备 购置 费 的 组 成 和 计算 














[ 具 、 咒 具 的 费 月 











建设 工程 项 目 购置 或 自制 的 达 


到 固定 





资产 标准 的 设备 、 
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146 建设 工程 经 济 





设备 购 署 费 包括 设备 原价 和 设备 运 杂 费 ， 即 
设备 购置 费 = 设 备 原价 或 进口 设备 抵 岸 价 十 设备 运 杂 费 




















组 成 和 计算 式 中 ， 设 备 原 价 是 指 国产 标准 设备 、 非 标准 设备 的 原价 ; 设备 运 杂 费 是 
指 设备 原价 中 未 包括 的 包装 和 包装 材料 费 、 运 输 费 、 装 印 费 、 采 购 费 及 仓 
库 保 管 费 、 供 销 部 门 手续 费 等 


【一 般 考点 ] 考 点 4 国产 标准 设备 原价 


国产 标准 设备 原价 一 般 是 指 设备 制造 三 的 交 货 价 ， 即 出 厂价 
有 的 设备 有 两 种 出 厂价 ， 即 带 有 备件 的 出 厂价 和 不 带 有 备件 的 出 厂价 
在 计算 设备 原价 时 ,一般 按 带 有 备件 的 出 厂价 计算 
































[一般 考点 ] 考 点 5 国产 非 标准 设备 原价 


非 标 准 设备 原价 的 计算 方法 有 成 本 计算 估价 法 、 系 列 设备 插入 估价 法 、 分 部 组 
合 估 价 法 、 定 额 估价 法 等 
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【一 般 考点 ] 考 点 6 进口 设备 的 交 货 方式 











内 陆 交 货 类 即 卖方 在 出 口 国内 陆 的 某 个 地 点 完成 交 货 任 务 。 在 交 货 地 点 ， 
卖方 及 时 提交 合同 规定 的 关 赁 证 ， 并 承担 交 货 前 的 一 切 费 用 和 风 
险 ， 买 方 按时 接受 货物 ， 交 付 货款 ， 承 担 接 货 后 的 一 切 费用 和 风险 ， 并 自 
行 办 理 出 口 手续 和 装运 出 口 。 货 物 的 所 有 权 也 在 交 货 后 由 卖方 转移 给 买方 








































































































目的 地 交 货 类 即 卖方 要 在 进口 国 的 港口 或 内 地 交 货 ,包括 目的 港 船 上 交 
价 、 目 的 港 船 边 交 货 价 (FOS) 、 目 的 港 码 头 交 货 价 ( 关 税 已 付 ) 及 完税 后 
货 价 ( 进 口 国 目的 地 的 指定 地 点 )。 它 们 的 特点 是 : 买卖 双方 承担 的 责任 、 
用 和 风险 以 目的 地 约定 交 货 点 为 分 界线 ， 只 有 当 卖 方 在 交 货 点 将 货物 置 
于 买方 控制 下 方 算 交 货 ， 方 能 向 买方 收 
主要 有 装运 港 船 上 交 货 价 (FOB) ， 习 惯 称 为 离 岸 价 ; 运费 在 内 价 (CFR); 
运费 、 保 险 费 在 内 价 (CIF)， 习 惯 称 为 到 岸 价 
4 责任 是 : 负责 在 合同 规定 的 装运 港口 和 规定 的 期 限 内 ， 将 货物 装 
的 船只 ， 并 及 时 通知 买方 ， 负 责 货物 装 船 前 的 一 切 费 用 和 风险 ; 

帅 供出 口 国 政府 或 有 关 方 面 签 发 的 证 件 ; 负责 提供 有 
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( 续 ) 


买方 的 责任 是 ， 负 责 租 船 或 订 舱 ， 支 付 运费 ， 并 将 船 期 、 船 名 通知 卖方 ; 

承担 货物 装 船 后 的 一 切 费用 和 风险 ， 负 责 办 理 保险 及 支付 保险 费 ， 办 理 在 
目的 港 的 进口 和 收 货 和 手续， 接受 卖方 提供 的 有 关 装 运单 据 ， 并 按 合同 规定 
支付 货款 


【重要 考点 ] 考 点 7 进口 设备 抵 岸 价 的 计算 
























































进口 设备 抵 岸 价 二 货 价 十 国外 运费 十 国外 运输 保险 费 十 银行 财务 费 十 外 贸 手 续费 十 
进口 关税 十 增值 税 十 消费 税 




















【重要 考点 】] 考 点 8 进口 设备 抵 岸 价 的 构成 
进口 设备 的 货 价 一 离 岸 价 (FOB 价 ) X 人民币 外 汇 牌价 








国外 运费 一 离 岸 价 X 运 费 率 

















蛋 外 运费 王 运 量 义 单位 运 价 





国外 运输 
保险 费 





国外 运输 


| 
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( 续 ) 


保险 费 二 ( 离 岸 价 十 国外 运费 ) 





一 国 下 运输 保险 费 率 国外 运输 保险 费 率 








银行 财务 费 





恨 行 财务 费 王 离 岸 价 X 人 民 币 外 汇 


特价 XX 银 行 财务 费 率 








手续 费 率 一 般 取 1.5%。 计 算 公 式 为 





卜 贸 手续 费 








进口 设备 到 岸 价 (CIF) = 二 离 岸 价 (FOB) 十 国 














三 进口 设备 到 岸 价 X 人 民 币 外 汇 牌 价 X 外 贸 手 续费 率 








外 运费 十 国外 运输 保险 费 





进口 关税 = 到 岸 价 X 人 民 币 外 汇 牌价 X 进 








[只 














进 

















组 成 计 税 





产品 增值 税额 = 组 成 计 税 
格 二 到 岸 价 X 人民币 外 汇 牌价 十 进口 关税 十 消费 税 





格 久 增值 税率 























消费 税 





__ 到 岸 价 X 人 民 币 外 汇 牌 价 十 关税 





1 一 消费 税率 


x 消费 税率 
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【重要 考点 ] 考 点 9 设备 运 杂 费 的 构成 




















(1) 国 产 标准 设备 由 设备 制造 厂 交 货 地 点 起 至 工地 仓库 (或 施工 组 织 设计 
指定 的 需要 安装 设备 的 堆放 地 点 ) 止 所 发 生 的 运费 和 装卸 费 

进口 设备 则 由 我 国 到 岸 港口 、 边 境 车 站 起 至 工地 仓库 (或 施工 组 织 设计 指 
定 的 需要 安装 设备 的 本 

(2) 在 设备 出 厂价 格 中 没有 包含 的 设备 包装 和 包装 材料 器 具 费 ;在 设备 出 
厂价 格 或 进口 设备 价格 中 如 已 包括 了 此 项 费用 ， mw 

(3) 供 销 部 门 的 手续 费 ， 按 有 关 部 门 规定 的 统一 费 率 计算 

(4) 建 设 单位 (或 工程 承包 公司 ) 的 采购 与 仓库 保管 费 














































































































【一般 考 点 ] 考 点 10 ”设备 运 杂费 的 计算 


设备 运 杂 费 按 设 备 原价 乘 以 设备 运 杂 费 率 计算 。 其 计算 公式 为 
ee 


其 中 ,设备 运 杂 费 率 按 各 部 门 及 省 、 市 等 的 规定 计 取 
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【一般 考点 ] 考 点 11 工 (器 ) 具 及 生产 家 具 购 置 费 的 构成 及 计算 


工 ( 带 ) 具 及 生产 家 具 购 置 费 是 指 新 建 项 目 或 扩建 项 目 初步 设计 规定 所 需 
购置 的 不 够 固定 资产 标准 的 设备 、 仪 器 、 工 卡 模具 、 器 具 、 生 产 家 具 和 备 
品 备件 的 费用 


工 ( 器 ) 具 及 生产 家 具 购 置 费 = 王 设备 购置 费 X 定 额 费 率 
【一 般 考 点 ] 考 点 12 ”土地 使 用 费 


1 土地 补偿 费 、 安 置 补 助 费 、 土 地 投资 补偿 费 、 土 地 管理 
成 ， 并 按 被 征 地 的 原 用 途 给予 补 偿 
j 包 括 土地 补偿 费 、 安 置 补 助 费 以 及 地 上 附着 物 和 青苗 的 





























































































































































































































地 补偿 费 ， 为 该 耕地 被 征用 前 3 年 平均 年 产值 的 6 一 10 倍 
也 的 安置 补助 费 ， 按 照 需要 安置 的 农业 人 口 数 计 算 

也 上 的 附着 物 和 青苗 的 补偿 标准 ， 由 省 、 自 治 直辖 市 规定 
(4) 征 用 城市 郊区 的 菜 地 ， 用 地 单位 应 当 疫 照 国家 有 关 规 定 缴纳 新 菜 地 开发 
建设 基金 
取得 国有 土地 使 用 费 包 括 土 地 使 用 权 出 让 金 、 城 市 建设 配套 费 和 房屋 征收 与 
补偿 费 等 
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【重要 考点 】 考 点 13 与 项 目 建设 有 关 的 其 他 费用 























、 工 资 性 补贴 、 施 工 现场 津贴 、 职 工 福 利 费 、 住 房 
本 医疗 保险 费 、 失 业 保 险 费 、 工 伤 保险 费 、 办 
公费 、 差 旅 交 通 费 、 劳 动 保 护 费 、 工 具 用 具 使 用 费 、 固 定 资产 使 用 费 、 必 
要 的 办 公 及 生活 用 品 购置 费 、 必 要 的 通信 设备 及 交通 工具 购置 费 、 零 星 轩 
定 资产 购置 费 、 招 募 生产 工人 费 、 技 术 图 书 资料 费 、 业 务 招 待 费 、 设 计 审 
查 费 、 工 程 招标 费 、 合 同 契 约 公证 费 、 法 律 顾问 费 、 咨 询 费 、 完 工 清理 费 、 
竣工 验收 费 、 印 花 税 和 其 他 管理 性 质 开 文 

(2) 工 程 监理 费 

(3) 工 程 质量 监督 费 












































































































































可 行 性 研究 费 ， 研 究 试验 费 ， 勘 察 设 计 费 ， 环 境 影 响 评价 费 ， 劳 动 安全 
卫生 评价 费 ， 场 地 准备 及 临时 设施 费 ， 引 进 技术 和 进口 设备 其 他 费 (出 国人 
员 费 用 、 国 外 工程 技术 人 员 来 华 费用 、 技 术 引 进 费 、 分 期 或 延期 付款 利息 、 



















































































[ 程 保险 费 ， 特 殊 设 备 安全 监督 检验 





担保 费 、 进 口 设备 检验 鉴定 费用 )， 
费 ， 市政 公用 设施 建设 及 绿化 补偿 费 






































1Z103000 建设 工程 估价 153 


【高 频 考 点 】 考 点 14 与 未 来 企业 生产 经 营 有 关 的 其 他 费用 一 一 联合 试 运转 费 





关 合 试 运转 费 是 指 新 建 项 目 或 新 增加 生产 能 力 的 项 目 ， 在 交付 生产 前 按 
照 批准 的 设计 文件 所 规定 的 工程 质量 标准 和 技术 要 求 ， 进 行 整个 生产 线 或 
装置 的 负荷 联合 试 运 转 或 局 部 联动 试车 所 发 生 的 费用 净 支 出 ( 试 运转 支出 大 
廊 入 的 差额 部 分 费用 ) 
























































试 运转 支出 包括 试 运转 所 需 原材料 、 燃 料及 动力 消耗 、 低 值 易 耗 品 、 其 
他 物料 消耗 、 工 具 用 有 具 使 用 费 、 机 械 使 用 费 、 保 险 金 、 施 工 单位 参加 试 运 
转 人 员工 资 以 及 专家 指导 费 等 ; 试 运转 收 入 包括 试 运转 期 间 的 产品 销售 收 
入 和 其 他 收入 
关 合 试 运转 费 不 包括 应 由 设备 安装 工程 费用 开支 的 调试 及 试车 费 月 
及 在 试 运转 中 暴露 出 来 的 因 施工 或 设备 缺陷 等 发 生 的 处 理 费 用 
不 发 生 试 运转 或 试 运转 收入 大 于 (或 等 于 ) 费 用 支出 的 工程 ， 不 列 此 项 







































































































































































i 








当 联合 试 运转 收入 小 于 试 运转 支出 时 
联合 试 运转 费 一 联合 试 运转 费用 居 合 试 运转 收入 
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【重要 考点 ] 考 点 15 与 未 来 企业 生产 经 营 有 关 的 其 他 费用 一 一 生产 准备 费 























生产 准备 费 是 指 新 建 项 目 或 新 增生 产能 力 的 项 目 ， 为 保证 竣工 交付 使 用 





























进行 必要 的 生产 准备 所 发 生 的 费用 

(DD 生产 职工 培训 继 。 自 行 培训 、 委 托 其 他 单位 培训 人 员 的 工资 、 工 资 性 
补贴 、 职 工 福利 费 、 差 旅 交通 费 、 学 习 资料 费 、 学 费 、 劳 动 保护 费 

(2) 生 产 单位 提前 进 厂 参加 施工 、 设 备 安装 、 调 试 等 以 及 熟悉 工艺 流程 及 
设备 性 能 等 人 员 的 工资 、 工 资 性 补贴 、 职 工 福利 费 、 差 旅 交 通 费 、 劳 动 保 
护 费 等 

新 建 项 目 按 设 计 定员 为 基数 计算 ， 改 扩建 项 目 按 新 增 定员 为 基数 计算 


【一 般 考 点 】 考 点 16 ”与 未 来 企业 生产 经 营 有 关 的 其 他 费用 办 公 和 生活 
家 具 购 置 费 

办 公 和 生活 家 具 购 置 费 是 指 为 保证 新 建 、 改 建 、 扩 建 项 目 初期 正常 生产 、 使 

和 管理 所 必须 购置 的 办 公 和 生活 家 具 、 用 具 的 费用 。 改 、 扩 建 项 目 所 需 的 办 

公 和 生活 用 具 购 管 费 ， 应 低 于 新 建 项 目 。 其 范围 包括 办 公 室 、 会 议 室 、 资 料 档 

案 室 、 阅 览 室 、 文 娱 室 、 食 堂 、 浴 室 、 理 发 室 和 单身 宿舍 等 
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苇 本 预备 费 是 指 在 项 目 实施 中 可 能 发 生 难 以 预料 的 支出 ， 因 而 需要 预 贸 











的 费用 ， 又 称 不 可 预见 费 。 其 主要 是 指 设计 变更 及 施工 过 程 中 可 能 增加 工 
程 量 的 费 | 
































计算 公式 


基本 预备 费 一 











[设备 及 工 (器 ) 具 购置 费 十 建筑 安装 工程 费 十 工程 建 ; 
他 费 ] 义 基本 预备 费 率 








【重要 考点 ] 考 点 18 ” 涨 价 预备 费 


涨 价 预备 费 是 指 建设 工程 项 目 在 建设 期 内 由 于 价格 等 变化 引起 投资 增加 ， 











需要 事先 预 留 的 费用 

















计算 公式 





涨 价 预备 费 以 建 
计算 公式 为 





、 设 备 及 工 (器 ) 具 购置 费 之 和 为 计算 基数 。 
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PCG= 27 人 二 及 :一 各 


sh! 





中 PC 一 一 涨 价 预备 费 
计算 公式 PC 涨 价 预备 





I 一 一 第 1 年 的 建筑 安装 工程 费 、 设 备 及 工 ( 器 ) 具 购置 费 之 和 
n 建设 期 


一 一 建设 期 价格 上 涨 指数 

















【高 频 考点 考点 19 建设 期 利息 的 计算 


建设 期 利息 是 指 项 目 借 款 在 建设 期 内 发 生 并 计 入 固定 资产 的 利息 
在 编制 投资 估算 时 通常 假定 借款 均 在 每 年 的 年 中 支 用 ， 借 款 第 1 年 按 半 
FE 计 息 ， 其 余 各 年 份 按 全 年 计 息 



























































计算 公式 FE 应 计 利息 = (年 初 借款 本 息 累计 十 本 年 借款 额 /2) X 稀 
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1Z103020 ”建筑 安装 工程 费用 项 目的 组 成 与 计算 
【高 频 考 点 】 考 点 1 建筑 安装 工程 费用 项 目的 组 成 ( 按 费用 构成 要 素 划 分 ) 











[1 分 部 (分 项 ) 工 程 费 
人 工 费 -| 3. 津贴 补贴 
4 加班 加 点 工资 
5. 特殊 情况 下 支付 的 工资 
建 1. 材料 原价 
| > 运 杂 费 
有 Hm QD 折旧 费 
装 4. 采购 及 保管 费 @ 大 修理 费 
@ 经 常 修理 费 
1. 施工 机 械 使 用 费 -| @ 安 拆 费 及 场 外 运费 
从 | 施工 机 具 使 用 费 @@ 稀 料 动力 费 
@ 税 费 
2. 仪器 仪表 使 用 费 
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二 2. 措施 项 目 费 
办 公费 


< 


差 费 
; 国生 
工具 用 具 使 用 费 
全 
动 保护 费 








We 


i : 3. 其 他 项 目 费 
OD 养老 保险 费 
@ 失 业 保险 费 
1. 社会 保险 费 -| @ 医 疗 保险 费 
规 费 -| 





亲人 周 口 洲 闪 骂 障 
BS 
学 
演 
器 


2. 住房 公积金 | @ 生 育 保险 费 
3. 工程 排污 费 【上 G@) 荆 伤 保险 费 


.营业税 

税金 2. 城市 维护 建设 税 
教育 费 附 加 

4. 地 方 教育 费 附加 
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【一 般 考点 】] 考 点 2 人 工 费 的 组 成 
计时 工资 或 计时 工资 或 计件 工资 是 指 按 计时 工资 标准 和 工作 时 间或 对 已 做 工作 按 计件 
计件 工资 | 单价 支付 给 个 人 的 劳动 报酬 
奖金 是 指 对 超额 劳动 和 增收 节 支 支付 给 个 人 的 劳动 报酬 ， 如 节约 奖 、 劳 动 
竞赛 奖 等 
津贴 补贴 是 指 为 了 补偿 职工 特殊 或 额外 的 劳动 消耗 和 因 其 他 特殊 原因 支付 给 
津贴 补贴 | 个 人 的 津贴 ， 以 及 为 了 保证 职工 工资 水 平 不 受 物价 影响 支付 给 个 人 的 物价 补贴 ， 
如 流动 施工 津贴 、 特 殊 地 区 施工 津贴 、 高 温 ( 寒 ) 作 业 临 时 津贴 、 高 空 津贴 等 
加 班 加 点 加 班 加 点 工资 是 指 按 规定 支付 的 在 法 定 节 假日 工作 的 加 班 工资 和 在 法 定 日 
工资 工作 时 间 外 延 时 工作 的 加 点 工资 
特殊 情况 下 支付 的 工资 是 指 根据 国家 法 律 、 法 规 和 政策 规定 ， 因 病 、 工 伤 、 
产假 、 计 划 生 育 假 、 婚 丧 假 、 事 假 、 探 亲 假 、 定 期 休假 、 停 工学 习 、 执 行 国 
家 或 社会 义务 等 原因 按 计 时 工资 标准 或 计时 工资 标准 的 一 定 比 例 支付 的 工资 


【重要 考点 ] 考 点 3 材料 费 的 组 成 
材料 原价 材料 原价 是 指 材料 、 工 程 设备 的 出 厂价 格 或 商家 供应 价格 




































































特殊 情况 下 
支付 的 工资 
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( 续 ) 


指 材料 、 工 程 设 备 自 来 源 地 运 至 工地 仓库 或 指定 堆放 地 点 所 发 


用 
1 























运输 损耗 费 是 指 材料 在 运输 装 务 过 程 中 不 可 避免 的 损耗 











采购 及 保管 费 是 指 为 组 织 采 购 、 供 应 和 保管 材料 、 工 程 设 备 的 过 程 中 所 
要 的 各 项 费用 ,包括 采购 费 、 仓 储 费 、 工 地 保管 费 、 仓 储 损耗 


【重要 考点 ] 考 点 4 施工 机 具 使 用 费 的 组 成 


折旧 费 是 指 施 工 机 械 在 规定 的 使 用 年 限 内 ， 陆 续 收回 其 原 值 的 费用 
大 修理 费 是 指 施工 机 械 按 规定 的 大 修理 间隔 进行 必要 的 大 4 
以 恢复 其 正常 功能 所 需 的 费用 
经 常 修理 费 是 指 施工 机 械 除 大 修理 以 外 的 各 级 保养 和 临时 故障 排除 所 
需 的 费用 ， 包括 为 保障 机 械 正常 运转 所 需 殖 换 设备 与 随机 配备 工具 附 具 
的 挫 销 和 维护 费用 ， 机 械 运 转 中 日 常 保养 所 需 润 滑 与 擦拭 的 材料 费用 
以 及 机 械 停滞 期 间 的 维护 和 保养 要 用 等 





























































































































施 
机 
械 
使 
上 

费 
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( 续 ) 
安 拆 费 是 指 施工 机 械 ( 大 型 机 械 除 外 ) 在 现场 进行 安装 与 拆 印 所 需 的 人 
安 拆 费 及 | 工 、 材 料 、 机 械 和 试 运转 费用 ,以 及 机 械 辅助 设施 的 折旧 、 搭 设 、 拆 除 
场 外 运费 | 等 费用 ; 场 外 运费 是 指 施工 机 械 整体 或 分 体 自 停 放 地 点 运 至 施工 现场 或 
施工 地 点 运 至 另 一 施工 地 点 的 运输 、 装 人 卸 、 辅 助 材料 及 架 线 等 费用 
人 工 费 人 工 费 是 指 机 上 司机 (司炉 ) 和 其 他 操作 人 员 的 费 | 































































































燃料 动力 费 是 指 施工 机 械 在 运转 作业 中 所 消耗 的 各 种 燃料 及 水 、 电 等 
E 的 费用 


税 费 税 费 是 指 施工 机 械 按照 国家 规定 应 缴纳 的 车 船 使 用 税 、 保 险 费 及 年 检 费 等 
仪器 仪表 使 仪器 仪表 使 用 费 是 指 工程 施工 所 需 使 用 的 仪器 仪表 的 摊 销 及 维修 费用 


【重要 考点 ] 考 点 5 企业 管理 费 的 组 成 


管理 人 员工 资 是 指 按 规定 支付 给 管理 人 员 的 计时 工资 、 奖 金 、 津 贴补 贴 、 
加 班 加 点 工资 及 特殊 情况 下 支付 的 工资 等 
办 公费 是 指 企业 管理 办 公用 的 文具 、 纸 张 、 账 表 、 印 刷 、 邮 电 、 书 报 、 






















































































































































































办 公 软 件 、 现 场 监控 、 会 议 、 水 电 、 烧 水 和 集体 取暖 降温 (包括 现场 临时 
舍 取 暖 降温 ) 等 费用 
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差 旅 交通 费 是 指 职工 因 公 出 差 、 调 动工 作 的 差旅费 、 住 勤 补助 费 ， 市 内 
交通 费 和 误 餐 补助 费 ， 职 工 探亲 路 费 ， 劳 动力 招募 费 ， -退休 、 退 职 一 
次 性 路 费 ， 工 伤 人 员 就 医 路 费 ， 工 地 转移 费 以 及 管理 部 门 使 用 的 交通 工具 
的 油料 、 燃 料 等 费 
使 用 费 是 指 管理 和 试验 部 门 及 附属 生产 单位 使 用 的 属于 固定 资 
设备 、 仪 器 等 的 折旧 、 大 修 、 维 修 或 租赁 费 
- 具 用 费 是 指 企业 施工 生产 和 管理 使 用 的 不 属于 固定 资产 的 工具 、 
具 、 家 具 、 交 通 工 具 和 检验 、 试 验 、 测 绘 、 消 防 用 有 具 等 的 购置 、 维 修 和 
E 销 费 
险 和 职 劳动 保险 和 职工 福利 费 是 指 由 企业 支付 的 职工 退职 金 、 按 规定 支付 给 离休 干 
工 福利 费 部 的 经 费 、 集 体 福 利 费 、 夏 季 防 嗜 降温 费 、 冬 季 取 上 暖 补贴 、 上 下 班 交通 补贴 等 

劳动 保护 费 是 企业 按 规定 发 放 的 劳动 保护 用 品 的 支出 ， 如 工作 服 、 手 套 、 
防暑 降温 饮料 ， 以 及 在 有 碍 身体 健康 的 环境 中 施工 的 保健 费用 等 

检验 试验 费 是 指 施 工 企 业 按 照 有 关 标 准 规定 ， 对 建筑 以 及 材料 、 构 件 和 
建筑 安装 物 进行 一 般 鉴定 、 检 查 所 发 生 的 费用 ,包括 自 设 试验 室 进行 试验 




























































































































































































































































































劳动 保护 费 





























检验 试验 费 
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( 续 ) 

















所 耗 用 的 材料 等 费用 。 它 不 包括 新 结构 、 新 材料 的 试验 费 ， 对 构件 作 破坏 性 试 
验 及 其 他 特殊 要 求 检验 试验 的 费用 和 发 包 人 委托 检测 机 构 进 行 检测 的 费用 。 对 
此 类 检测 发 生 的 费用 ， 由 发 包 人 在 工程 建设 其 他 费用 中 列 支 。 但 对 施工 企业 提 
供 的 具有 合格 证 明 的 材料 进行 检测 不 合格 的 ， 该 检测 费用 由 施工 企业 支付 
工会 经 费 是 指 企业 按 我 国 (工会 法 ) 规 定 的 全 部 职工 工资 总 额 比 例 计 提 的 
[会 经 费 
职工 教育 经 费 是 指 按 职工 工资 总 额 的 规定 比例 计 提 ， 企 业 为 职工 
技术 和 职业 技能 培训 、 专 业 技 术 人 员 继 续 教 育 、 职 工 职业 技能 鉴定 、 
资格 认定 以 及 根据 需要 对 职工 进行 各 类 文化 教育 所 发 生 的 费用 
财产 保险 费 财产 保险 费 是 指 施工 管理 用 、 车 辆 等 的 保险 费 上 
财务 费 是 指 企 业 为 施工 生产 筹集 资金 或 提供 预付 款 担 保 、 履 约 担保 、 职 
工 工资 支付 担保 等 所 发 生 的 各 种 费用 
税金 是 指 企业 按 规定 缴纳 的 房产 税 、 车 船 使 用 税 、 土 地 使 用 税 、 印 花 
税 等 
其 他 管理 费 包 括 技术 转让 费 、 技 术 开 发 费 、 投 标 费 、 业 务 招待 费 、 绿 化 


费 、 广 告 费 、 公 证 费 、 法 律 顾问 费 、 审 计 费 、 咨 询 费 、 保 险 费 等 















































检验 试验 费 





































































































































































































财务 费 





















































税金 




















其 他 管理 费 
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建设 工 


举 樟 口 料 装 品 障 











程 经 济 
【高 频 考 点 ] 考 点 6 


分 部 (分 项 ) 
工程 费 











一 4. 冬 


一 1. 房 屋 建 筑 与 装饰 工程 一 
一 2. 仿 古 建筑 工程 
六 3. 通 用 安装 工程 
一 4. 市 政工 程 

一 5. 园 林 绿 化 工程 
广 6. 矿 山 工 程 

一 7. 构 筑 物 工程 
广 8. 城 市 轨道 交通 工程 
9. 爆破 工程 





广 8. 大 型 








一 |. 安全 文明 施工 旨 

一 2. 夜 间 施工 增加 费 

一 3. 二 次 搬运 费 

、 雨 期 施工 增加 费 
一 5. 已 完工 程 及 设备 保护 费 

一 6. 工 程 定位 复 测 费 

一 7. 特 殊 地 区 施工 增加 费 





机械 进出 场 及 安 拆 费 


一 9. 脚 手 架 工程 费 














上 3. 施工 机 具 使 


建筑 安装 工程 费用 项 目的 组 成 ( 按 造价 形成 划分 ) 


三 中 土石 方 工程 
六 人 @ 桩 基 工 程 

















上 2. 材料 费 
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( 续 ) 
一 1. 暂 列 金额 
人 3 ym 

| 三 3 委 务 旨 一 一 一 一 5 和 油 ”] 
I 
安 一 养老 保险 费 
于 上 | 一 @ 失 业 保险 费 
程 规 费 一 2. 住 房 公 积 4 一 生育 保险 费 
费 一 3. 工 程 排污 费 一 @@ 工 伤 保险 费 

一 工 营 业 税 

_ 广 2 .城市 维护 建设 税 
税金 一 3 教育 费 附加 
一 4. 地 方 教育 费 附 加 





[一般 考点 ] 考 点 7 人工 费 的 计算 方法 


人 工 费 一 忆 ( 工 日 消耗 量 X 日 工资 单价 ) 
用 于 施工 企业 生产 工人 平均 月 工资 ， 平 均 月 (奖金 十 津贴 补贴 十 特殊 情况 下 
投标 报价 时 日 工 资 单价 对 时 、 计 从 支付 的 工资 ) 
六 年 平 雹 每 月 法 定 工 作 上 日 
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( 续 ) 


适用 于 工程 千 


价 管理 机 构 编 人 工 费 = 之 (工程 工 日 消耗 量 X 日 工资 生 











制 计价 定额 时 
【重要 考点 ] 考 点 8 材料 费 的 计算 方法 


材料 费 


材料 费 王 之 (材料 消耗 量 久 材料 单价 ) 
材料 单价 ={( 材 料 原价 十 运 杂 费 ) X[1 十 运输 损耗 率 (%)]}X[1 十 采购 保管 费 
率 (%)] 








工程 
设备 费 








工程 设备 费 = 之 (工程 设备 量 义 工程 设备 单价 ) 
工程 设备 单价 二 (设备 原价 十 运 杂 费 )X[1 十 采购 保管 费 率 (%)] 








【重要 考点 ] 考 点 9 施工 机 具 使 用 费 的 计算 方法 








施工 机 械 使 用 费 == 汪 (施工 机 械 台 班 消 耗 量 X 机 械 台 班 单 价 ) 














施工 机 械 











使 








人 





机 械 台 班 单价 到 台 班 折旧 费 十 台 班 大 修 费 十 台 班 经 常 修 理 费 十 台 班 安 拆 
费 及 场 外 运费 十 台 班 人 工 费 十 台 班 燃料 动力 费 十 台 班车 船 税 费 














施工 机 械 
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(1) 折 旧 费 计算 公式 为 
__ 机 械 预 算 价 格 X (1 一 残 值 率 ) 
全 更 济 旧 费 而 用 总 下 更 到 

















(2) 大 修理 费 计 算 公 式 为 
台 班 大 修理 费 一 
耐用 总 台 班 数 王 折旧 年 限 义 年 工作 台 班 








一 次 大 修理 费 X 大修 次 数 
耐用 总 台 班 数 







































































仪器 仪表 使 用 费 二 工程 使 用 的 仪器 仪表 挫 销 











【一 般 考 点 











] 考 点 10 企业 管理 费 费 率 的 计算 方法 


(1) 以 分 部 (分 项 ) 工 程 费 为 计算 基础 


企业 管理 费 费 率 (只 ) 一 下 


(2) 以 人 了 


企业 管理 费 费 率 (%) 一 





生产 工人 年 平均 管理 费 








XX 人工 费 占 分 部 (分 项 ) 工 程 费 比例 (%) 





FE 有 效 施 工 天 数 X 人 工 单价 
[ 费 和 机 械 使 用 费 合计 为 计算 基础 


生产 工 Se 
FE 有 有 歼 卸 工 天 瑶 了 一 工 采 机柜 便 用 枕 ) 多 100 儿 










































































(3) 以 人 








- 费 为 计算 基础 
企业 管理 费 费 率 (%) 二 己 




















平均 管理 费 


j 寺 天 数 又 人 十 单价 X100% 
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社会 保险 费 和 | ”社会 保险 费 和 住房 公积金 = (工程 定额 人 工 费 x 社会 保险 费 和 住房 公 
住房 公积金 积 金 费 率 ) 








工程 排污 费 工程 排污 费 等 其 他 应 列 而 未 列 人 的 规 费 应 按 工程 所 在 地 环境 保护 等 部 门 
8 规定 的 标准 缴纳 ， 按 实 计 取 列 入 


【一 般 考点 】 考 点 12 ”税金 的 计算 方法 
税金 = 税 前 造价 x 综合 税率 (% ) 





(1) 纳 税 地 点 在 市 区 的 企业 


A ee A 二 0 
= | 1-3% -(3% x7%) - (3% x3%) - (3% x2% ) 1] Se 


(2) 纳 税 地 点 在 县 城 、 镇 的 企业 
x100% =3.41% 





1 
综合 税率 (% ) -| - (3% x5%) - (3% x3%) 二 (3% x2% ) | 
(3) 纳 税 地 点 不 在 市 区 、 县 城 、 镇 的 企业 


-1 | x100% =3.28% 





1 
综合 税率 (% ) = [ 1-3% (G3% x1%) -(3% x3%) (3% x2%) 
(4) 实 行营 业 税 改 增值 税 的 ， 按 纳税 地 点 现行 税率 计算 





[一 般 考 点 ] 考 


应 予 计量 的 
措施 项 
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点 13 措施 项 目 费 计价 公式 


国家 计量 规范 规定 应 予 计 量 的 措施 项 目 ， 其 计算 公式 为 
措施 项 目 费 二 (措施 项 目 工程 量 X 综 合 单价 ) 











安全 


安全 文明 施工 费 = 计 算 基数 X 安 全 文明 施工 费 费 率 ( %) 
计算 基数 应 为 定额 基价 [定额 分 部 (分 项 ) 工 程 费 十 定额 中 可 以 





计量 的 措 























施 项 目 费 ]、 定 额 人 工 费 或 (定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 )， 其 费 率 
价 管理 机 构 根 据 各 专业 工程 的 特点 综合 确定 





[ 程 造 





























及 设备 保 
护 费 























夜间 施工 增加 费 二 计算 基数 xX 夜间 施工 增加 费 费 | ” 计 费 基数 应 
率 (%) 为 定额 人 工 费 
或 (定额 人 工 
费 十 定额 机 械 
费 )， 其 费 率 由 
期 施工 增加 费 一 计算 基数 X 冬 雨 期 施工 增加 费 | 工程 千 
机 构 根 据 各 专 


业 工 程 特点 和 
已 完工 程 及 设备 保护 费 王 计算 基数 义 3 调查 资料 综合 





价 管理 


红 全 


备 保护 费 费 率 (%) 六 入 应 渭 定 
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【一般 考点 ] 考 点 14 承包 人 工程 投标 报价 计价 程序 


工程 名 称 : 


标 段 : 


计算 方法 


金额 /元 





分 部 (分 项 ) 工 程 费 


自主 报价 

















措施 项 目 费 





自主 报价 








:中 : 安全 文明 施工 费 


按 规定 标准 计算 








其 他 项 目 费 








其 中 : 暂 列 金额 





按 招标 文件 提供 金额 计 列 











kt 中 : 专业 工程 暂 估 价 





按 招标 文件 提供 金额 计 列 








自主 报价 











其 中 : 总 承包 服务 费 





自主 报价 





规 费 


按 规 定 标准 计算 











(1 十 2 十 3 十 4) XX 规定 税率 








税金 (扣除 不 列 入 计 税 范围 的 工程 设备 金额 ) 
投标 报价 合计 = 王 1 十 2 十 3 十 4 十 
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1Z103030 ”建设 工程 定额 
[一 般 考 点 ] 考 点 1 建设 工程 定额 按 生产 要 素 内 容 分 类 


re rr 


【高 频 考点 ] 考 点 2 建设 工程 定额 按 编 制 的 程序 和 用 途 分 类 























施工 定额 是 以 同一 性 质 的 施工 过 程 一 一 工序 作为 研究 对 象 ， 表 示 生 产 产 
品 数量 与 时 间 消 耗 综合 关系 的 定额 。 施 工 定额 是 施工 企业 (建筑 安装 企业 ) 
为 组 织 生产 和 加 强 管理 而 在 企业 内 部 使 用 的 一 种 定额 属于 企业 定额 的 性 
。 施 工 定额 是 建设 工程 定额 中 分 项 最 细 、 定 额 子 目 最 多 的 一 种 定额 ， 也 
是 建设 工程 定额 中 的 基础 性 定额 。 施 工 定额 由 人 工 定 额 、 材 料 消耗 定额 和 
5 工 机 械 台 班 使 用 定额 所 组 成 





























施工 定额 
























































预算 定额 是 以 建筑 物 或 构筑 物 各 个 分 部 (分 项 ) 工 程 为 对 象 编制 的 定额 。 
预算 定额 是 编制 施工 图 预算 的 主要 依据 ， 是 编制 单位 估价 表 、 确 定 工程 造 

















价 、 控 制 建设 工程 投资 的 基础 和 依据 。 预 算 定额 是 社会 性 的 
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( 续 ) 

概算 定额 是 以 扩大 的 分 部 (分 项 ) 工 程 为 对 象 编制 的 。 概 算 定额 是 编制 扩 
大 初步 设计 概算 、 确 定 建设 项 目 投资 额 的 依据 

概算 指标 是 概算 定额 的 扩大 与 合并 。 它 是 以 整个 建筑 物 和 构筑 物 为 对 象 ， 
以 更 为 扩大 的 计量 单位 来 编制 的 
投资 估算 指标 通常 是 以 独立 的 单项 工程 或 完整 的 工程 项 目 为 对 象 编制 确 
定 的 生产 要 素 消耗 的 数量 标准 或 项 目 费用 标准 ， 是 根据 已 建 工 程 或 现 有 工 
投资 估算 指标 | 程 的 价格 数据 和 资料 ， 经 分 析 、 归 纳 和 整理 编制 而 成 的 。 投 资 估算 指标 是 
在 项 目 建议 书 和 可 行 性 研究 阶段 编制 投资 估算 、 计 算 投 资 需要 量 时 使 用 的 
站 标 ， 是 合理 确定 建设 工程 项 目 投资 的 基础 

【一 般 考点 ] 考 点 3 建设 工程 定额 按 编制 单位 和 适用 范围 以 及 投资 的 费用 

性 质 分 类 


按 编制 单位 和 
适用 范围 分 类 


概算 定额 








概算 指标 

























































































定额 、 地 区 定额 、 企 业 定额 






































按 投 资 的 费 令 工 丰 、 设 备 安装 工程 定额 、 建 筑 安装 工程 费 















































用 性 质 分 类 - 程 建设 其 他 费用 定额 
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【高 频 考 点 ] 考 点 4 工人 工作 必需 消耗 的 时 间 


有 效 工 作 时 间 





苇 本 工作 时 间 是 指 工人 完成 一 定 产品 的 施工 工艺 过 程 所 消耗 的 时 间 

助 工作 时 间 是 指 为 保证 基本 工作 能 顺利 完成 所 消耗 的 时 间 。 在 辅助 工 
作 时 间 里 ,不 能 使 产品 的 形状 大 小 、 性 质 或 位 置 发 生变 化 
准备 与 结束 工作 时 间 是 执行 任务 前 或 任务 完成 后 所 消耗 的 工作 时 间 





























不 可 避免 的 
中 断 时 间 











不 可 避免 的 中 断 时 间 是 指 由 于 施工 工艺 特点 引起 的 工作 中 断 所 必需 上 
间 。 与 施工 过 程 、 工 艺 特点 有 关 的 工作 中 断 时 间 应 包括 在 定额 时 间 内 ， 
应 尽量 缩短 此 项 时 间 消 耗 ; 与 工艺 特点 无 关 的 工作 中 断 所 占用 时 间 是 
劳动 组 织 不 合理 引起 的 ， 属 于 损失 时 间 ， 不 能 计 和 定额 时 间 
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休息 时 间 








休息 时 间 是 工人 在 工作 过 程 中 为 恢复 体力 所 必需 的 短暂 休息 和 生理 需要 
的 时 间 消 耗 。 在 定额 时 间 中 必须 进行 计算 








【重要 考点 ] 考 点 5 工人 工作 损失 时 间 


多 余 和 偶然 的 


工作 时 间 损 失 





多 余 工 作 是 指 工人 进行 了 任务 以 外 而 又 不 能 增加 产品 数量 的 工作 。 多 余 
偶然 的 工作 时 间 损 失 ， 一 般 都 是 由 工程 技术 人 员 和 工人 的 差错 而 引起 的 ， 























此 不 应 计 入 定额 时 间 
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施工 本 和 号 造成 的 停工 时 间 ， 是 由 于 施工 组 织 不 善 、 材 料 供应 不 及 时 、 
作 面 准备 工作 做 得 不 好 、 工 作 地 点 组 织 不 良 等 情况 引起 的 停工 时 间 。 
停工 时 间 定 定 额 时 不 应 计算 
非 施 工本 身 造 成 的 停工 时 间 ， 是 由 于 水 源 、 电 源 中 断 引 起 的 停工 时 间 。 



































在 定额 中 则 应 给 予 合理 的 考虑 

违背 劳动 纪律 | ”违背 劳动 纪律 造成 的 工作 时 间 损 失 是 指 工人 在 工作 班 开始 和 午休 后 的 迟 

造成 的 工作 时 | 到 、 午 饭 前 和 工作 班 结束 前 的 早退 、 擅 自 离开 工作 岗位 、 工 作 时 间 内 聊天 
间 损失 “| 或 办 私事 等 造成 的 工时 损失 。 在 定额 中 是 不 能 考虑 的 

【一 般 考 点 ] 考 点 6 拟定 施工 的 正常 条 件 


拟定 施工 的 正常 条 件 包括 : 拟定 施工 作业 的 内 容 ; 拟定 施工 作业 的 
方法 ; 拟定 施工 作业 地 点 的 组 织 ; 拟定 施工 作业 人 员 的 组 织 等 


【一般 考点 ] 考 点 7 拟定 施工 作业 的 定额 时 间 


施工 作业 的 定额 时 间 是 在 拟定 基本 工作 时 间 、 辅 助 工 作 时 间 、 准 备 
与 结束 时 间 、 不 可 避免 的 中 断 时 间 以 及 休息 时 间 的 基础 上 编制 的 
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【一般 考点 ] 考 点 8 人 工 定额 的 表现 形式 


时 间 定 额 就 是 某 种 专业 、 某 种 技术 等 级 的 工人 班组 或 个 人 ， 在 合理 的 劳 
动 组 织 和 合理 使 用 材料 的 条 件 下 ， 完 成 单位 合格 产品 所 必需 的 工作 时 间 ， 
包括 准备 与 结束 时 间 、 基 本 工作 时 间 、 辅 助 工 作 时 间 、 不 可 避免 的 中 断 时 
间 及 工人 必需 的 休息 时 间 。 其 计算 公式 为 





























时 间 定 额 





位 产品 时 间 定 祷 ( 工 日 ) 一 每 工 月 产 重 





或 


位 产品 时 间 定额 ( 工 日 ) 一 人 组 训 











J 
和 位 产品 时 间 定 额 ( 工 




















【重要 考点 】 考 点 9 人 工 定额 的 制定 方法 


技术 测定 法 是 根据 生产 技术 和 施工 组 织 条 件 ， 对 施工 过 程 中 各 工序 采用 
技术 测定 法 | 测 时 法 、 写 实 记 录 法 、 工 作 日 写实 法 ， 测 出 各 工序 的 工时 消耗 等 资料 ， 了 















































对 所 获得 的 资料 进行 科学 的 分 析 ， 制 定 出 人 工 定额 的 方法 
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( 续 ) 


统计 分 析 法 适用 于 施工 条 件 正 常 、 产 品 稳定 、 工 序 重复 量 大 和 统计 工作 
制度 健全 的 施工 过 程 
比较 类 推 法 比较 类 推 法 适用 于 同类 型 产品 规格 多 、 工 序 重复 、 工 作 量 小 的 施工 过 程 











统计 分 析 法 


























经 验 估计 法 是 根据 定额 专业 人 员 、 经 验 丰 富 的 工人 和 施工 技术 人 员 的 实 
经 验 估计 法 | 际 工作 经 验 ， 参考 有 关 定 额 资料 ， 对 施工 管理 组 织 和 现场 技术 条 件 进行 调 
查 、 讨 论 和 分 析 制 定 定 额 的 方法 。 通 常 作为 一 次 性 定额 使 用 


【重要 考点 ] 考 点 10 材料 消耗 定额 的 编制 


编制 材料 消耗 定额 ， 主 要 包括 确定 直接 使 用 在 工程 上 的 材料 净 用 
量 和 在 施工 现场 内 运输 及 操作 过 程 中 的 不 可 避免 的 废料 和 损耗 




































































编制 内 容 














材料 净 用 量 的 
确定 方法 











理论 计算 法 、 测 定 法 、 图 样 计算 法 、 经 验 法 








损耗 量 
X100) 
净 用 量 % 


材料 损耗 量 损耗 率 一 


人 用 量 十 损耗 量 一 兆 用 量 x (1 十 损耗 率 ) 
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【重要 考点 】] 考 点 11 周转 性 材料 消耗 定额 的 编制 


一 次 制造 时 的 材料 消耗 (一 次 使 用 量 ) 

周转 性 材料 消耗 角 周转 使 用 一 次 材料 的 损耗 (第 二 次 使 用 时 需要 补充 ) 
影响 因素 3) 周 转 使 用 次 数 

转 材料 的 最 终 回收 及 其 回收 折价 
















































































次 使 用 量 和 摊 销 量 两 个 指标 表示 

次 使 用 量 是 指 周 转 材 料 在 不 重复 使 用 时 的 一 次 使 用 量 ， 供 施工 

指标 表示 > 业 组 织 施工 用 
县 













































































销量 是 指 周转 材料 退出 使 用 ， 应 分 挫 到 每 一 计量 单位 的 结构 构 
件 的 周转 材料 消耗 量 ， 供 施工 企业 成 本 核算 或 投标 报 人 





















































次 使 用 量 一 净 用 量 X (1 十 操作 损耗 率 ) 
j 量 二 二 次 使 用 LX [二 ( 周 数 次 数 一 1) XX 补 损 率 ] 
指标 计算 a 周转 次 要 | 
回收 量 三 次 使 ] 量 X(1- 补 损 率 ) 

- 周转 次 数 
崔 销 量 二 周转 使 用 量 一 回收 量 X 回收 折价 率 
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【重要 考点 ] 考 点 12 ”施工 机 械 人 台 班 使 用 定额 的 形式 








施工 机 械 时 间 定额 是 指 在 合理 的 劳动 组 织 与 合理 使 用 机 械 的 条 件 下 ， 完 
成 单位 合格 产品 所 必需 的 工作 时 间 ， 包 括 有 效 工 作 时 间 ( 正 常 负荷 下 的 工作 
施工 机 械 时 间 | 时 间 和 降低 负荷 下 的 工作 时 间 )、 不 可 避免 的 中 断 时 间 、 不 可 避免 的 无 负荷 

定额 工作 时 间 























位 产品 机 械 时 间 定 额 ( 台 班 ) 一 


1 
台 班 产量 




















于 机 械 必须 由 工人 小 组 配合 ， 所 以 完成 单位 合格 产品 的 时 间 定 额 ， 同 
施工 机 械 时 间 出 人 工时 间 定 额 。 计 算 公式 为 


定额 小 组 成 员 总 人 数 
i 小 台 总 
单位 产品 人 工时 间 定 额 ( 工 日 ) 一 区 得 这 是 

















机 械 人 台 班 产 机 械 台 班 产量 定额 和 机 械 时 间 定 额 互 为 倒数 关系 


量 定额 机 械 台 班 产量 定额 





a 1 
机 械 时 间 定额 ( 台 班 ) 








【高 频 考点 】] 考 点 13 


机 械 工作 时 间 的 分 类 


1Z103000 绚 

















才 寺 冰 尿 及 


























冰 填 蓄 车 灿 








工人 
休息 
时 间 





























E 设 工程 估价 





179 


180 建设 工程 经 济 


【重要 考点 ] 考 点 14 机械 台 班 使 用 定额 的 编制 内 容 





拟定 机 械 
工作 的 正常 


包工 条 件 


拟定 机 械 工作 的 正常 施工 条 件 , 包括 工作 地 点 的 合理 组 织 、 施 工 机 械 作 
业 方 法 的 拟定 、 配 合 机 械 作业 的 施工 小 组 的 组 织 以 及 机 械 工作 班 制度 等 








FE 生产 率 


机 械 净 工 





确定 机 械 净 工作 生产 率 ， 即 机 械 纯 工作 1h 的 正常 生产 率 








确定 机 械 的 


















































机 械 利 用 系数 是 指 机 械 在 施工 作业 班 内 对 作业 时 间 的 利用 率 。 计 算 公 











工作 班 净 工作 时 间 
机 械 利用 系数 一 -各 筷 工作 恶 呵 而 











计算 机 械 台 
班 产量 定额 


施工 机 械 台 班 产量 定额 = 机 械 净 工 作 生 产 率 X 工 作 班 延续 时 间 X 机 械 利 
| 系数 


施工 机 械 时 间 定 额 = 




















1 
施工 机 械 台 班 产量 定额 








拟定 工人 小 组 
的 定额 时 间 








工人 小 组 定额 时 间 == 施 工 机 械 时 间 定 额 X 工 人 小 组 的 人 数 
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【一 般 考 点 ] 考 点 15 ”施工 定额 的 作用 


(1) 施 工 定额 是 企业 计划 管理 的 依据 

(2) 施 工 定额 是 组 织 和 指挥 施工 生产 的 有 效 工 具 

(3) 施 工 定额 是 计算 工人 劳动 报酬 的 依据 

(4) 施 工 定额 有 利于 推广 先进 技术 。 施 工 定额 水 平 中 包含 着 某 些 已 成 熟 的 先进 的 
施工 技术 和 经 验 。 工 人 要 达到 和 超过 定额 ， 就 必须 掌握 和 运用 这 些 先进 技术 ; 如 
果 工 人 想 大 幅度 超过 定额 ， 就 必须 创造 性 地 劳动 

(5) 施 工 定额 是 编制 施工 预算 、 加 强 企 业 成 本 管理 和 经 济 核算 的 基础 















































【一 般 考点 ] 考 点 16 ”施工 定额 的 编制 原则 

















施工 定额 水 平 必须 遵循 平均 、 先 进 的 原则 





施工 定额 的 结构 形式 简明 适用 的 原则 





[一 般 考 点 ] 考 点 17 企业 定额 的 作用 


(1) 企 业 定额 是 施工 企业 计算 和 确定 工程 施工 成 本 的 依据 ， 是 施工 企业 进行 成 本 
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管理 、 经 济 核算 的 基础 
(2) 企 业 定额 是 施工 企业 进行 工程 投标 、 编 制 工程 投标 价格 的 基础 和 主要 依据 
(3) 企 业 定额 是 施工 企业 编制 施工 组 织 设计 的 依据 












































【一 般 考点 ] 考 点 18 ”企业 定额 的 编制 原则 


施工 企业 在 编制 企业 定额 时 ， 应 依据 本 企业 的 技术 能 力 和 管理 水 平 ， 以 基础 定 
额 为 参照 和 指导 ， 测 定 计 算 完成 分 项 工程 或 工序 所 必需 的 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 
的 消耗 量 ， 准 确 反 映 本 企业 的 施工 生产 力 水 平 























【一 般 考点 ] 考 点 19 预算 定额 的 编制 


预算 定额 是 在 施工 定额 的 基础 上 进行 综合 扩大 编制 而 成 的 。 预 算 定额 中 的 人 工 、 
材料 和 施工 机 械 台 班 的 消耗 水 平 根据 施工 定额 综合 取 定 ,定额 子 目 的 综合 程度 大 
于 施工 定额 ， 从 而 可 以 简化 施工 图 预算 的 编制 工作 
预算 定额 项 目 中 人 工 、 材 料 和 施工 机 械 台 班 消耗 量 指标 ， 应 根据 编制 预算 定额 
的 原则 、 依 据 ， 采 用 理论 与 实际 相 结合 、 图 样 计算 与 施工 现场 测算 相 结合 、 编 制 
定额 人 员 与 现场 工作 人 员 相 结合 等 方法 进行 计算 
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【重要 考点 】 考 点 20 人工 消耗 指标 的 组 成 


完成 分 项 工程 的 主要 用 工 量 













































































其 他 用 工 包 括 超 运 距 用 工 、 辅 助 用 工 、 人 工 幅 度 差 用 工 

人 工 幅 度 差 用 工 是 指 人 工 定额 中 未 包括 的 ， 而 在 一 般 正 常 施 工 情况 下 又 
不 可 避免 的 一 些 零 -， 内 容 如 
(1) 各 种 专业 工种 之 间 的 工序 搭 接 及 土建 工程 与 安装 工程 的 交叉 、 配 合 中 
不 可 避免 的 停 哆 时 间 
(2) 施 工 机 械 在 场 内 单位 工程 变换 位 置 及 在 施工 过 程 中 移动 临时 水 日 
线路 引起 的 临时 停 水 、 ee 


























































































































(3) 施 工 过 程 中 水 电 维 修 用 工 

(4) 隐 项 工程 验收 等 工程 质量 检查 影响 的 操作 时 间 

(5) 现 场 内 单位 工程 之 间 操 作 地 点 转移 影响 的 操作 时 间 

(6) 施 工 过 程 中 工种 之 间 交 叉 作 业 造 成 的 不 可 避免 的 剔 辫 、 修 复 、 清 理 等 用 工 
工 过 程 中 不 可 避免 的 直 
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(1) 基 本 用 





























用 工 数量 = 之 (工序 工程 量 久 时 间 定 额 ) 
(2) 超 运 距 用 计算 
] 工 数量 ( 超 运 距 材 料 数量 X 时 间 定 额 ) 
预算 定额 规定 的 运 距 一 劳动 定额 规定 的 运 距 












































(3) 辅 助 




















j 工 数量 = 之 (加 工 材 料 数量 义 时 间 定 额 ) 
(4) 人工 幅度 差 用 工 的 计算 




























































































人 工 幅 度 差 用 工 数 量 (基本 用 工 十 超 运 距 用 工 十 辅助 用 工 ) X 人工 幅 
度 差 系 数 


【一般 考点 ] 考 点 22 ”材料 耗 用 量 指标 的 确定 


























材料 耗 用 量 指标 是 在 节约 和 合理 使 用 材料 的 条 件 下 ， 生 产 单位 合格 产品 所 必需 
消耗 的 一 定 品种 规格 的 材料 、 燃 料 、 半 成 品 或 配件 数量 标准 

材料 耗 用量 指 标 是 以 材料 消耗 定额 为 基础 ， 按 预算 定额 的 定额 项 目 ， 综合 材料 
消耗 定额 的 相关 内 容 ， 经 汇总 后 确定 
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【一般 考点 ] 考 点 23 机械 台 班 消耗 指标 的 确定 


机 械 幅 度 差 是 指 在 施工 定额 中 未 曾 包 括 的 ， 而 机 械 在 合理 的 施工 组 织 条 
件 下 所 必需 的 停 睦 时 间 ， 在 纺 制 预算 定额 时 应 予以 考虑 。 其 内 容 包括 
GD 施工 机 械 转 移 工作 面 及 配套 机 械 互相 影响 损失 的 时 间 
机 械 幅度 差 | 2) 在 正常 的 施工 情况 下 ， 机 械 施工 中 不 可 各 免 的 工序 间 区 
(3) 检 查 工程 质量 而 影响 机 械 操作 的 时 间 
(临时 水 、 电 线路 在 施工 中 移动 位 置 所 发 生 的 机 械 停 欢 时 间 
(5) 工 程 结尾 时 ， 工 作 量 不 人 满 所 损失 的 时 间 
GD 小 组 产量 计算 法 


分 项 定额 机 械 台 班 


























分 项 定额 计量 
不 组 














机 械 台 班 消耗 
指标 的 计算 (2) 台 班 产量 计算 法 
定额 台 班 用 量 
































【一 般 考 点 ] 考 点 24 单位 估价 表 的 编制 


在 拟定 的 预算 定额 的 基础 上 ， 有 时 还 需要 根据 所 在 地 区 的 工资 、 物 价 水 平 计 算 
确定 相应 的 人 工 、 材 料 和 施工 机 械 台 班 的 价格 ,计算 拟定 预算 定额 中 每 一 分 项 工 
程 单位 预算 价格 的 过 程 称 为 单位 估价 表 的 编制 
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【一 般 考 点 ] 考 点 25 ”概算 定额 的 作用 





概算 定额 是 在 初步 设计 阶段 编制 设计 概算 或 技术 设计 阶段 编制 修正 
概算 的 依据 ， 是 确定 建设 工程 项 目 投资 额 的 依据 。 概 算 定额 可 用 于 进 
行 设计 方案 的 技术 经 济 比较 ， 它 也 是 编制 概算 指标 的 基础 












































【一般 考点 ] 考 点 26 ”编制 概算 定额 的 一 般 要 求 


(1) 概 算 定 额 的 编制 深度 要 适应 设计 深度 的 要 求 








(2) 概 算 定额 水 平 的 确定 应 与 基础 定额 、 预 算 定额 的 水 平 








[一般 考点 ] 考 点 27 概算 定额 的 编制 方法 


(1) 直 接 利 用 综合 预算 定额 

(2) 在 预算 定额 的 基础 上 再 合并 其 他 次 要 项 目 
(3) 改 变 计量 单位 
(4) 采 用 标准 设计 图 样 的 项 目 ， 可 以 根据 预先 编 好 的 标准 预算 计算 
(5) 工 程 量 计算 规则 进一步 简化 
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1Z103040 ”建设 工程 项 目 设计 概算 


【重要 考点 ] 考 点 ] 设计 概算 概述 


设计 概算 是 由 设计 单位 根据 初步 设计 (或 技术 设计 ) 图 样 及 说 明 、 概 算 定 
额 (或 概算 指标 )、 各 项 费用 定额 或 取 费 标准 (指标 )、 设 备 、 材 料 预算 价 格 
等 资料 或 参照 类 似 工程 预 决 算 文件 ， 编 制 和 确定 的 建设 工程 项 目 从 筹建 至 
竣工 交付 使 用 所 需 全 部 费用 的 文件 
























































设计 概算 批准 后 不 得 任意 修改 和 调整 ， 如 需 修 改 或 调整 时 ， 须 经 原 批准 


修改 和 
GA 部 门 重新 审批 














建设 项 目 施 工 条 件 等 因素 对 投资 的 影响 
按 项 目 合 理工 期 预测 建设 期 价格 水 平 ， 以 及 资产 租赁 和 贷款 的 时 间 价 值 
等 动态 因素 对 投资 的 影响 





























设计 概算 由 项 目 设计 单位 负责 编制 ， 并 对 其 编制 质量 负责 




















分 为 单位 工程 概算 、 单 项 工程 综合 概算 和 建设 工程 项 目 总 概算 三 级 
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建设 工程 经 济 
【一 般 考 点 】 考 点 2 设计 概算 的 组 成 内 容 











单位 建筑 工程 概算 

页 工程 综合 = 
TO 单位 设备 及 安装 工程 估算 
工程 建设 其 他 费用 概算 

顶 符 费 、 建 设 期 利息 概算 






























































经 营 性 项 目 铺底 流动 资金 概算 


【重要 考点 ] 考 点 3 单位 工程 概算 














对 于 一 般 工业 与 民用 建筑 工程 而 言 ， 单 位 工程 概算 按 其 工程 性 质 可 分 为 ， 

















建筑 工程 概算 和 设备 及 安装 工程 概算 两 大 类 。 建 筑 工 程 概算 包括 土建 工程 
概算 、 给 水 排水 采暖 工程 概算 、 通 风 空 调 工程 概算 、 电 气 照 明 工 程 概算 、 














弱电 工程 概算 、 特 殊 构 筑 物 工程 概算 等 ; 设备 及 安装 工程 概算 包括 机 械 设 | 


备 及 安装 工程 概算 、 电 气 设备 及 安装 工程 概算 、 热 力 设备 及 安装 工程 概 ， 





算 、 工 (器 ) 具 及 生产 家 具 购 置 费用 概算 等 
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【重要 考点 】] 考 点 4 单项 工程 综合 概算 的 组 成 内 容 
一 般 土建 工程 概算 
给 水 排水 采暖 工程 概算 
一 一 建筑 单位 工程 概算 ee 




















































































































着 电气 照明 工程 概算 
单 me 弱电 工程 概算 
项 
工 特殊 构筑 物 工程 概算 
程 | 
剖面 医 机 械 设 备 及 安装 工程 概算 | 
概 电气 设备 及 安装 工程 概算 | 
算 设备 及 安装 单位 工程 概算 
热力 设备 及 安装 工程 概算 | 
工程 建设 其 他 费用 概算 工 (器 ) 具 及 生产 家 具 购 置 
(不 编 总 概算 时 列 入 ) 一 | 费用 概算 
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【一 般 考 点 】 考 点 5 建设 工程 项 目 总 概算 的 组 成 内 容 








主要 生产 工程 项 目 综合 概算 


































单项 工程 综合 概算 
| 门 “ 辅助 工程 项 目 综合 概算 
工程 建设 其 他 费用 概算 站 公用 系统 工程 项 目 综合 概算 








一 | 行政 福利 设施 综合 概算 
预备 费 、 建 说 期 利息 概算 “| | | 住宅 与 生活 设施 综合 概算 


一 场 外 工程 项 目 综 合 概算 









































经 营 性 项 目 铺底 流动 资金 概算 
【一 般 考 点 ] 考 点 6 设计 概算 的 作用 
(1) 设 计 概 算是 制定 和 控制 建设 投资 的 依据 
(2) 设 计 概 算是 编制 建设 计划 的 依据 
(3) 设 计 概 算是 进行 贷款 的 依据 
(4) 设 计 概算 是 签订 工程 总 承包 合同 的 依据 
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( 续 ) 


(5) 设 计 概 算是 考核 设计 方案 的 经 济 合 理性 、 控 制 施工 图 预算 和 施工 图 设计 的 依据 
(6) 设 计 概 算是 考核 和 评价 建设 工程 项 目 成 本 和 投资 效果 的 依据 





【一般 考点 ] 考 点 7 设计 概算 的 编制 依据 


(1) 国 家 、 行 业 和 地 方 有 关 规 定 

(2) 相 应 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 概算 定额 (或 指标 ) 

(3) 工 程 勘 察 与 设计 文件 

(4) 拟 定 或 常规 的 施工 组 织 设 计 和 施工 方案 

(5) 建 设 项 目 资金 筹措 方案 

(6) 工 程 所 在 地 编制 同期 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 市 场 价格 ， 以 及 设备 供应 方式 

及 供应 价格 
(7) 建 设 项 目的 技术 复杂 程度 ， 新 技术 、 新 材料 、 新 工艺 以 及 专利 使 用 情况 等 
(8) 建 设 项 目 批准 的 相关 文件 、 合 同 、 协 议 等 
(9) 政 府 有 关 部 门 、 金 融 机 构 等 发 布 的 价格 指数 、 利 率 、 汇 率 、 税 率 以 及 工程 建 

设 其 他 费用 等 
(10) 委 托 单位 提供 的 其 他 技术 经 济 资料 等 






















































































192 建设 工程 经 济 


【一般 考点 ] 考 点 8 设计 概算 的 编制 步骤 



































资料 数据 计算 算 书 编制 概算 书 的 编制 





























收集 原始 确定 有 关 各 项 费用 单位 工程 概 单项 工程 综合 





建设 项 目 总 概 
算 的 编制 








【高 频 考 点 】] 考 点 9 单位 建筑 工程 概算 的 编制 方法 


概算 定额 法 











到 一 定 深 度 ， 建 筑 结构 比较 明确 时 ， 方 可 采用 





概算 定额 法 又 称 扩大 单价 法 或 扩大 结构 定额 法 。 该 方法 要 求 初步 设计 达 




















当初 步 设 计 深度 不 够 ， 不 能 准确 地 计算 工程 量 ， 但 工程 设计 采用 的 技术 






































概算 指标 法 | 比较 成 熟 而 又 有 类 似 工程 概算 指标 可 以 利用 时 ， 可 以 采 上 














工程 概算 


概算 指标 法 编制 

















类 似 工程 
预算 法 























类 似 工程 预算 法 适用 于 拟 建 工程 初步 设计 与 已 完工 程 或 在 建 工程 的 设计 
相 类 似 且 没有 可 用 的 概算 指标 的 情况 ， 但 必须 对 建筑 结构 差异 和 价差 进行 
调整 
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【一 般 考 点 】] 考 点 10 利用 概算 定额 法 编制 设计 概算 的 步 又 


(1) 按 照 概算 定额 分 部 (分 项 ) 顺 序 ， 列 出 各 分 部 (分 项 ) 工 程 的 名 称 

(2) 确 定 各 分 部 (分 项 ) 工 程 项 目的 概算 定额 单价 (基价 ) 

概算 定额 单价 的 计算 公式 为 

概算 定额 单价 二 概算 定额 人 工 费 十 概算 定额 材料 费 十 概算 定额 机 械 台 于 
使 用 费 
一 之 (概算 定额 中 人 工 消 耗 量 X 人 工 单 价 ) 十 之 (概算 定额 
材料 消耗 量 义 材料 预算 单价 ) 十 之 (概算 定额 中 机 械 台 班 
消耗 量 X 机 械 台 班 单价 ) 

(3) 计 算 单 位 工程 人 、 料 、 机 费用 

(4) 根 据 人 、 料 、 机 费用 ， 结 合 其 他 各 项 取 费 标准 ， 分 别 计算 企业 管理 


























U 


















































费 、 利 润 、 规 费 和 税金 
(5) 计 算 单位 工程 概算 造价 。 其 计算 公式 为 
单位 工程 概算 造价 = 人 、 料 、 机 费用 十 企业 管理 费 十 利润 十 规 费 十 税金 
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【重要 考点 】 考 点 11 拟 建 工程 结构 特征 与 概算 指标 有 局 部 差异 时 的 调整 














将 原 概算 指标 中 的 单位 造价 进行 调整 ( 仍 使 用 人 、 料 、 机 费用 指标 )， 
扣除 每 1m? (lms ) 原 概算 指标 中 与 拟 建 工程 结构 不 同 部 分 的 造价 ， 增 加 每 
lm2(lms) 拟 建 工程 与 概算 指标 结构 不 同 部 分 的 造价 ， 使 其 成 为 与 拟 建 工 
程 结 构 相 同 的 工程 单位 人 、 料 、 机 费用 造价 。 计 算 公式 为 

结构 变化 修正 概算 指标 (元 /m?)== J 十 QiPi 一 QP; 
式 中 J 一 一 原 概算 指标 
Qi 一 一 概算 指标 中 换 入 结构 的 工程 量 
Q: 概算 指标 中 换 出 结构 的 工程 量 
已 一 一 换 入 结构 的 人 、 料 、 机 费用 单价 
P; 换 出 结构 的 人 、 料 、 机 费用 单价 

则 拟 建 单 位 工程 的 人 、 料 、 机 费用 为 

人 、 料 、 机 费用 = 修正 后 的 概算 指标 X 拟 建 工 程 建 筑 面积 (或 体积 ) 

求 出 人 、 料 、 机 费用 后 ， 再 按照 规定 的 取 费 方法 计算 其 他 费用 ， 最 终 
得 到 单位 工程 值 






























































调整 概算 指标 中 
的 每 lm2(lms3) 





造价 
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( 续 ) 








将 原 概算 指标 中 每 100m2 (1000m; ) 建 筑 面 积 ( 体 积 ) 中 的 人 、 料 、 机 数 
量 进行 调整 ， 扣 除 原 概算 指标 中 与 拟 建 工程 结构 不 同 部 分 的 人 、 料 、 机 
消耗 量 ， 增 加 拟 建 工程 与 概算 指标 结构 不 同 部 分 的 人 、 料 、 机 消耗 量 ， 
使 其 成 为 与 拟 建 工程 结构 相同 的 每 100m? (1000m; ) 建 筑 面积 (体积 ) 人 、 











调整 概算 指标 
中 的 工人 、 料 、 
机 数量 























料 、 机 数量 。 计 算 公式 : 

结构 变化 修正 概算 指标 的 人 、 料 、 机 数量 = 原 概 算 指标 的 人 、 料 、 机 
数量 十 换 入 结构 件 工程 量 X 相 应 定额 人 、 料 、 机 消耗 量 一 换 出 结构 件 工 
程 量 X 相 应 定额 人 、 料 、 机 消耗 量 


【高 频 考 点 】 考 点 12 ”设备 安装 工程 概算 的 编制 方法 














当初 步 设计 有 详细 设备 清单 时 ， 可 直接 按 预算 单价 (预算 定额 单价 ) 编 制 
预算 单价 法 | 设备 安装 工程 概算 。 根 据 计 算 的 设备 安装 工程 量 ， 乘 以 安装 工程 预算 单价 ， 
经 汇总 求 得 



































当初 步 设计 的 设备 清单 不 完备 ， 或 仅 有 成 套 设备 的 重量 时 ， 可 采用 主体 
设备 、 成 套 设备 或 工艺 线 的 综合 扩大 安装 单价 编制 概算 








扩大 单价 法 
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当初 步 设 计 的 设备 清 生 























概算 指标 法 





《3 
(4) 








( 续 ) 





不 完备 ， 或 安装 预算 单价 及 扩大 综合 单价 不 全 ， 
无 法 采用 预算 单价 法 和 扩大 单价 法 时 ， 可 采用 概算 指标 编制 概算 。 概 算 指 
标 形式 较 多 ， 概 括 起 来 主要 可 按 以 下 几 种 指标 进行 计算 





























(1) 按 占 设备 价值 的 百分比 (安装 费 率 ) 的 概算 指标 计算 


设备 安装 费 二 设备 原价 X 设 备 安装 费 率 








香 每 平方 米 建筑 面 


【一般 考点 ] 考 点 13 建设 工程 项 











封面 、 














(2) 按 每 吨 设备 安装 费 的 概算 指标 计算 
设备 安装 费 = 设 备 总 吨 数 X 每 吨 设 备 安装 费 (元 /0D 
组 、 根 或 功率 等 为 计量 单位 的 概算 指标 计算 
积 的 概算 指标 计算 

目 总 概算 的 编制 方法 


习 录 ， 编 制 说 明 ， 

















总 概算 表 ， 工 程 建设 其 他 费用 概算 表 ， 
单项 工程 综合 概算 表 ， 单位 工程 概算 表 ， 附 录 : 补充 估价 表 





























总 相 异 以 下 




















组 成 :了 








列 入 项 目 概算 总 

















- 程 费 | 

















; 四 其 他 费用 ;加 预备 费 ;， 由 应 











4 其 他 费 











 ， 包 括 建 














设 期 利息 和 铺底 流动 资金 
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E 设 工程 估价 


( 续 ) 


(1) 按 总 概算 组 成 的 顺序 和 各 项 费用 的 性 质 ， 将 各 个 单项 工程 综合 概算 及 

















其 他 工程 费用 概算 汇总 列 人 总 概算 表 









































《2) 将 工程 项 目 和 费用 名 称 及 各 项 数值 填 人 相应 各 栏 内 ， 然 后 按 各 栏 








汇总 
(3) 以 汇总 后 总 额 为 基础 ， 按 取 费 标准 i 
资产 投资 方向 调节 税 、 铺 底 流动 资金 














- 算 预 备 费用 











(4) 计 算 回 收 金 额 。 回 收 金 额 是 指 在 整个 基本 建设 过 程 





总 概算 表 的 
编制 步 又 








如 原 有 房屋 拆除 所 回收 的 材料 和 旧 设 备 等 的 
的 价值 等 。 回 收 金额 的 计算 方法 ， 应 按 地 区 











主管 部 门 的 规定 








建设 期 利息 、 


P 所 获得 的 
变现 收入 ; 试车 收入 大 


执行 


于 支出 部 分 


各 种 收入 




















(5) 计 算 总 概算 价值 。 总 概算 价值 王 工 程 费 用 十 其 他 费 ) 








期 利息 十 铺底 流动 资金 一 回收 金额 


(6) 计 算 技 术 经 济 指标 。 整 个 项 目的 技术 经 济 指标 





投资 效果 的 指标 填 丈 
































十 预备 费 十 建设 


应 选择 有 代表 性 和 能 说 





投资 分 析 。 为 对 基本 建设 投资 分 配 、 构 成 等 情况 进行 分 析 ， 应 在 总 概 


算 表 中 计算 出 各 项 工程 和 费用 投资 占 总 投资 比例 ， 在 表 的 末 栏 计算 出 每 项 


























的 投资 占 总 投资 的 比例 
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【一 般 考点 ] 考 点 14 设计 概算 审查 的 意义 

















费用 标准 ， 提 高 概算 的 编制 质量 














(1) 审 查 设计 概算 有 助 于 促进 概算 编制 人 员 严 格 执行 国家 有 关 概 算 的 编制 规定 和 


(2) 审 查 设计 概算 有 利于 合理 分 配 投资 资金 、 加 强 投资 计划 管理 





(3) 审 查 设计 概算 有 助 于 促进 设计 的 技术 先进 性 





与 经 济 合 理性 的 统一 


(4) 审 查 设计 概算 有 利于 核定 建设 项 目的 投资 规模 ， 可 以 使 建设 项 目 总 投资 力求 
做 到 准确 、 完 整 ， 防 止 任意 扩大 投资 规模 或 出 现 漏 项 ， 从 而 减少 投资 缺口 ， 缩 小 











概算 与 预算 之 间 的 差距 ， 避 免 故 意 压低 概算 投资 ， 


价 大 幅度 突破 概算 的 情况 











搞 钓 鱼 项 目 ， 最 后 导致 实际 造 


(5) 经 审查 的 概算 有 利于 为 建设 项 目 投资 的 落实 提供 可 靠 的 依据 


【一 般 考 点 】] 考 点 15 ”审查 设计 概算 的 编制 依据 











采用 的 各 种 编制 依据 必须 经 过 国 




















家 或 授权 机 关 的 批准 ,符合 国家 的 编 
































不 得 强调 特殊 理由 擅自 提高 费 ) 














制 规定 。 未 经 过 批准 的 不 得 采用 ， 


标准 
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( 续 ) 

对 定额 、 指 标 、 价 格 、 取 费 标 准 等 各 种 依据 ， 都 应 根据 国家 有 关 部 让 
名 行规 定 执行 。 对 颁发 时 间 较 长 、 已 不 能 全 部 适用 的 ， 应 按 有 关 部 门 
的 调整 系数 执行 
各 主管 部 门 、 各 地 区 规定 的 各 种 定额 及 其 取 费 标准 均 有 其 各 自 的 适用 范 
围 ， 特 别 是 各 地 区 间 的 材料 预算 价格 区 域 性 差别 较 大 ， 在 审查 时 应 给 予 高 




























































































【一般 考点 ] 考 点 16 单位 工程 设计 概算 构成 的 审查 


建筑 工程 概算 的 审查 人 
(1) 工 程 量 审查 (1) 标 准 设备 原价 ， 应 根据 设备 被 管辖 的 范围 ， 审 查 各 级 规定 的 价 
(2) 采 用 的 定额 | 格 标准 

或 指标 的 审查 (2) 非 标准 设备 原价 ， 除 审查 价格 的 佑 算 依据 、 佑 算 方法 外 ， 还 要 
























































(3) 材 料 预算 价 | 分 析 研 究 非 标准 设备 估价 准确 度 的 有 关 因 素 及 价格 变动 规律 
格 的 审查 (3) 设 备 运 杂 费 审查 






























































(4) 各 项 费用 的 (4) 进 口 设备 费用 的 审查 ,应 根据 设备 费用 各 组 成 部 分 及 国家 i 
F 查 进口 、 外 汇 管理 、 海 关 、 税 务 等 有 关 部 门 不 同时 期 的 规定 进行 
(5) 设 备 安装 工程 概算 的 审查 
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【一般 考点 ] 考 点 17 ”财政 部 对 设计 概算 评审 的 要 求 
lL 筑 安装 工程 概算 、 设 备 投资 概算 、 待 摊 投 





(1) 项 目 概 算 评审 包括 对 项 目 建设 程 请 
资 概 算 和 其 他 投资 概算 等 的 评审 
(2) 项 目 概算 应 由 项 目 建设 单位 提供 ， 
1 项 目 单位 确认 后 报 送 评审 机 构 进 行 评审 
(3) 项 目 建 设 程序 评审 包括 对 项 目 立 项 、 项 目 五 
项 目 征 地 拆迁 及 开工 报告 等 批准 文件 的 程序 性 评 家 

(4) 建 筑 安装 工程 概算 评审 包括 对 工程 量 计算 、 概 算 定额 选 








en 























项 目 建设 单位 委托 其 他 单位 编制 项 目 概 算 的 ， 












































行 性 研究 报告 、 项 目 初步 设计 概算 、 


























Hm 
































jj、 取 费 及 材料 价格 等 进 














行 评 审 
(5) 设 备 投资 概算 评审 ， 主 要 对 设备 型 号 、 规 格 、 数 量 及 价格 进行 评审 
(6) 待 挫 投 资 概算 和 其 他 投资 概算 的 评审 ， 主 要 对 项 目 概算 中 除 建筑 安装 工程 概算 、 


设备 投资 概算 之 外 的 项 目 概 算 投资 进行 评审 
(7) 部 分 项 目 发 生 的 特殊 费用 ， 应 视 项 目 建设 的 具体 情况 和 有 关 部 门 的 批复 意见 进行 评审 
(8) 对 已 招标 投标 或 已 签订 相关 合同 的 项 目 进行 概算 评审 时 ， 应 对 招标 投标 文件 、 过 
程 和 相关 合同 的 合法 性 进行 评审 ， 并 据 此 核定 项 目 概 算 
(9) 概 算 评审 时 需要 对 项 目 投资 细 化 、 分 类 的 ， 按 财政 细 化 基本 


有 关 规 定 进行 评审 




























































































eh 


建设 投资 项 目 概算 站 
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【重要 考点 ] 考 点 18 ”设计 概算 审查 的 方法 


对 比分 析 法 主要 是 指 通 过 建设 规模 、 标 准 与 立项 批文 对 比 ， 工 程 数 量 与 设 
对 比分 析 法 | 计 图 样 对 比 ， 综 合 范围 、 内 容 与 编制 方法 、 规 定 对 比 ， 各 项 取 费 与 规定 标准 
才 比 ， 材 料 、 人 工 单价 与 统一 信息 对 比 ， 技 术 经 济 指标 与 同类 工程 对 比 等 











查询 核实 法 是 对 一 些 关 键 设备 和 设施 、 重 要 装置 、 引 进 工程 图 样 不 全 、 
E 以 核算 的 较 大 投资 进行 多 方 查询 核对 ， 逐 项 落实 的 方法 











联合 会 审 前 ， 可 先 采 取 多 种 形式 分 头 审查 ， 包 括 设计 单位 自 审 ， 


包 单位 初审 ， 工 程 造价 咨询 公司 评审 ， 邀 请 同行 专家 预审 
部 门 复审 等 。 经 层 层 审查 把 关 后 ， 由 有 关 单 位 和 专家 进行 联合 会 























日- 


建设 、 导 




































































1Z103050 ”建设 工程 项 目 施工 图 预算 
【重要 考点 ] 考 点 1 施工 图 预算 编制 的 模式 




















我 国 的 传统 计价 模式 (也 称 为 定额 计价 模式 ) 是 采用 国家 、 部 门 或 地 区 











传统 计价 模式 


一 规定 的 定额 和 取 费 标准 进行 工程 造价 计价 的 模式 
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( 续 ) 





传统 计价 模式 下 ， 由 主管 部 门 制定 工程 预算 定额 ， 并 且 规定 间接 费 的 内 
容 和 取 费 标准 。 建 设 单位 和 施工 单位 均 先 根据 预算 定额 中 规定 的 工程 量 计 


算 规 则 、 定 额 单 价 计 算 人 、 料 、 机 费用 ， 再 按照 规定 的 费 率 和 取 费 程序 计 





























传统 计价 模式 


























取 企 业 管理 费 、 利 润 、 规 费 和 税金 ， 汇 总 得 到 工程 造价 











开间 是 少许 | 工程 量 清单 计价 模式 是 指 按照 工程 量 清单 规范 规定 的 全 国 统一 工程 量 计 

-小 F 屋 

rh 算 规则 ， 由 招标 人 提供 工程 量 清单 和 有 关 技 术 说 明 ， 投 标 人 根据 企业 自身 
工 


的 定额 水 平和 市 场 价格 进行 计价 的 模式 
【一 般 考 点 ] 考 点 2 ”施工 图 预算 对 建设 单位 的 作用 
































(1) 施 工 图 预算 是 施工 图 设计 阶段 确定 建设 工程 项 目 造价 的 依据 ， 是 设计 文件 的 
组 成 部 分 
(2) 施 工 图 预算 是 建设 单位 在 施工 期 间 安 排 建设 资金 计划 和 使 用 建设 资金 的 依据 
(3) 施 工 图 预算 是 招标 投标 的 重要 基础 ， 既 是 工程 量 清单 的 编制 依据 ， 也 是 标底 
的 编制 依 
(4) 施 工 图 预算 是 拨付 进度 款 及 办 理 结 算 的 依 和 






































【重要 考点 ] 考 点 3 





(1) 施 工区 
(2) 施 工区 
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施工 图 预算 对 施工 单位 的 作用 


预算 是 确定 投标 报价 的 依据 











预算 是 施工 单位 进行 施工 准备 的 依据 ， 是 施工 单位 在 施工 前 组 织 材 


料 、 机 具 、 设 备 及 劳动 力 供应 的 重要 参考 ， 是 施工 单位 编制 进度 计划 、 统 计 完成 
工作 量 、 进 行经 济 核算 的 参考 依据 。 施 工 图 预算 的 工 、 料 、 机 分 析 ， 为 施工 单位 
劳动 力 及 机 具 和 设备 的 配备 提供 参考 
预算 是 控制 施工 成 本 的 依据 


的 材料 购置 、 
(3) 施 工区 

















【一 般 考 点 ] 考 点 4 施工 图 预算 对 其 他 方面 的 作用 


(1) 对 于 工程 咨询 单位 而 言 ， 尽 可 能 客观 、 六 
EE、 素 质 和 信誉 的 体现 


是 其 业务 水 








(2) 对 于 工程 造价 管理 部 门 而 言 ， 施 工 图 预算 是 监督 检查 执行 定 


确定 工程 造价 、 测 算 造 价 指 数 及 外 




















必定 招标 工程 标底 的 重要 依据 





后 





圣 确 地 为 委托 方 作 出 施工 图 预算 ， 


额 标 准 、 合 理 





203 


204 建设 工程 经 济 


【重要 考点 ] 考 点 5 施工 图 预算 的 编制 依据 





(1) 国 家 、 行 业 和 地 方 有 关 规 定 

(2) 相 应 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 预算 定额 

(3) 施 工 图 设计 文件 及 相关 标准 图 集 和 规范 

(4) 项 目 相关 文件 、 合 同 、 协 议 等 

05) 工程 所 在 地 的 人 工 、 材 料 、 设 备 、 施 工 机 械 市 场 
价格 
(6) 施 工 组 织 设计 和 施工 方案 

(7) 项 目的 管理 模式 、 发 包 模 式 及 施工 条 件 
(8) 其 他 应 提供 的 资料 





Mr 

















[一般 考 点 ] 考 点 6 定额 单价 法 的 编制 步骤 
































套 定 额 音 计算 天 人 
准备 资料 | | 计算 工 Me 工料 Pie 复 | | 编制 说 明 
二 V 肛 > 和 和 ~ yt 和 
熟悉 图 样 | | 程 量 分 析 | 核 | | 编写 封面 
料 、 机 费 ) 汇总 造价 
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【重要 考点 】] 考 点 7 定额 单价 法 计算 人 、 料 、 机 费用 时 需 注意 的 内 容 


) 分 项 工程 的 名 称 、 规 格 、 计 量 单位 与 定额 单价 或 单位 估价 表 中 所 列 内 容 完 全 一 致 
时 ， 可 以 直接 套用 定额 单价 

《2) 分 项 工程 的 主要 材料 品种 与 定额 单价 或 单位 估价 表 中 规定 的 材料 不 一 致 时 ， 不 可 
以 直接 套用 定额 单价 ， 需 要 按 实际 使 用 材料 价格 换算 定额 单价 
(3) 分 项 工程 施工 的 工艺 条 件 与 定额 单价 或 单位 估价 表 不 一 致 而 造成 人 工 、 机 械 的 数 
量 增 减 时 ,一 般 调 量 不 换 人 
4) 分 项 工程 不 能 直接 套用 定额 、 不 能 换算 和 调整 时 ， 应 编制 补充 单位 估价 表 


【重要 考点 ] 考 点 8 工料 分 析 表 的 编制 
根据 各 分 部 (分 项 ) 工 程 项 目 实物 工程 量 和 预算 定额 项 目 中 所 列 的 用 工 及 材料 数量 ， 
计算 各 分 部 (分 项 ) 工 程 所 需 人 工 及 材料 数量 ， 汇 总 后 算出 该 单位 工程 所 需 各 类 人 工 、 
材料 的 数量 
【一 般 考 点 ] 考 点 9 工程 量 清单 单价 法 
全 费用 综合 单价 即 单价 中 综合 了 人 、 料 、 机 费用 ， 以 及 企业 管理 费 、 规 
费 、 利 润 和 税金 等 ， 以 各 分 项 工程 量 乘 以 综合 单价 的 合 价 汇 总 后 ， 就 生成 
了 工程 承 发 包 价 
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( 续 ) 
分 部 (分 项 ) 工 程 单价 中 综合 了 人 、 料 、 机 费用 、 管 理 费 、 利 润 ， 以 及 一 
定 范围 内 的 风险 费用 ， 单 价 中 未 包括 措施 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 ， 


























































































































价 
【一 般 考点 ] 考 点 10 ”实物 量 法 的 编制 步骤 
准备 套用 消耗 定 计算 并 汇 编制 
EE 人 
资料 | 0 | 额 ,计算 | | 总 人 工 费 、| dl | 复 | 说 明 
熟悉 人 、 料 、 机 材料 费 、 施 Ee 核 | | 填写 
图 样 消耗 量 工 机 械 使 用 费 人 封面 

































































【一般 考点 ] 考 点 11 实物 量 法 与 定额 单价 法 编制 施工 图 预算 步骤 的 异同 


与 定额 单价 法 基本 相似 ， 在 具体 计算 人 工 费 、 材 料 费 和 机 械 使 用 费 及 汇总 三 种 费 
之 和 方面 有 一 定 区 别 
实物 量 法 编制 施工 图 预算 所 用 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 的 单价 都 是 当时 当地 的 实际 
























































价格 ， 编 制 出 的 预算 可 以 较 准 确 地 反映 实际 水 平 ， 误 差 较 小 ， 适 用 于 市 场 经 济 条 件 
波动 较 大 的 情况 。 由 于 采用 该 方法 需要 统计 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 量 ， 还 需 收 
集 相应 的 实际 价格 ， 因 而 工作 量 较 大 ， 计 算 过 程 烦琐 
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【一 般 考点 ] 考 点 12 ”施工 图 预算 审查 的 内 容 


(1) 审 查 施工 图 预算 的 编制 是 否 符合 现行 国家 、 行 业 、 地 方 政 府 有 关 法 律 法 规 和 规 

(2) 审 查 工程 量 计算 的 准确 性 、 工 程 量 计算 规则 与 计价 规范 规则 或 定额 规则 的 一 致 性 

(3) 审 查 在 施工 图 预算 的 编制 过 程 中 ， 各 种 计价 依据 使 用 是 否 恰当 ， 各 项 费 率 计 取 
是 否 正 确 ; 审查 依据 主要 有 施工 图 设计 资料 、 有 关 定 额 、 施 工 组 织 设 计 、 有 关 造 价 
文件 规定 和 技术 规范 、 规 程 等 

(4) 审 查 各 种 要 素 市 场 价格 的 选用 是 否 合理 

(5) 审 查 施工 图 预算 是 否 超过 设计 概算 以 及 进行 偏差 分 析 


[一般 考点 ] 考 点 13 施工 图 预算 审查 的 步骤 


选择 审查 方法 、 
查 相应 内 容 


















































gp 



































全 面 审 查 法 又 称 逐 项 审查 法 ,其 优点 是 全 面 、 旨 
好 ; 缺点 是 工作 量 大 ， 时 间 较 长 。 这 种 方法 适合 于 
比较 简单 的 工程 
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( 续 ) 
标准 预算 审查 法 是 对 利用 标准 图 样 或 通用 图 样 施 工 的 工程 ， 先 集中 力量 编 
制 标准 预算 ， 以 此 为 准 来 审查 工程 预算 的 一 种 方法 。 该 方法 的 优点 是 时 间 
、 效 果 好 、 易 定案 ; 缺点 是 适用 范围 小 ， 仅 适用 于 采用 标准 图 样 的 工程 



































































































































FF 查 法 是 把 预算 中 有 关 项 目 按 类 别 划 分 若干 组 ， 利用 同 组 中 的 
查分 项 工程 量 的 一 种 方法 。 该 方法 特点 是 审查 速度 快 、 工 作 


之 





























查 法 是 当 工 程 条 件 相同 时 ， 用 已 完工 程 的 预算 或 未 完 但 已 经 过 审 
查 修正 的 工程 预算 对 比 审查 拟 建 工程 的 同类 工程 预算 的 一 种 方法 
筛选 是 能 较 快 发 现 问题 的 一 种 方法 。 筛 选 审查 法 的 优点 是 简单 易 懂 


于 掌握 ， 审 查 速度 快 、 便 于 发 现 问 题 。 但 问题 出 现 的 原因 沿 需 继续 站 
该 方法 适用 于 审查 住宅 工程 或 不 具备 全 面 审查 条 件 的 工程 




















































































































点 审查 法 是 抓 住 施工 图 预算 中 的 重点 进行 审核 的 方法 。 审 查 的 重点 一 
般 是 工程 量 大 或 者 造价 较 高 的 各 种 工程 、 补 充 定额 、 计 取 的 各 项 费 | 
基础 、 取 费 标 准 ) 等 。 重 点 审查 法 的 优点 是 突出 重点 ,审查 时 间 短 、 效 果 好 


























( 计 费 
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1Z103060 工程 量 清单 编制 
【一 般 考 点 ] 考 点 1 工程 量 清单 的 作用 
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(1) 工 程 量 清单 为 投标 人 的 投标 竞争 提供 了 -一 个 平等 和 共同 的 基础 
(2) 工 程 量 清单 是 建设 工程 计价 的 依据 
(3) 工 程 量 清单 是 工程 付款 和 结算 的 依据 
(4) 工 程 量 清单 是 调整 工程 价款 、 处 理工 程 索赔 的 依据 
【重要 考点 ] 考 点 2 工程 量 清单 的 编制 
招标 工程 量 清单 必须 作为 招标 文件 的 组 成 部 分 ， 由 招标 人 提供 ， 并 对 其 准确 性 
完整 性 负责 。 一 经 中 标签 订 合 同 ， 工 程 量 清单 即 为 合同 的 组 成 部 分 。 工 程 量 清 
单 应 由 具有 编制 能 力 的 招标 人 或 受 其 委托 具有 相应 资质 的 工程 造价 咨询 人 进行 
编制 中 





【一 般 考 点 】] 考 点 3 招标 工程 量 清单 的 组 成 


招标 工程 量 清单 应 以 单位 ( 





项 ) 工 程 为 单位 编制 ， 由 分 部 (分 项 ) 工 程 工程 量 清单 、 














措施 项 目 清单 、 其 他 项 目 清音 


和 、 规 费 项 目 清 





和 、 税 金 项 目 清单 组 成 








I 
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【一般 考点 ] 考 点 4 招标 工程 量 清单 的 编制 依据 








(1)《 建 设 工 程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 和 相关 工程 的 国家 计 





让 
(2) 国 家 或 省 级 、 行 业 建 设 主管 部 门 颁 发 的 计价 定额 和 办 法 
(3) 建 设 工程 设计 文件 及 相关 材料 
(4) 与 建设 工程 有 关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资 料 
(5) 拟 定 的 招标 文件 
(6) 施 工 现场 情况 、 地 勘 水 文 资料 、 工 程 特点 及 常规 施工 方案 
(7) 其 他 相关 资料 




















【高 频 考点 ] 考 点 5 分 部 (分 项 ) 工 程 工程 量 清单 的 编制 











分 部 (分 项 ) 工 程 工程 量 清单 项 目 编码 以 五 级 编码 设置 ,采用 12 位 阿拉 伯 
项 目 编码 数字 表示 。1 一 9 位 应 按 《 计 量规 范 》 的 规定 设置 ，10 一 12 位 应 根据 拟 建 工程 























的 设置 的 工程 量 清单 项 目 名 称 和 项 目 特征 设置 ,同一 招标 工程 的 项 目 编码 不 得 有 
重 码 。 各 级 编码 代表 的 含义 如 下 
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( 续 ) 

(1) 第 一 级 为 工程 分 类 顺序 码 (分 二 位 ): 房屋 建筑 与 装饰 工程 为 01、 仿 古 
建筑 工程 为 02、 通 用 安装 工程 为 03、 市 政工 程 为 04、 园 林 绿 化 工程 为 05、 
矿山 工程 为 06、 构 筑 物 工程 为 07、 城 市 轨道 交通 工程 为 08 、 爆 破 工程 为 09 

(2) 第 二 级 为 附录 分 类 顺序 码 (分 二 位 ) 

(3) 第 三 级 为 分 部 工程 顺序 码 (分 二 位 ) 

(4) 第 四 级 为 分 项 工程 项 目 顺序 码 (分 三 位 ) 

(5) 第 五 级 为 工程 量 清单 项 目 顺序 码 (分 三 位 ) 

分 部 (分 项 ) 工 程 工程 量 清单 的 项 目 名 称 应 根据 (计量 规范 》 的 项 目 名 称 结合 拟 
建 工程 的 实际 确定 。《 计 量规 范 》 中 规定 的 “项 目 名 称 ” 为 分 项 工程 项 目 名 称 ， 一 
般 以 工程 实体 命名 。 编 制 工程 量 清单 时 ， 应 以 附录 中 的 项 目 名 称 为 基础 ， 考 虑 
该 项 目的 规格 、 型 号 、 材 质 等 特征 要 求 ， 并 结合 拟 建 工 程 的 实际 情况 ， 对 其 进 
行 适当 的 调整 或 细 化 ， 使 其 能 够 反映 影响 工程 造价 的 主要 因素 
项 目 特征 分 部 (分 项 ) 工 程 工程 量 清单 的 项 目 特征 是 确定 一 个 清单 项 目 综合 单价 的 重要 
的 描述 依据 。 在 编制 的 工程 量 清单 中 ， 必 须 对 其 项 目 特征 进行 准确 和 全 面 的 描述 









































项 目 编码 
的 设置 





















































项 目 名 称 
的 确定 





















































分 部 (分 项 ) 工 程 工程 量 清单 的 计量 单位 应 按 ( 计 量规 范 》 的 计量 单位 确定 。 
当 计量 单位 有 两 个 或 两 个 以 上 时 ， 应 根据 所 编 工 程 量 清单 项 目的 特征 要 求 ， 
选择 最 适宜 表述 该 项 目 特征 并 方便 计量 的 单位 
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工程 量 的 计算 


规则 计算 。 工 程 量 计 算 规 则 是 指 对 清 刘 


济 





( 续 ) 


分 部 (分 项 ) 工 程 工程 量 清单 中 所 列 工程 量 应 按 ( 计 量规 范 ) 的 工程 量 计算 














项目 工程 量 计算 的 规定 。 除 男 有 说 


明 外 ， 所 有 清单 项 目的 工程 量 以 实体 工程 量 为 准 ， 并 以 完成 后 的 净值 来 


计算 











编制 工程 量 清单 时 如 果 出 现 ( 计 量规 范 》 附 录 中 未 包括 的 项 目 ， 编制 人 应 
补充 项 目 作 补 充 ， 并 报 省 级 或 行业 工程 造价 管理 机 构 备 案 
补充 项 目的 编码 由 对 应 计量 规范 的 代码 X 与 B 和 三 位 阿拉 伯 数 字 组 成 


【重要 考点 】] 考 点 6 措施 项 目 清 单 的 编制 



































对 能 计量 的 措施 项 目 ( 即 单价 措施 项 目 )， 同 分 部 (分 项 ) 工 程 工程 量 一样 ， 

















编制 措施 项 目 清单 时 应 列 出 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 ， 




















并 按 现行 计量 规范 规定 ， 采 用 对 应 的 工程 量 计 算 规 则 











计算 其 工程 量 。 





能 计量 的 措施 项 目 ( 即 总 价 措施 项 目 )， 措施 项 目 清单 9 
项 目 名 称 ,但 未 列 出 项 目 特 征 、 计 量 单位 的 项 目 ， 编 
应 按 现行 计量 规范 附录 (措施 项 目 ) 的 规定 执行 





制 措施 项 目 清 和 


对 不 


P 仅 列 出 了 项 目 编码 、 


和 时， 
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( 续 ) 


措施 项 目 清单 的 编制 应 考虑 工程 本 身 的 因素 、 水 文 、 气 象 、 环 境 、 安 全 
和 施工 企业 的 实际 情况 。 措 施 项 目 清 单 的 设置 要 求 如 下 

(1) 参 考 拟 建 工程 的 常规 施工 组 织 设 计 ， 以 确定 环境 保护 、 安 全 文明 施 
工 、 临 时 设施 、 材 料 的 二 次 搬运 等 项 目 

(2) 参 考 拟 建 工程 的 常规 施工 技术 方案 ， 以 确定 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 
措施 项 目 清单 | 拆 、 混 凝 土 板 及 支架 、 脚 手 架 、 施 工 排水 、 施 工 降 水 、 垂 直 运 输 机 械 、 组 























的 设置 要 求 | 装 平台 等 项 目 

(3) 参 阅 相 关 的 施工 规范 与 工程 验收 规范 ， 以 确定 施工 方案 没有 表述 的 ， 
但 为 实现 施工 规范 与 工程 验收 规范 要 求 而 必须 发 生 的 技术 措施 

(4) 确 定 设计 文件 中 不 足以 写 进 施 工 方案 , 但 要 通过 一 定 的 技术 措施 才能 
实现 的 内 容 

(5) 确 定 招标 文件 中 提出 的 某 些 需要 通过 一 定 的 技术 措施 才能 实现 的 要 求 
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【一 般 考点 ] 考 点 7 其 他 项 目 清单 的 编制 














和 暂 列 金额 是 用 于 施工 合同 签订 时 尚未 确定 或 者 不 可 预见 的 所 需 材 料 、 设 
暂 列 金额 备 、 服 务 的 采购 ， 施 工 中 可 能 发 生 的 工程 变更 、 合 同 约定 调整 因素 出 现时 












































的 工程 价款 调整 以 及 发 生 的 索赔 、 现 场 签证 确认 等 的 费用 

















暂 估价 是 在 招标 阶段 预见 肯定 要 发 生 ， 但 是 由 于 标准 尚 不 明确 或 者 需要 
由 专业 承包 人 来 完成 ， 暂 时 无 法 确定 具体 价格 时 所 采用 的 一 种 价格 形式 












































j 的 所 谓 零 星 工作 一 般 是 指 合同 约定 之 外 的 或 者 因 变 更 而 产生 
清单 中 没有 相应 项 目的 额外 工作 ,尤其 是 那些 时 间 不 允许 事先 
的 额外 工作 
































费 是 为 了 解决 招标 人 在 法 律 法 规 允 许 的 条 件 下 进行 专业 工程 
tt 设备 时 ， 要 求 总 承包 人 对 发 包 的 专业 工程 提 
总 承包 服务 费 | 供 协 调和 务 ; 对 供应 的 材料 、 设 备 提供 收 、 发 和 保管 服务 以 及 对 施 
[现场 进行 统一 管理 ;对 竣工 资料 进行 统一 汇总 整理 等 发 生 并 向 总 承包 人 
支付 的 费 月 
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【一 般 考 点 ] 考 点 8 规 费 项 目 清 单 的 编制 


规 费 项 目 清单 应 按照 下 列 内 容 列 项 

(1) 社 会 保险 费 ， 包 括 养 老 保险 费 、 失 业 保 险 费 、 医 疗 保险 费 、 工 伤 保险 费 、 生 
育 保 险 费 

(2 A 

(3) 工 程 排污 费 

出 现 《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 未 列 的 项 目 ， 应 根据 省 
级 政府 或 省 级 有 关 部 门 的 规定 列 项 




















和 


【一般 考点 ] 考 点 9 税金 项 目 清单 的 编制 














税金 项 目 清 单 应 包括 下 列 内 容 : 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 、 教 育 费 
附加 、 地 方 教育 费 附加 
出 现 《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 未 列 的 项 


目 ， 应 根据 税务 部 门 的 规定 列 项 
































216 建设 工程 经 济 
1Z103070 工程 量 清单 计价 


【一般 考点 ] 考 点 1 工程 量 清单 的 编制 程序 


施工 组 织 设计 、 施 工 规范 、 工 程 验收 规 











确 计 
招 定 算 
标 计 工 
入 量 程 
件 单 量 
位 








| 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 





改 滁 志 刻 品 比 





1Z103000 建设 工程 估价 


【一 般 考点 ] 考 点 2 工程 造价 的 计算 


分 部 
措 


(分 项 ) 工 程 费 = 之 分 部 (分 项 ) 工 程 工程 量 义 分 部 (分 项 ) 工 程 综合 单价 
施 项 目 费 = 之 措施 项 目 工程 量 义 措施 项 目 综合 单价 十 之 单项 措施 费 
其 他 项 目 费 = 暂 列 金额 十 暂 估价 十 计 日 工 十 总 承包 服务 费 十 其 他 






































单位 工程 报价 二 分 部 (分 项 ) 工 程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 十 规 费 十 税金 





单项 工程 报价 = 之 单位 工程 报价 
总 报价 一 习 单项 工程 报价 








【高 频 考点 ] 考 点 3 分 部 (分 项 ) 工 程 费 的 计算 


分 部 (分 项 ) 工 
程 量 的 确定 


招标 文件 中 的 工程 量 清单 标明 的 工程 量 是 招标 人 编制 招标 控制 价 和 投标 
人 投标 报价 的 共同 基础 ， 是 工程 量 清单 编制 人 按照 施工 图 的 图 示 尺 寸 和 工 








程 量 清单 计算 规则 计算 得 到 的 工程 净 量 


Ne 
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吵 注 


CC 
ff 沪 下 写 世 


(1) 确 定 组 合 定额 子 目 
(2) 计 算 定额 子 目 工程 量 
03) 测算 人 、 材 、 机 消耗 量 
(4) 确 定 人 、 材 、 机 单价 














(5) 计 算 清单 项 目的 人 、 料 、 机 总 费用 
(6) 计 算 清单 项 目的 管理 费 和 利润 
(7) 计 算 清单 项 目的 综合 单价 























E 
全 











计算 公式 

















综合 单价 =( 人 、 料 、 机 总 费用 十 管理 费 十 利润 )/ 清 让 











【重要 考点 ] 考 点 4 措施 项 目 费 的 计算 


计算 规则 








以 计算 工程 量 的 措施 项 目 ， 应 按 分 部 (分 项 ) 工 程 工 程 量 清单 的 方式 
日 综合 单价 计价 ; 其余 的 不 能 算出 工程 量 的 措施 项 目 ， 则 采用 总 价 项 
和 位 的 方式 计价 ， 应 包括 除 规 费 、 税 金 外 的 全 部 









































青 单 中 的 安全 文明 施工 费 应 按照 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 
部 门 的 规定 计价 ， 不 得 作为 竞争 性 费用 
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( 
各 量 与 实物 单价 计算 措施 费 ， 运 用 于 可 以 

1 一 些 与 工程 实体 有 紧密 联系 的 项 

手 架 、 垂 直 运输 等 

P 必 须发 生 ， 但 在 投标 时 很 难 具体 分 项 预测 ， 


疲 




















根据 需要 消耗 的 实 
外 价 法 | 计算 工程 量 的 措施 项 
目 ， 如 混凝土 模板 、 
主要 适用 于 施工 过 























浏 杰 五 六 


如 


























参数 法 计价 | 又 无 法 单独 列 出 项 目 内 容 的 措施 项 目 ， 如 夜间 施工 工 费 、 二 次 搬运 
冬 雨 期 施工 费 
3 价格 的 基础 上 增加 投标 人 的 管理 费 及 风险 费 进行 计价 的 方 
文 种 方法 适合 可 以 分 包 的 独立 项 目 ， 如 室内 空气 污染 测试 等 





















































分 包 法 计价 











【高 频 考 点 ] 考 点 5 招标 控制 价 的 概念 


(1) 招 标 控制 价 是 对 招标 工程 项 目 限定 的 最 高 工程 造价 ， 也 可 称 其 为 拦 标价 、 预 
算 控制 价 或 最 高 报 人 

(2) 国 有 资金 投资 的 建设 工程 招标 ， 招 标 人 必须 编制 招标 控制 价 

(3) 招 标 控制 价 超过 批准 的 概算 时 ， 招 标 人 应 将 其 报 原 概算 审批 部 门 审核 

(4) 投 标 人 的 投标 报价 高 于 招标 控制 价 的 ， 其 投标 应 予以 拒绝 

(5) 招 标 控制 价 应 由 具有 编制 能 力 的 招标 人 或 受 其 委托 具有 相应 资质 的 工程 造价 
咨询 人 编制 和 复核 

《6) 招 标 控制 价 应 在 招标 文件 中 公布 ， 不 应 上 调 或 下 浮 ， 招标 人 应 将 招标 控制 价 
及 有 关 资 料 报 送 工程 所 在 地 工程 造价 管理 机 构 备 查 
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【一 般 考 点 】] 考 点 6 招标 控制 价 的 计价 依据 





(1)《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 
(2) 国 家 或 省 级 、 行 业 建 设 主管 部 门 颁发 的 计价 定额 和 计价 办 法 
(3) 建 设 工程 设计 文件 及 相关 资料 
(4) 拟 定 的 招标 文件 及 招标 工程 量 清单 



































(5) 与 建设 项 目 相 关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资 料 

(6) 施 工 现 场 情 况 、 工 程 特点 及 常规 施工 方案 

(7) 工 程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 ; 工程 造价 信息 没有 发 布 时 ， 参 照 市 
场 价 

(8) 其 他 相关 资料 





【重要 考点 ] 考 点 7 招标 控制 价 的 编制 内 容 


分 部 (分 项 ) 工 程 费 采用 综合 单价 的 方法 编制 。 采 用 的 分 部 (分 项 ) 工 程 工 
分 部 (分 项 ) 工 | 程 量 应 是 招标 文件 中 工程 量 清单 提供 的 工程 量 。 综 合 单价 应 根据 招标 文件 
























































程 费 的 编制 | 中 的 分 部 (分 项 ) 工 程 工程 量 清单 的 特征 描述 及 有 关 要 求 、 行 业 建 设 主管 前 
门 颁发 的 计价 定额 和 计价 办 法 等 编制 依据 进行 编制 











措施 项 目 费 
的 编制 
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措施 项 目 费 中 的 安全 文明 施工 费 应 当 按 照 国家 或 地 方 行业 建 i 
的 规定 标准 计价 











其 他 项 目 费 


(1) 暂 列 金额 应 按 招 标 工程 量 清单 中 列 出 的 金额 填写 

(2) 暂 估价 中 的 材料 、 工 程 设备 单价 、 控 制 价 应 按 招 标 工程 量 清单 列 出 的 
单价 计 入 综合 单价 ; 暂 估价 专业 工程 金额 应 按 招 标 工程 量 清单 中 列 出 的 金 
额 填写 

(3) 编 制 招标 控制 价 时 ， 对 计 日 工 中 的 人 工 单价 和 施工 机 械 台 班 单价 应 按 
省 级 、 行 业 建 设 主管 部 门 或 其 授权 的 工程 造价 管理 机 构 公 布 的 单价 计算 ; 
材料 应 按 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 中 的 材料 单价 计算 ， 工 程 
造价 信息 未 发 布 材料 单价 的 材料 ， 其 价格 应 按 市 场 调查 确定 的 单价 计算 

(4) 编 制 招标 控制 价 时 ， 总 承包 服务 费 应 按照 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 的 
规定 ， 并 根据 招标 文件 列 出 的 内 容 和 要 求 估算 










































































费 和 税金 必须 按 国家 或 省 级 、 行 业 建 i 
为 竞争 性 费用 




















222 
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【一般 考点 ] 考 点 8 编制 招标 控制 价 应 注意 的 问题 


(1) 国 有 资金 投资 的 工程 建设 招标 投标 ， 必 须 编 制 招标 控制 价 





(2) 招 标 控制 价 编制 的 表格 格式 等 应 执行 (到 


50500 一 2013) 的 有 关 规 定 


(3) 一 般 情况 下 ， 编 制 招标 控制 价 ， 采 























E 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 


| 的 材料 价格 应 是 工程 造价 管理 机 构 通 过 


工程 造价 信息 发 布 的 材料 单价 ， 工 程 造 价 信息 未 发 布 材料 单价 的 材料 ， 其 材料 价 


















































格 应 通过 市 场 调查 确定 

(4) 施 工 机 械 设 备 的 选 型 直接 关系 到 基价 综合 单价 水 平 ， 应 根据 工程 项 目 特点 和 
施工 条 件 ， 本 着 经 济 实用 、 先 进 高 效 的 原则 确定 

(5) 应 该 正确 、 地 使 用 行业 和 地 方 的 计价 定额 以 及 相关 文件 

(6) 不 可 竞争 的 措施 项 目 和 规 费 、 税 金 等 费用 的 计算 均 属 于 强制 性 条 款 ， 编 制 招 





标 控制 价 时 应 该 按 








国家 有 关 规 定 计算 














(7) 不 同 工 程 项 








、 不 同 施工 让 





会 有 所 不 同 





位 会 有 不 同 











的 


施工 组 织 方法 ， 所 发 生 的 措施 费 也 
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【一 般 考点 ] 考 点 9 投诉 与 处 理 


(1) 投 标 人 经 复核 认为 招标 人 公布 的 招标 控制 价 未 按照 4 建设 工程 工程 量 清单 计 
价 规范 》(GB 50500 一 2013) 的 规定 进行 编制 的 ， 应 在 招标 控制 价 公布 后 5d 内 向 招 
标 投标 监督 机 构 和 工程 造价 管理 机 构 投 诉 

(2) 投 诉 人 投诉 时 ， 应 当 提 交 由 单位 盖 章 和 法 定 代 表 人 或 其 委托 人 签名 或 盖 章 的 
书面 投诉 书 

(3) 工 程 造 价 管理 机 构 在 接 到 投诉 书后 ， 应 在 两 个 工作 日 内 进行 审查 

(4) 工 程 造价 管理 机 构 应 在 不 迟 于 结束 审查 的 次 日 将 是 否 受理 投诉 的 决定 书面 通 
知 投诉 人 、 被 投诉 人 以 及 负责 该 工程 招标 投标 监督 的 招标 投标 管理 机 构 

(5) 工 程 造 价 管理 机 构 受 理 投诉 后 ， 应 立即 对 招标 控制 价 进行 复查 ,组织 投诉 
人 、 被 投诉 人 或 其 委托 的 招标 控制 价 编制 人 等 对 投诉 问题 逐一 核对 

(6) 当 招标 控制 价 复查 结论 与 原 公布 的 招标 控制 价 误 差 超 过 十 3% 的 ， 应当 责 成 
招标 人 改正 

(7) 招 标 人 根据 招标 控制 价 复查 结论 需要 重新 公布 招标 控制 价 的 ， 其 最 终 
时 间 至 招标 文件 要 求 提 交 投 标 文 件 截 止 时 间 不 足 15d 的 ， 应 相应 延长 提交 投标 文 
件 的 截止 时 间 
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【重要 考点 ] 考 点 10 ”投标 报价 的 编制 原则 


(1) 投 标 报价 由 投标 人 自主 确定 ,但 必须 执行 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 
(GB 50500 一 2013) 的 强制 性 规定 
(2) 投 标 人 的 投标 报价 不 得 低 于 工程 成 本 
(3) 投 标 人 必须 按 招标 工程 量 清单 填报 价格 
(4) 投 标 报价 要 以 招标 文件 中 设 定 的 承 、 发 包 双 方 责任 划分 ， 作 为 设 定投 标 报价 
费用 项 目 和 费 计算 的 基础 
(5) 应 该 以 施工 方案 、 技 术 措 施 等 作为 投标 报价 计算 的 基本 条 件 
56) 报价 计算 方法 要 科学 严谨 、 简 明 适 


【一 般 考点 ] 考 点 11 投标 报价 的 编制 依据 


(1《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 
(2) 国 家 或 省 级 、 行 业 建 设 主管 部 门 颁 发 的 计价 办 法 

(3) 企 业 定 额 ， 国 家 或 省 级 、 行 业 建 设 主管 部 门 颁 发 的 计价 定额 和 计价 办 法 
(4) 招 标 文件 、 招 标 工程 量 清单 及 其 补充 通知 、 答 疑 纪 要 

(5) 建 设 工程 设计 文件 及 相关 资料 

(6) 施 工 现场 情况 、 工 程 项 目 特点 及 投 ”时 拟定 的 施工 组 织 设计 或 施工 方案 
(7) 与 建设 项 目 相 关 的 标准 、 规 范 等 技 枢 资 料 

(8) 市 场 价格 信息 或 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 

(9) 其 他 相关 资料 


















































































































































[一 般 考 点 ] 考 


工程 量 清单 项 
目 特征 描述 





点 12 单价 项 目 
在 招标 投标 过 程 中 
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的 编制 与 审核 





， 若 出 现 工程 量 清单 特征 描述 与 设计 图 样 不 符 ， 投 标 
人 应 以 招标 工程 量 清单 的 项 目 特征 描述 为 准 ， 确 定投 标 报价 的 综合 单价 ; 
若 施 工 中 施工 图 样 或 设计 变更 与 招标 工程 量 清单 项 目 特征 描述 不 一 致 ， 发 、 








承包 双方 应 按 实 际 施工 的 项 目 特征 ， 依 据 合 同 约定 重新 确定 综合 单价 
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企业 定额 是 施工 企 





工 机 械 装备 水 平 而 编 

















制 的 


业 根 据 本 企业 具有 的 管理 水 平 、 拥 有 的 施工 技术 和 施 








投标 人 拟 投 入 的 人 


、 料 、 机 等 资源 的 可 获取 价格 直接 影响 综合 单价 的 高 低 














企业 管理 费 费 率 可 











企业 管理 页 页 


率 、 利 润 率 


测定 ， 当 然 也 可 以 参 
利润 率 可 由 投标 人 
竞争 情况 以 及 企业 当 























照 当 地 造价 管理 部 门 发 布 的 平均 参考 值 





前 经 营 策略 自主 确定 


投标 人 根据 本 企业 近年 的 企业 管理 费 核 算数 据 自 行 


根据 本 企业 当前 盈利 情况 、 施 工 水 平 、 拟 投标 工程 的 











风险 费 











招标 文件 中 要 求 投 
































虑 ,通常 以 风险 费 率 








的 形式 进行 计算 


标 人 承担 的 风险 费用 ,投标 人 应 在 综合 单价 中 给 予 考 





材料 、 工 程 设 
备 暂 估价 











招标 工程 量 清单 中 
入 综合 单价 

















提供 了 和 暂 估 单价 的 材料 、 工 程 设备 ， 按 暂 佑 自 


入 


外 价 计 
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[一般 考点 ] 考 点 13 总 价 项 目的 编制 与 审核 























(1) 措 施 项 目 中 的 总 价 项 目 应 采用 综合 单价 方式 报价 ， 包 括 除 规 费 、 税 金 外 的 


























全 部 费用 
(2) 措 施 项 目 中 的 安全 文明 施工 费 应 按照 国家 或 省 级 、 行 业主 管 部 门 的 规定 计 
算 确定 








【重要 考点 ] 考 点 14 其 他 项 目 费 的 编制 与 审核 


(1) 暂 列 金额 应 按照 招标 工程 量 清单 中 列 出 的 金额 填写 ,不 得 变动 

(2) 暂 估价 不 得 变动 和 更 改 。 暂 估价 中 的 材料 、 工 程 设 备 必 须 按照 暂 估 单价 计 
入 综合 单价 ; 专业 工程 暂 估 价 必须 按照 招标 工程 量 清单 中 列 出 的 金额 填写 

(3) 计 日 工 应 按照 招标 工程 量 清单 列 出 的 项 目 和 估算 的 数量 ， 自 主 确定 各 项 综 
合 单价 并 计算 费用 

(4) 总 承包 服务 费 应 根据 招标 工程 量 列 出 的 专业 工程 暂 估价 内 容 和 供应 材料 、 
设备 情况 ,按照 招标 人 提出 协调 、 配 合 与 服务 要 求 和 施工 现场 管理 需要 自主 确定 












































1Z103000 建设 工程 估价 227 





【重要 考点 ] 考 点 15 合同 类 型 的 选择 


建设 工程 施工 合同 根据 合同 计价 方式 的 不 同 ， 一 般 可 以 分 为 总 价 合同 、 单 价 合 
同和 成 本 加 酬金 合同 三 种 类 型 

《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 中 规定 : 实行 工程 量 清单 计 
价 的 工程 ， 应 当 采 用 单价 合同 ， 建 设 规模 较 小 ， 技 术 难 度 较 低 ， 工 期 较 短 ， 且 施 
工 图 设计 已 审查 批准 的 建设 工程 可 以 采用 总 价 合 同 ; 紧急 抢险 、 救 灾 以 及 施工 技 
术 特 别 复杂 的 建设 工程 可 以 采用 成 本 加 酬金 合同 











可 













































































【一 般 考 点 ] 考 点 16 合同 价款 的 约定 


工程 合同 价款 的 约定 是 建设 工程 合同 的 主要 内 容 

实行 招标 的 工程 合同 价款 应 在 中 标 通知 书 发 出 之 日 起 30d 内 ， 由 发 、 承 包 双方 依 
据 招标 文件 和 中 标 人 的 投标 文件 在 书面 合同 中 约定 ; 合同 约定 不 得 违背 招标 、 投 标 
文件 中 关于 工期 、 造 价 、 质 量 等 方面 的 实质 性 内 容 ; 招标 文件 与 中 标 人 投标 文件 不 
一 致 的 地 方 ， 以 投标 文件 为 准 
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1Z103080 ”计量 与 支付 


【重要 考点 ] 考 点 1 工程 计量 的 原则 与 依据 


(1) 按 合同 文件 中 约定 的 方法 进行 计量 

(2) 按 承包 人 在 履行 合同 义务 过 程 中 实际 完成 的 工程 量 计量 

(3) 对 于 不 符合 合同 文件 要 求 的 工程 ， 承包 人 超出 施工 图 样 范围 或 因 承 包 
人 原因 造成 返工 的 工程 量 ， 不 予 计 量 

(4) 若 发 现 工程 量 清 单 中 出 现 漏 项 、 工 程 量 计算 偏差 ， 以 及 工程 变更 引起 
工程 量 的 增 减 变化 ,应 据 实 调整 ， 正 确 计 量 

















计量 原则 























质量 合格 证 书 、《 计 量规 范 》 和 技术 规范 、 设 计 图 样 














【重要 考点 ] 考 点 2 单价 合同 的 计量 程序 


(1) 承 包 人 应 当 按 照 合同 约 定 的 计量 周期 和 时 间 ， 向 发 包 人 提交 当期 已 完工 程 
量 报告 。 发 包 人 应 在 收 到 报告 后 7d 内 核实 ， 并 将 核实 计量 结果 通知 承包 人 。 发 
包 人 未 在 约定 时 间 内 进行 核实 的 ， 则 承包 人 提交 的 计量 报告 中 所 列 的 工程 量 应 视 
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为 承包 人 实际 完成 的 工程 量 

(2) 发 包 人 认为 需要 进行 现场 计量 核实 时 ， 应 在 计量 前 24h 通知 承包 人 ， 承 包 人 
应 为 计量 提供 便利 条 件 并 派 和 人 参加。 双方 均 同 意 核 实 结果 时 ， 则 双方 应 在 上 述 记录 
上 签字 确认 

(3) 如 承包 人 认为 发 包 人 核实 后 的 计量 结果 有 误 ， 应 在 收 到 计量 结果 通知 后 的 7d 
内 向 发 包 人 提出 书面 意见 ， 并 附 上 其 认为 正确 的 计量 结果 和 详细 的 计算 资料 。 发 包 
人 收 到 书面 意见 后 ， 应 在 7d 内 对 承包 人 的 计量 结果 进行 复核 后 通知 承包 人 

(4) 承 包 人 完成 已 标价 工程 量 清单 中 每 个 项 目 - 程 量 并 经 发 包 人 核实 无 误 后 ， 
发 、 承 包 人 应 共同 对 每 个 项 目的 历次 计量 报表 进行 汇总 ， 以 核实 最 终结 算 工 程 量 ， 
并 应 在 汇总 表 上 签字 确认 










































































SN 
cr 

















| 




















【一般 考点 ] 考 点 3 工程 计量 的 项 目 与 方法 


(1) 工程 量 清单 中 的 全 部 项 目 均 摊 法 、 和 凭据 法 、 估 价 法 、 
(2 ) 合同 文件 中 规定 的 项 目 煌 面 法 、 图 样 法 、 分 解 计 量 法 
(3 ) 工程 变更 项 目 
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【重要 考点 ] 考 点 4 总 价 合同 的 计量 











Ht 








采用 工程 量 清单 方式 招标 形成 的 总 价 合 同 ， 其 工程 量 的 计算 应 按照 单价 合同 的 
量规 定 计算 。 采 用 经 审定 批准 的 施工 图 样 及 其 预算 方式 发 包 形 成 的 总 价 合同 ， 
除 按照 工程 变更 规定 的 工程 量 增 减 外 ， 总 价 合同 各 项 目的 工程 量 应 为 承包 人 用 于 
算 
下 




































































的 最 终 工 程 量 。 此 外 ， 总 价 合同 约定 的 项 目 计量 应 以 合同 工程 经 审定 批准 的 
-图 样 为 依据 ， 发 、 承 包 双 方 应 在 合同 中 约定 工程 计量 的 形象 目标 或 事件 节点 
进行 计量 。 承 包 人 应 在 合同 约定 的 每 个 计量 周期 内 对 已 完成 的 工程 进行 计量 ， 并 
向 发 包 人 提交 达到 工程 形象 目标 完成 的 工程 量 和 有 关 计 量 资料 的 报告 。 发 包 人 应 
在 收 到 报告 后 7d 内 对 承包 人 提交 的 上 述 资料 进行 复核 ， 以 确定 实际 完成 的 工程 
量 和 工程 形象 目标 。 对 其 有 异议 的 ， 应 通知 承包 人 进行 共同 复核 






















































































【重要 考点 ] 考 点 5 ”法律 法 规 变化 引起 的 合同 价款 调整 














招标 工程 以 投标 截止 日 前 28d， 非 招标 工程 以 合同 签订 前 28d 为 基准 日 ， 其 后 因 
国家 的 法 律 、 法 规 、 规 章 和 政策 发 生变 化 引起 工程 造价 增 减 变化 的 ， 发 、 承 包 双 
方 应 当 按 照 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 或 其 授权 的 工程 造价 管理 机 构 据 此 发 布 的 规 
定 调整 合同 价款 
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【重要 考点 ] 考 点 6 项 目 特征 不 符 引 起 的 合同 价款 调整 














承包 人 应 按照 发 包 人 提供 的 设计 图 样 实施 工程 合同 ， 若 在 合同 履行 期 间 出 现 设 
计 图 样 ( 含 设计 变更 ) 与 招标 工程 量 清单 任 一 项 目的 特征 描述 不 符 ， 且 该 变化 引起 
该 项 目 工 程 造价 增 减 变化 的 ， 应 按照 实际 施工 的 项 目 特征 ， 按 规范 中 工程 变更 相 
关 条 款 的 规定 重新 确定 相应 工程 量 清单 项 目的 综合 单价 ， 并 调整 合同 价款 





























【重要 考点 ] 考 点 7 工程 量 清单 缺 项 引起 的 合同 价款 调整 


(1) 合 同 履行 期 间 ， 由 于 招标 工程 量 清单 中 缺 项 ， 新 增 分 部 (分 项 ) 工 程 工程 量 清 
项 目的 ， 应 按照 规范 中 工程 变更 相关 条 款 确定 单价 ， 并 调整 合同 价款 

(2) 新 增 分 部 (分 项 ) 工 程 工程 量 清单 项 目 后 ， 引 起 措施 项 目 发 生变 化 的 ， 应 按照 规 
范 中 工程 变更 相关 规定 ， 在 承包 人 提交 的 实施 方案 被 发 包 人 批准 后 调整 合同 价款 

(3) 由 于 招标 工程 量 清单 中 措施 项 目 缺 项 ， 承 包 人 应 将 新 增 措施 项 目 实施 方案 提交 
发 包 人 批准 后 ， 按 照 规范 相关 规定 调整 合同 价款 
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【重要 考点 ] 考 点 8 工程 量 偏 差 引 起 的 合同 价款 调整 


合同 履行 期 间 ， 当 予以 计算 的 实际 工程 量 与 招标 工程 量 清单 出 现 偏差 ， 且 符合 下 
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( 续 ) 


述 两 条 规定 的 ， 发 、 承 包 双 方 应 调整 合同 价款 

(1) 对 于 任 一 招标 工程 量 清单 项 目 ， 如 果 因 工程 量 偏差 和 工程 变更 等 原因 导致 工 
程 量 偏差 超过 15%， 可 进行 调整 。 当 工程 量 增加 15% 以 上 时 ， 增 加 部 分 的 工程 量 
的 综合 单价 应 予 调 低 ; 当 工 程 量 减 少 15% 以 上 时 , 减少 后 剩余 部 分 的 工程 量 的 综 
合 单 价 应 予 调 高 
(2) 如 果 工 程 量 出 现 超过 15% 的 变化 ， 且 该 变化 引起 相关 措施 项 目 相 应 发 生变 
化 ， 如 按 系 数 或 单一 总 价 方式 计价 的 ,工程 量 增加 的 措施 项 目 费 调 增 ,工程 量 减 
少 的 措施 项 目 费 调 减 
当 工 程 量 偏 差 项 目 出 现 承 包 人 在 工程 量 清单 中 填报 的 综合 单价 与 发 包 人 招标 控 
制 价 相 应 清单 项 目的 综合 单价 偏差 超过 15% 时 ， 工程 量 偏差 项 目 综合 单价 的 调整 
可 参考 以 下 公式 
(1) 当 Po 二 PX(1 一 L)X(1 一 15%) 时 ,该 类 项 目的 综合 单价 :Pi 按照 PX 
(1 一 L)X(1 一 15%) 调 整 

(2) 当 Po 放 PsX (十 15%) 时 ,该 类 项 目的 综合 单价 : Pi 按照 Ps X (1 十 15%) 调 整 
(3) 当 Po 宝 PsX(1 一 L)X(1 一 15%) 或 Po 二 PsX(1 十 15%) 时 ， 可 不 调整 
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式 中 Po 承包 人 在 工程 量 清单 中 填报 的 综合 单价 
也， 发 包 人 在 招标 控制 价 相应 项 目的 综合 单价 














工 一 一 计价 规范 中 定义 的 承包 人 报价 浮动 率 
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【重要 考点 】 考 点 9 计 日 工 引 起 的 合同 价款 调整 


计 日 工 是 指 在 施工 过 程 中 ， 承 包 人 完成 发 包 人 提出 的 工程 合同 范围 
的 零星 项 目 或 工 

《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 对 计 日 工 生效 计 
原则 做 了 以 下 规定 : 任 一 计 日 工 项 目 持续 进行 时 ， 承 包 人 应 在 该 项 工 
施 结 束 后 的 24h 内 ， 向 发 包 人 提交 有 计 日 工 记录 汇总 的 现场 签证 报 
三 份 。 发 包 人 在 收 到 承包 人 提交 现场 签证 报告 后 的 2d 内 予以 确认 并 将 其 
一 份 返 还 给 承包 人 ， 作 为 计 日 工 计价 和 支付 的 依据 。 发 包 人 逾期 未 确 
未 提出 修改 意见 的 ， 应 视 为 承包 人 提交 的 现场 签证 报告 已 被 发 包 人 认可 

任 一 计 日 工 项 目 实施 结束 后 ， 承 包 人 应 按照 确认 的 计 日 工 现场 签证 
核实 该 类 项 目的 工程 数量 ， 并 根据 核实 的 工程 数量 和 承包 人 已 标价 工科 
清单 中 的 计 日 工 单价 计算 ， 提 出 应 付 价 款 ; 已 标价 工程 量 清 自 
计 日 工 单价 的 ， 由 发 、 承 包 双 方 按 工程 变更 的 相关 规定 商定 计 日 工 
计算 
每 个 支付 期 末 ， 承 包 人 应 按照 规范 中 进度 款 的 相关 条 款 规 定向 发 包 人 提 
交 本 期 间 所 有 计 日 工 记 录 的 签证 汇总 表 ， 以 说 明 本 期 间 自 己 认 为 有 权 得 到 
的 计 日 工 金额 ， 调 整合 同 价款 ， 列 人 进度 款 支 付 


计 日 工 的 概念 






































价款 调整 规定 
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【重要 考点 ] 考 点 10 ”物价 变化 引起 的 合同 价款 调整 








为 非 承 包 人 原因 导致 工期 延误 的 ， 计 划 进 度 日 期 后 续 工 程 的 价格 ， 应 
工期 延误 的 | 采用 计划 进度 日 期 与 实际 进度 日 期 两 者 的 较 高 者 

价格 调整 为 承包 人 原因 导致 工期 延误 的 ， 计 划 进 度 日 期 后 续 工 程 的 价格 ， 应 采 
用 计划 进度 日 期 与 实际 进度 日 期 两 者 的 较 低 者 
















































































(1) 价 格调 整 公式 


AP= Po [4+ (3 让 Fe 


| Fis 
2 mm | a 
01 下 oz Fos 


中 AP 一 一 需 调整 的 价格 差额 
Po 约定 的 付款 证 书 中 承包 人 应 得 到 的 已 完成 工程 量 的 金额 ， 此 
项 金额 应 不 包括 价格 调整 、 不 计 质 量 保证 金 的 扣留 和 支付 、 
预付 款 的 支付 和 扣 回 ,约定 的 变更 及 其 他 金额 已 按 现 行 价格 
计价 的 ， 也 不 计 在 内 
A 一 一 定 值 权重 ( 即 不 调 部 分 的 权重 ) 














采用 价格 指数 
进行 价格 调整 
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( 续 ) 








的 变 值 权重 ( 即 可 调 部 分 和 
子 在 投标 函 投 标 总 报价 























的 现行 价格 指数 ， 指 约定 的 付 
最 后 一 天 的 前 42d 的 各 可 调 因 

















采用 价格 指数 
进行 价格 调整 

pes ps a 油 因 子 的 基本 价格 指数 ， 指 基准 日 期 的 各 
4 价格 指数 






























































(2) 暂 时 确定 调整 差额 
(3) 权 重 的 调整 
(4) 因 承包 人 原因 导致 工期 延误 后 的 价格 调整 


























合同 履行 期 间 ， 因 人 人工、 材料、 工程 设备 和 机 械 台 班 价 格 波动 影响 合同 
采用 造价 信息 | 价格 时 ， 人 工 、 机 械 使 用 费 按 照 国家 或 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 建设 行政 管理 
进行 价格 调整 | 部 门 、 行 业 建设 管理 部 门 或 其 授权 的 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 人 工 成 本 信 
息 、 机 械 台 班 单价 或 机 械 使 用 费 系 数 进行 调整 
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【一般 考点 ] 考 点 11 暂 估价 引起 的 合同 价款 调整 








发 包 人 在 招标 工程 量 清单 中 给 定 暂 估价 的 材料 、 工 程 设备 属于 依法 必须 招标 的 ， 
发 、 承 包 双 方 以 招标 的 方式 选择 供应 商 ， 确 定价 格 ， 并 应 以 此 为 依据 取代 和 暂 估 价 ，j 
整合 同 价款 
发 包 人 在 招标 工程 量 清单 中 给 定 暂 估价 的 材料 、 工 程 设备 不 属于 依法 必须 招标 的 ， 
1 承包 人 按照 合同 约定 采购 ， 经 发 包 人 确认 单价 后 取代 和 暂 估 价 ， 调 整合 同 价款 
发 包 人 在 工程 量 清单 中 给 定 暂 估价 的 专业 工程 不 属于 依法 必须 招标 的 ， 应 按照 工程 变更 
价款 的 确定 方法 确定 专业 工程 价款 ， 并 以 此 为 依据 取代 专业 工程 暂 估 价 ， 调 整合 同 价款 
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油 











【一 般 考 点 ] 考 点 12 不 可 抗力 引起 的 合同 价款 调整 

因 不 可 抗力 事件 导致 的 人 员 伤 亡 、 财 产 损失 及 费用 增加 ， 发 、 承 

分 别 承担 并 调整 合同 价款 和 工 

(1) 合 同 工 程 本 身 的 损害 、 因 工程 损害 导致 第 三 方 人 员 伤 亡 和 财产 损失 以 及 运 至 施工 

场地 用 于 施工 的 材料 和 待 安装 的 设备 的 损害 ， 由 发 包 人 承担 
(2) 发 包 人 、 承 包 人 人 员 伤 亡 ， 由 其 所 在 单位 负责 ， 并 应 承担 相应 费 ) 
(3) 承 包 人 的 施工 机 械 设备 损坏 及 停工 损失 ， 由 承包 人 承担 























包 双 方 应 按 以 下 原 





= 


由 





= 
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( 续 ) 





4) 停 工期 间 ， 承包 人 应 发 包 人 要 求 留 在 施工 场地 的 必要 的 管理 人 员 及 保卫 人 员 的 费 
用 ， 由 发 包 人 承担 
(5) 工 程 所 需 清 理 、 修 复 费 用 ， 由 发 包 人 承担 


一 












































【重要 考点 ] 考 点 13 ”提前 竣工 ( 赶 工 补偿 ) 引 起 的 合同 价款 调整 





(1) 工 程 发 包 时 ,招标 人 应 当 依 据 相 关 工 程 的 工期 定额 合理 
计算 工期 ， 压 缩 的 工期 天 数 不 得 超过 定额 工期 的 20%， 将 其 量 
化 。 超 过 者 ， 应 在 招标 文件 中 明示 增加 赶 工 费 / 

(2) 工 程 实施 过 程 中 ， 发 包 人 要 求 合 同 工 程 提 前 竣工 的 ， 应 
征 得 承包 人 同意 后 与 承包 人 商定 采取 加 快 工 程 进度 的 措施 ， 并 
应 修订 合同 工程 进度 计划 。 发 包 人 应 承担 承包 人 由 此 增加 的 提 
前 竣工 ( 赶 工 补 偿 ) 费 用 

(3) 发 ( 承 ) 包 双方 应 在 合同 中 约定 提前 竣工 每 日 历 天 应 补偿 
额度 ， 此 项 费用 应 作为 增加 合同 价款 列 入 竣工 结算 文件 中 ， 应 
与 结算 款 一 并 支付 
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【一 般 考 点 ] 考 点 14 暂 列 金额 引起 的 合同 价款 调整 


已 签约 合同 价 中 的 暂 列 金额 由 发 包 人 掌握 使 用 。 发 包 人 按照 合同 的 规定 作出 
支付 后 ， 如 有 剩余 ， 则 暂 列 金 额 余额 归 发 包 人 所 有 


























【一 般 考点 ] 考 点 15 《建设 工程 施工 合同 (示范 文本 )》 条 件 下 的 工程 变更 














施工 中 发 包 人 如 果 需 要 对 原 工程 设计 进行 变更 ， 应 提前 14d 以 书面 
向 承包 人 发 出 变更 通知 。 承 包 人 对 发 包 人 的 变更 通知 没有 拒绝 的 权利 ， 
是 合同 赋予 发 包 人 的 一 项 权利 
施工 中 承包 人 不 得 为 了 施工 方便 而 要 求 对 原 工程 设计 进行 变更 ， 承 
应 当 严 格 按照 图 样 施工 ， 不 得 随意 变更 设计 














发 包 人 对 原 设 
计 进 行 变更 























承包 人 对 原 设 监理 工程 师 同 意 变 更 后 ， 也 须 经 原 规划 管理 部 门 和 其 他 有 关 部 门 呈 
计 进 行 变更 | 准 ， 并 由 原 设计 单位 提供 变更 的 相应 图 样 和 说 明 

未 经 监理 工程 师 同意 承包 人 擅自 更 改 或 换 用 ， 承 包 人 应 承担 
用 ， 并 赔偿 发 包 人 的 有 关 损 失 ， 延 误 的 工期 不 予 顺 延 

























































































同 角度 看 ， 除 设计 变更 外 ， 其 他 能 够 导致 合同 内 容 变更 包 
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[一 般 考 点 ] 考 点 16 已 标价 工程 量 清 单项 目 或 其 工程 数量 发 生变 化 的 调整 办 法 


(1) 已 标价 工程 量 清单 中 有 适用 于 变更 工程 项 目的 ， 应 采用 该 项 目的 单价 ; 但 当 
[ 程 变更 导致 该 清单 项 目的 工程 数量 发 生变 化 ， 旦 工程 量 偏差 超过 15%， 此 时 ， 
调整 的 原则 为 ， 当 工程 量 增加 15% 以 上 时 ， 其 增加 部 分 的 工程 量 的 综合 单价 应 予 
调 低 ; 当 工 程 量 减少 15% 以 上 时 ,减少 后 剩余 部 分 的 工程 量 的 综合 单价 应 予 调 高 
(2) 已 标价 工程 量 清单 中 没有 适用 但 有 类 似 于 变更 工程 项 目的 ， 可 在 合理 范围 内 
参照 类 似 项 目的 单价 
(3) 已 标价 工程 量 清单 中 没有 适用 也 没有 类 似 于 变更 工程 项 目的 ， 由 承包 人 提出 
变更 工程 项 目的 单价 ， 报 发 包 人 确认 后 调整 
(4) 已 标价 工程 量 清单 中 没有 适用 也 没有 类 似 于 变更 工程 项 目 ， 且 工程 造价 管理 
机 构 发 布 的 信息 价格 缺 价 的 ， 由 承包 人 提出 变更 工程 项 目的 单价 ， 报 发 包 人 确认 
后 调整 


【重要 考点 ] 考 点 17 措施 项 目 费 的 调整 


工程 变更 引起 施工 方案 改变 并 使 措施 项 目 发 生变 化 时 ， 承 包 人 提出 调整 措施 项 
费 的 ， 应 事先 将 拟 实施 的 方案 提交 发 包 人 确认 ， 并 应 详细 说 明 与 原 方案 措施 项 
相 比 的 变化 情况 






























































































































































了 
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( 续 ) 


以 实施 的 方案 经 发 承包 双方 确认 后 执行 ， 并 应 按照 下 列 规 定 调整 措施 项 目 费 : 
(1) 安 全 文明 施工 费 应 按照 实际 发 生变 化 的 措施 项 目 调整 ， 不 得 浮动 
(2) 采 用 单价 计算 的 措施 项 目 费 ， 应 按照 实际 发 生变 化 的 措施 项 目 按照 前 述 已 
标价 工程 量 清单 项 目的 规定 确定 单价 

(3) 按 总 价 (或 系数 ) 计 算 的 措施 项 目 费 ， 按照 实 际 发 生变 化 的 措施 项 目 调整 ， 
但 应 考虑 承包 人 报价 浮动 因素 

































































[一般 考点 ] 考 点 18 索赔 的 成 立 条 件 








成 立 要 素 正当 的 索赔 理由 ; 有 效 的 索赔 证 据 ; 在 合同 约定 的 时 间 内 提出 

















基本 要 求 真实 性 、 全 面 性 、 关 联 性 、 及 时 性 并 具有 法 律 证 明 效力 
【重要 考点 ] 考 点 19 承包 人 索赔 











承包 人 提出 (1) 承 包 人 应 在 知道 或 应 当知 道 索赔 事件 发 生 后 28d 内 ， 向 发 包 人 提交 索 

















索赔 的 程序 | 赔 意向 通知 书 ， 说 明 发 生 索 赔 事件 的 事由 























承包 人 提出 
索赔 的 程序 


1Z103000 建设 工程 估价 





( 续 ) 


(2) 承 包 人 应 在 发 出 索赔 意向 通知 书后 28d 内 ， 向 发 包 人 正式 提交 索赔 通 
知 书 。 索 赔 通知 书 应 详细 说 明 索 赔 理由 和 要 求 ， 并 附 必 要 的 记录 和 证 明 
材料 

(3) 索 赔 事件 具有 连续 影响 的 ， 承 包 人 应 继续 
续 影 响 的 实际 情况 和 记录 

(4) 在 索赔 事件 影响 结束 后 的 28d 内 ， 承 包 人 应 向 发 包 人 提交 最 终 索 赔 通 
知 书 ， 说 明 最 终 索 赔 要 求 ， 并 附 必 要 的 记录 和 证 明 材料 









































民 


包 人 索赔 的 
处 理 程序 














(1) 发 包 人 收 到 承包 人 的 索赔 通知 书后 ， 应 及 时 查验 承包 人 的 记录 和 证 明 
材料 








2) 发包 人 应 在 收 到 索赔 通知 书 或 有 关 索 赔 的 进一步 证 明 材料 后 的 28d 
内 ， 将 索赔 处 理 结果 管 复 承 包 人 。 如 果 发 包 人 逾期 未 作出 答复 ， 视 为 承包 
人 索赔 要 求 已 被 发 包 人 认可 

《3) 承 包 人 接受 索赔 处 理 结 果 的 ， 索 赔款 项 应 作为 增加 合同 价款 ， 在 当期 
进度 款 中 进行 支付 承包 人 不 接受 索赔 处 理 结果 的 ， 应 按 合同 约定 的 争议 
解决 方式 处 理 
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[一般 考点 ] 考 点 20 ”发包 人 索赔 


合同 约定 时 根据 合同 约定 ,发 包 人 认为 由 于 承包 人 的 原因 造成 发 包 人 损失 的 ， 宜 按 
的 索赔 承包 人 索赔 的 程序 进行 索赔 
(1) 发 包 人 应 在 确认 索赔 事件 发 生 后 的 28d 内 向 承包 人 发 出 索赔 意 
书 ， 和 否则 ， 承 包 人 免除 该 索赔 的 全 部 责任 

(2) 承 包 人 应 在 收 到 发 包 人 索赔 报告 后 的 28d 内 作出 回应 ， 表 示 同 意 或 
同意 并 附 具体 意见 。 如 承包 人 在 收 到 索赔 意向 通知 书后 的 28d 内 未 
人 作出 答复 ， 则 视 为 该 项 索赔 要 求 已 经 被 认可 


[一般 考点 ] 考 点 21 分 部 (分 项 ) 工 程 工 程 量 清单 索赔 费用 的 组 成 


人 工 费 包括 增加 工作 内 容 的 人 工 费 、 停 工 损失 费 和 工作 效率 降低 的 损失 费 等 
计 。 其 中 ， 增 加 工作 内 容 的 人 工 费 应 按照 计 日 工 费 计算 ; 而 停工 损失 费 和 工作 效率 
降低 的 损失 费 则 按 窜 工 费 计算 , 窜 工 费 的 标准 双方 应 在 合同 中 约定 
开 费 、 机 械 折 旧 费 、 设 备 租赁 费 等 几 种 形式 。 当 工作 内 容 增加 引起 
， 设 备 费 的 标准 按照 机 械 台 班 费 计 算 。 因 帘 工 引起 的 设备 费 索赔 ， 当 
施工 机 械 属于 施工 企业 自 有 时 ， 按 照 机 械 折旧 费 计 算 索 赔 费用 ; 当 施 工 机 械 是 施工 
企业 从 外 部 租赁 时 ， 索 赔 费用 的 标准 按照 设备 租赁 费 计 算 


























合同 未 作 具 体 
约定 的 索赔 
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( 续 ) 

材料 费 包 括 索赔 事件 引起 的 材料 用 量 增 加 、 材 料 价格 大 幅度 上 涨 、 非 承包 人 原 
造成 的 工期 延误 而 引起 的 材料 价格 上 涨 和 材料 超期 存储 费用 
管理 费 可 分 为 现场 管理 费 和 企业 管理 费 两 部 分 


对 工程 范围 、 工 作 内 容 变 更 等 引起 的 索赔 ， 承 包 人 可 按 原 报价 单 中 的 利润 百分率 
计算 利润 






















































































发 包 人 未 按 约定 时 间 进 行 付款 的 ， 应 按 银行 同期 贷款 利率 支付 迟延 付款 的 利息 





【重要 考点 ] 考 点 22 《标准 施工 招标 文件 》 中 合同 条 款 规定 的 可 以 合理 补偿 
承包 人 索赔 的 条 款 


主要 内 容 




















施工 过 程 发 现 文物 、 古 迹 以 及 其 他 遗迹 、 化 石 、 钱 币 或 物品 
承包 人 遇 到 不 利 物 质 条 件 

发 包 人 要 求 向 承包 人 提前 交付 材料 和 工程 设备 

发 包 人 提供 的 材料 和 工程 设备 不 符合 合同 要 求 





























驮 
ol 


[ 程 经 济 





主要 内 容 

















洪 





发 包 人 提供 资料 错误 导致 承包 人 的 返工 或 造成 工程 损失 








发 包 人 原因 造成 的 工期 延误 








和 全 | 和 





异常 恶劣 的 气候 条 件 





发 包 人 要 求 承 包 人 提前 竣工 








发 包 人 原因 引起 的 暂停 施工 

















发 包 人 原因 引起 造成 暂停 施工 后 无 法 按时 复工 











lIclCim|l 和 ila 





发 包 人 原因 造成 工程 质量 达 不 到 合同 约定 的 验收 标准 














监理 人 对 隐蔽 工程 重新 检查 ， 经 检验 证 明 工 程 质量 符合 合同 
要 求 的 














法 律 变 化 引起 的 价格 调整 














发 包 人 在 全 部 工程 竣工 前 ， 使 用 已 接收 的 单位 工程 ， 导 致 承 
包 人 的 费用 增 力 
































发 包 人 原因 导致 的 试 运行 失败 
































发 包 人 原因 导致 的 工程 缺陷 和 损 








入 | 六 | | se 0 











不 可 抗力 
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【一般 考点 ] 考 点 23 索赔 费用 的 计算 方法 


费用 法 修正 总 费用 法 












































[gs 




















实际 费用 法 


【一 般 考点 ] 考 点 24 现场 签证 的 方 ; 





斑 





程 月 计价 方式 























(1) 适 用 于 施工 范围 以 外 零星 工程 (1) 承 包 人 应 在 接受 发 
的 确认 人 要 求 的 7d 内 向 发 包 人 (1) 完 成 合同 以 
(2) 在 工程 施工 过 程 中 发 生变 要 | 出 签证 ,发包 人 签证 后 | 外 的 零星 工作 时 ， 
现场 确认 的 工程 量 施工 按 计 日 工作 单价 
(3) 非 承包 人 原因 导致 的 人 工 、 设 备 窜 (2) 发 包 人 应 在 收 到 承包 | 计算 





















































工 及 有 关 损 失 人 的 签证 报告 48h 内 给 予 pe 

4) 符 合 施工 合同 规定 的 非 施工 单位 原 | 确认 或 提出 修改 意见 , 否 | 承包 人 责任 纪 

于 引起 的 工程 量 或 费用 增 减 则 视 为 该 签证 报告 已 经 被 | 的 事件 ， ss 

05) 确认 修改 施工 方案 引起 的 工程 量 或 | 认可 同 中 的 约定 计算 

费用 增 减 (3) 发 、 承 包 双 方 确认 的 
(6) 工 程 变更 导致 的 工程 施工 措施 费 增 | 现场 签证 费用 与 工程 进度 

减 等 款 同期 支付 
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[一般 考点 ] 考 点 25 ”工程 预付 款 的 支付 





支付 额度 


包工 包 料 的 工程 原则 上 预付 比例 不 低 于 合同 金额 (扣除 暂 列 金额 ) 的 
10%， 不 高 于 合同 金额 (扣除 暂 列 金额 ) 的 30%; 对 重大 工程 项 目 ， 按 年 度 
工程 计划 逐年 预付 。 实 行 工 程 量 清单 计价 的 工程 ， 实 体 性 消耗 和 非 实 体 性 
消耗 部 分 应 在 合同 中 分 别 约定 预付 款 比例 (或 金额 ) 























支付 时 间 








在 具备 施工 条 件 的 前 提 下 ， 发 包 人 应 在 双方 签订 合同 后 的 一 个 月 内 或 约 
定 的 开工 日 期 前 的 7d 内 预付 工程 款 

















不 得 预付 工程 
款 的 情形 














凡是 没有 签订 合同 或 不 具备 施工 条 件 的 工程 ， 发 包 人 不 得 预付 工程 款 ， 
不 得 以 预付 款 为 名 转移 资金 


【高 频 考 点 ] 考 点 26 ”工程 预付 款 的 抵 扣 


(1) 在 承包 人 完成 金额 累计 达到 合同 总 价 的 一 定 比 例 ( 双 方 合同 约定 ) 后 ， 采 用 等 


比率 或 等 额 扣 款 的 方式 分 期 抵 扣 。 也 可 针对 工程 实际 情况 具体 处 理 




















(2) 从 未 完 施工 工程 尚 需 的 主要 材料 及 构件 的 价值 相当 于 工程 预付 款 数额 时 起 
扣 ， 从 每 次 中 间 结 算 工 程 价款 中 ， 按 材料 及 构件 比重 抵 扣 工程 预付 款 ， 至 竣工 之 前 
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( 续 ) 


全 部 扣 清 。 其 基本 计算 公式 为 

M 

N 

T 一 一 起 扣 点 ， 即 工程 预付 款 开始 扣 回 的 累计 已 完工 程 价值 
P 一 一 承包 工程 合同 总 额 

MM 一 一 工程 预付 款 数额 

NN 一 一 主要 材料 及 构件 所 占 比重 


T=P— 


式 中 





[一般 考点 ] 考 点 27 ”安全 文明 施工 费 


[后 的 28d 内 预付 不 低 于 当年 施工 进度 计划 的 安 
的 60% ， 其 余部 分 应 按照 提前 安排 的 原则 进行 分 














发 包 人 应 在 工程 
全 文明 施工 费 总 额 上 
解 ， 并 应 与 进度 款 同期 支付 


[一般 考点 ] 考 点 28 进度 款 结算 与 支付 方式 


按 月 结算 与 支付 分 段 结算 与 支付 
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248 建设 工程 经 济 
【一 般 考 点 ] 考 点 29 ”进度 款 的 支付 


ee deren 
付 申 请 一 式 四 份 ， 详 细 说 明 此 周期 认为 有 权 得 到 的 款额 ， 包 括 分 包 
工程 的 价款 。 支 付 申请 应 包括 下 列 内 容 

(1) 累计 已 全 
(2) 累 计 已 实际 支付 的 合同 价款 

(3) 本 周 计 完 成 所 价款 : 本 周期 已 完成 单价 项 目的 金额 ， 本 周期 
应 支付 的 总 价 项 目的 金额 ， 本 周期 已 完成 的 计 日 工 价款 ; 本 周期 应 支付 
安全 文明 - 费 ， 本 周期 应 增加 的 金额 
(4) 本 周期 合计 应 扣 减 的 金额 : 本 周期 应 扣 回 的 预付 款 周期 应 扣 减 能 
金额 
(5) 本 周期 实际 应 支付 的 合同 价款 
































承包 人 支付 
申请 的 内 容 




































































发 包 人 应 在 收 到 承包 人 进度 款 支 付 申请 后 的 14d 内 ， 根 据 计 量 结果 和 合 
发 包 人 支付 | 同 约定 对 申请 内 容 予 以 核实 ， 确 认 后 二 本 及 下 度 款 支付 证 书 
进度 款 发 包 人 应 在 签发 进度 款 支 付 证 书后 的 14d 内 ， 按 照 支付 证 书 列 明 的 金额 















































向 承包 人 支付 进度 款 
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【一 般 考 点 】 考 点 30 ”工程 竣工 结算 书 的 编制 与 核对 
承包 人 或 受 其 委托 具有 相应 资质 的 工程 造价 咨询 人 

















发 包 人 或 受 其 委托 具有 相应 资质 的 工程 造价 咨询 人 
【一 般 考 点 ] 考 点 31 ”竣工 结算 的 程序 

















工程 竣工 结算 
价款 的 支付 





承包 人 递交 
竣工 结算 书 


发 包 人 未 在 合同 约定 时 间 内 向 承包 人 支付 工程 结算 价款 的 ， 
承包 人 可 催告 发 包 人 支付 结算 价款 ; 可 要 求 发 包 人 应 按 同 期 银行 
同类 贷款 利率 支付 拖欠 工程 价款 的 利息 ; 可 以 与 发 包 人 协商 将 该 
工程 折价 ,或 申请 人 民法 院 将 该 工程 依法 拍卖 ,承包 人 就 该 工程 
折价 或 者 拍卖 的 价款 优先 受 偿 





























[一般 考点 ] 考 点 32 ”竣工 结算 的 依据 


(1 建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 








2 


0 


建设 工程 双 





经 济 


(2) 工 程 合同 
承包 双方 实施 过 程 中 已 确认 的 工程 量 及 其 结算 的 合同 价款 
承包 双方 实施 过 程 中 已 确认 调整 后 追加 ( 减 ) 的 合同 价款 
(5) 建 设 工程 设计 文件 及 相关 资料 
(6) 投 标 文件 


(JS 
(CD 








【一 般 考点 ] 考 点 33 ”竣工 结算 的 审查 内 容 


审查 结算 的 递 
交 程 序 和 资料 
的 完备 性 








晴 查 结算 资料 的 完整 性 、 真 实 性 和 相符 性 


资料 的 递交 手续 、 程 序 的 合法 性 ， 以 及 结 


资料 具有 的 法 律 


碍 








审查 与 结算 有 
关 的 各 项 内 容 


























(1) 建 设 工程 发 、 承 包 合同 及 其 补充 合同 的 合法 性 和 有 效 





02) 施工 发 、 承 包 合同 范围 以 外 调整 的 工程 价款 





We 

















) 发 包 人 单独 分 包工 程 项 目的 界面 划 























CT 奖励 及 违约 费用 








- 程 量 及 单价 





分 和 总 承包 人 的 配合 


(6) 规 费 、 、 政 策 性 调整 以 及 材料 差价 计算 


性 
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( 续 ) 

















实际 施 与 合 后 之 生 差 异 的 原 责任 ,Lb 工程 造价 的 
中 查 与 结算 有 > [工期 与 合同 工期 发 生 差异 的 原因 和 责任 ， 以 及 对 工程 造价 的 
影 啊 枉 让 











关 的 各 项 内 容 





(8) 其 他 涉及 工程 造价 的 内 容 


[一般 考点 ] 考 点 34 ”竣工 结算 款 支付 


承包 人 应 根据 办 理 的 竣工 结算 文件 向 发 包 人 提交 竣工 结算 款 支 付 申请 。 
申请 应 包括 下 列 内 容 
(1) 竣 工 结算 合同 价款 总 额 
《2) 累计 已 实际 支付 的 合同 价款 
(3) 应 预 留 的 质量 保证 金 

(4) 实 际 应 支付 的 竣工 结算 款 金 额 


承包 人 提交 滩 
工 结算 款 支付 


申请 





























发 包 人 签发 竣 发 包 人 应 在 收 到 承包 人 提交 竣工 结算 款 支 付 申 请 后 7d 内 予以 核实 ， 向 承 
工 结算 支付 证 | 包 人 签发 竣工 结算 支付 证 书 ， 并 在 签发 竣工 结算 支付 证 书后 的 14d 内 ， 按 
书 与 支付 结算 款 | 照 竣 工 结算 支付 证 书 列 明 的 金额 向 承包 人 支付 结算 款 
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建设 工程 经 济 
【一 般 考 点 】 考 点 35 


于 不 可 抗力 致使 合同 无 法 




































































履行 而 解除 合同 的 ， 发 



























































因 不 可 抗力 解除 合同 的 价款 结算 与 支付 


包 人 应 向 承包 人 支付 合同 解除 





提前 竣工 相关 条 款 中 规 















































用 未 包括 在 其 


之 日 前 已 完成 工程 但 尚未 支付 的 合同 价款 。 此 外 ， 还 应 支付 下 列 金额 
(1)《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 

定 的 应 由 发 包 人 承担 的 费用 
(2) 已 实施 或 部 分 实施 的 措施 项 目 应 付 价 款 
(3) 承 包 人 为 合同 工程 合理 订购 且 已 交付 的 材料 和 工程 设备 货款 
(4) 承 包 人 撤离 现场 所 需 的 合理 费用 ， 包 括 员 工 遗 送 费 和 临时 工程 拆除 、 施 工 设 

备 运 离 现场 的 费用 
(5) 承 包 人 为 完成 合同 工程 而 预 支 的 任何 合理 费用 ， 且 该 项 费 

他 各 项 支付 之 内 

【一 般 考 点 ] 考 点 36 ” 因 承 包 人 违约 解除 合同 的 价款 结算 与 支付 
于 承包 人 违约 而 解除 合同 的 ， 应 依据 以 下 价款 结算 与 支付 的 原则 

(1) 发 包 人 应 暂停 向 承包 人 支付 任何 价款 





(2) 发 








包 人 应 在 合同 解除 后 28d 内 核实 合同 解除 时 承包 人 已 完成 的 全 部 合同 价款 





1Z103000 建设 工程 估价 253 


( 续 ) 





以 及 按 施工 进度 计划 已 运 至 现场 的 材料 和 工程 设备 货款 ， 按 合同 约定 核算 承包 
人 应 支付 的 违约 金 以 及 造成 损失 的 索赔 金额 ， 并 将 结果 通知 承包 人 

(3) 发 、 承 包 双 方 应 在 28d 内 予以 确认 或 提出 意见 ， 并 办 理 结算 合同 价款 。 
如 果 发 包 人 应 扣除 的 金额 超过 了 应 支付 的 金额 ， 则 承包 人 应 在 合同 解除 后 的 
56d 内 将 其 差额 退还 给 发 包 人 

(4) 发 、 承 包 双方 不 能 就 解除 合同 后 的 结算 达成 一 致 的 ， 按 照 合 同 约定 的 争 
议 解 决 方式 处 理 

















【一 般 考 点 】] 考 点 37 因 发 包 人 违约 解除 合同 的 价款 结算 与 支付 


于 发 包 人 违约 而 解除 合同 的 ， 应 依据 以 下 价款 结算 与 支付 的 原则 
(1) 发 包 人 除 应 按照 由 于 不 可 抗力 解除 合同 的 规定 向 承包 人 支付 各 项 价款 外 ， 
还 应 按 合同 约定 核算 发 包 人 应 支付 的 违约 金 以 及 给 承包 人 造成 损失 或 损害 的 索 
赔 金 额 费用 。 该 笔 费用 由 承包 人 提出 ,发 包 人 核实 后 ,在 与 承包 人 协商 确定 后 
的 7d 内 向 承包 人 签发 支付 证 书 
(2) 发 、 承 包 双 发 协商 不 能 达成 一 致 的 ， 按 照 合同 约定 的 争议 解决 方式 处 理 
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1Z103090 ”国际 工程 投标 报价 
【重要 考点 ] 考 点 1 国际 工程 投标 报价 的 程序 




































































进行 各 项 调查 i 参加 标 前 会 议 
生产 要 素 询 价 分 包工 程 询 价 
| 制订 进度 计划 与 施工 方案 
J 








| 人 工 、 材 料 、 设 备 基础 单价 计算 








1Z103000 如 








用 计算 和 各 细 目 单价 分 析 

















按 工 程 量 清 单 汇总 标价 


标价 分 析 与 投标 报价 决策 











E 设 工程 估价 


( 续 ) 








| 1 
| 编制 正式 投标 文件 | 开具 投标 保函 




















| 


| 递交 投标 文件 











【重要 考点 ] 考 点 2 国际 工程 投标 总 报价 的 组 成 


人 工 费 





材料 费 

















施工 机 具 使 用 费 
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建 设 了 二 [ 程 经 经 济 





现场 管理 费 




















生 旅 交通 费 、 











而 号 玫 六 他 用 
































a ee 
其 他 费用 























生动 保护 费 、 


文体 宣教 











司 外 生活 设施 使 用 费 、 工 
检验 、 








试验 费 











其 他 待 挫 费 





临时 设施 工程 费 、 


经 营业 务 费 、 工 程 辅助 费 、 贷 款 


费 、 利 润 、 风 险 费 


保险 费 、 税 金 、 保 函 


利息 、 


手续 费 、 
总 部 管理 











待 挫 费用 项 目 不 
在 工程 量 清单 上 出 
现 ， 而 是 作为 报 人 
项 目的 价格 组 成 因 
素 隐 含 在 每 项 综合 
单价 之 内 





























现场 勘察 费 、 现 场 清理 费 、 进 


业主 代表 和 现场 工 
施工 用 水 、 电 费 、 























临时 设施 费 、 现 场 保卫 设施 和 安装 费用 


通 费 、 其 他 杂项 


程 师 设施 费 、 


FE 场 临 
现场 试 


时 道路 费 、 
验 设施 费 、 


脚手架 及 小 型 工具 费 、 承 包 商 











、 职 工交 








如 果 招 标 文 件 没 
有 规定 单列 ， 则 所 
有 开办 费 都 应 与 其 
他 待 摊 费 用 一 起 挫 
入 工程 量 表 的 各 计 
价 分 项 价格 























分 包工 程 费 


分 包 报价 、 


包 管 理 费 和 利润 





暂 定金 额 














招标 人 备用 
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【一 般 考 点 】] 考 点 3 材料 、 半 成 品 和 设备 预算 价格 的 计算 


在 工程 所 在 国 当地 采购 的 材料 设备 ， 其 预算 价格 应 为 施工 现场 交 货 价格 。 
当地 采购 计算 公式 为 








预算 价格 = 市 场 价 十 运输 费 十 采购 保管 损 

材料 、 设 备 价格 二 到 岸 价 十 海关 税 十 港 

保管 损耗 十 其 他 费用 

从 第 三 国 采购 的 材料 、 设 备 价格 ， 其 预算 价格 的 计算 方法 类 似 于 国 
应 材料 、 设 备 价格 的 计算 


【高 频 考 点 ] 考 点 4 暂 定 金额 
































到 内 供应 









































从 第 三 国 采 购 








暂 定金 额 是 业主 在 招标 文件 中 明确 规定 了 数额 的 一 笔 资金 ， 标明 用 于 工程 施 
工 ， 或 供应 货物 与 材料 ， 或 提供 服务 ， 或 以 应 对 意外 情况 ， 也 称 待定 金额 或 备 
金 。 每 个 承包 商 在 投标 报价 时 ， 均 应 将 此 暂 定金 额 数 计 入 工程 总 报价 。 但 承包 商 
无 权 做 主 使 用 此 金额 ,这 些 项 目的 费用 将 按照 业主 工程 师 的 指示 与 决定 ,全 部 或 
部 分 使 用 
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【一般 考点 ] 考 点 5 分 项 工程 人 、 料 、 机 费用 常用 的 估价 方法 

定额 估价 法 时 ， 应 具备 较 准确 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 消耗 定额 
定额 估价 法 | 以 及 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 的 使 用 单价 。 一 般 拥 有 较 可 靠 定额 标准 的 企业 ， 
“用 定额 估价 法 较 多 



























































当 机 械 设备 所 占 比重 较 大 ， 适 用 均衡 性 较 差 ， 机 械 设备 搁置 时 间 过 长 而 
作业 估价 法 | 使 其 费用 增 大 ， 这 种 机 械 搁 置 而 又 无 法 在 定额 估价 中 给 予 恰当 的 考虑 时 ， 






































用 作业 估价 法 进行 计算 更 为 合适 
匡 算 估价 法 是 指 估价 师 根 据 以 往 的 实际 经 验 或 有 关 资 料 ， 直 接 估算 出 分 
工程 中 人 人工、 材料 的 消耗 量 ， 从 而 估算 出 分 项 工程 的 人 、 料 、 机 单价 。 
用 这 种 方法 ， 估 价 师 的 实际 经 验 直接 决定 了 估价 的 准确 程度 。 因 此 ， 它 
往往 适用 于 工程 量 不 大 、 所 占 费 用 比例 较 小 的 那 部 分 分 项 工程 


【一 般 考 点 】] 考 点 6 国际 工程 投标 报价 的 对 比分 析 


(1) 分 项 统计 计算 书 中 的 汇总 数据 ， 并 计算 其 占 标价 的 比例 指标 

《2) 通 过 对 各 类 指标 及 其 比例 关系 的 分 析 ， 从 宏观 上 分 析 标 价 结构 的 合理 性 

(3) 探 讨 平均 人 月 产值 和 人 年 产值 的 合理 性 和 实现 的 可 能 性 

(4) 参 照 同类 工程 的 经 验 ， 扣 除 不 可 比 因素 后 ， 分 析 单 位 工程 价格 及 用 工 、 用 料 
量 的 合理 性 

















匡 算 估价 法 
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( 续 ) 
(5) 从 宏观 分 析 得 出 初步 印象 后 ， 对 明显 不 合理 的 标价 构成 部 分 进行 微观 方面 的 
分 析 检 查 


[一 般 考 点 ] 考 点 7 国际 工程 投标 报价 的 动态 分 析 

国际 工程 投标 报价 的 动态 分 析 主 要 考虑 工期 延误 、 物 价 和 工资 上 涨 以 及 其 他 可 
变 因素 (汇率 、 贷 款 利率 的 变化 、 政 策 法 规 的 变化 ) 的 影响 ， 通 过 对 于 各 项 价格 构 
成 因素 的 浮动 幅度 进行 综合 分 析 ， 从 而 为 选 定投 标 报价 的 浮动 方向 和 浮动 幅度 提 
供 一 个 科学 的 、 符 合 客观 实际 的 范围 ， 并 为 盘 亏 分 析 提 供 量 化 依据 ， 明 确 投标 项 
目 预期 利润 的 受 影响 水 平 


【重要 考点 ] 考 点 8 国际 工程 投标 报价 的 技巧 

根据 招标 项 目的 不 同 特点 采用 不 同 报价 
不 平衡 报价 法 

计 日 工 的 报价 

多 方案 报价 法 

“建议 方案 "报价 

突然 降价 法 

先 亏 后 列 法 

暂 定 工程 量 的 报价 

无 利润 算 标 法 










































































际 工程 投标 报价 的 技巧 


回 
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【重要 考点 】 考 点 9 根据 招标 项 目的 不 同 特点 采用 不 同 报价 
价 可 高 一 些 的 工程 报价 可 低 一 些 的 工程 











(1) 施 工 条 件 差 的 工程 (1) 施 工 条 件 好 的 工程 
(2) 专 业 要 求 高 的 技术 密集 型 工程 ， (2) 工 作 简单 、 工 程 量 大 ， 而 一 般 企 业 都 可 以 做 
而 本 企业 在 这 方 画 i 的 工程 
较 高 (3) 本 企业 目前 急于 打 和 人 某 一 市 场 、 某 一 地 
(3) 总 价 低 的 小 型 工程 ， 以 及 自己 | 或 在 该 地 区 面临 工程 结束 ,机械 设备 等 无 工 划 

































































不 愿 做 而 又 不 方便 不 投标 的 工程 移 的 情况 时 
(4) 特殊 的 工程 ， 如 港口 码头 、 地 (4) 本 企业 在 附近 有 工程 ， 而 本 项 目 又 可 利用 i 
下 开 挖 工程 等 工地 的 设备 、 劳 务 ， 或 有 条 件 短期 内 突击 完成 的 
(5) 工 期 要 求 急 的 工程 工程 
(6) 竞 争 对 手 少 的 工程 (5) 竞 争 对 手 多 、 竞 争 激烈 的 工程 
(7) 支 付 条 件 不 理想 的 工程 (6) 非 急需 工程 
(7) 支 付 条 件 好 的 工程 
























































【重要 考点 ] 考 点 10 不 平衡 报价 法 


不 平衡 报价 法 也 称 前 重 后 轻 法 。 不 平衡 报价 是 指 一 个 工程 项 目的 投标 报价 ,在 
总 价 基 本 确定 后 ,调整 内 部 各 个 项 目的 报价 ， 以 期 既 不 提高 总 价 从 而 影响 中 标 ， 
又 能 在 结算 时 得 到 更 理想 的 经 济 效益 








【重要 考点 ] 考 点 11 计 日 工 的 报价 


如 果 是 单纯 对 计 日 工 报价 ， 则 可 以 报 高 一 些 ， 以 便 在 日 后 业主 用 工 或 使 用 机 械 
时 可 以 多 一 利 。 但 如 果 招标 文件 中 有 一 个 假定 的 “名 义工 程 量 ” 时 ， 则 需要 具体 分 
析 是 否 报 高 价 ， 以 免 提 高 总 报价 。 总 之 ， 要 分 析 业 主 在 开工 后 可 能 使 用 的 计 日 工 








数量 以 确定 报价 方针 
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【一 般 考点 ] 考 点 12 多 方案 报价 法 
































对 一 些 招标 文件 ， 如 果 发 现 工程 范围 








不 很 明确 ， 条 款 不 清楚 或 很 不 





公正 ,或 技术 规范 要 求 过 于 





上 ， 按 多 方案 报价 法 处 理 





FF 苛刻 时 ， 则 


可 在 充分 估计 投标 风险 的 基础 
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【重要 考点 】] 考 点 13 和 暂 定 工程 量 的 报价 


报价 方法 





业主 规定 了 和 暂 定 工程 量 的 分 项 内 容 和 和 暂 定 总 价款 ， 并 规定 所 
有 投标 人 都 必须 在 总 报价 中 加 入 这 笔 固定 金额 ,但 由 于 分 项 工 








投标 时 应 当 对 暂 定 工程 





程 量 不 很 准确 ， 人 允许 将 来 按 投标 人 所 报 


和 价 和 实际 完成 的 工程 





量 付款 


量 的 单价 适当 提高 








业主 列 出 了 和 暂 定 工程 量 的 项 目 和 数量 ， 
程 量 的 估价 总 价款 ， 要 求 投标 人 有 既 列 出 自 


但 并 没有 限制 这 些 工 
和 价 ， 也 应 按 暂 定 项 目 





的 数量 计算 总 价 ， 当 将 来 结算 付款 时 可 按 实际 完成 的 工程 量 和 








所 报 单价 支付 




















只 有 和 暂 定 工程 的 一 笔 固定 总 金额 ， 将 来 这 笔 金额 做 什么 














业主 确定 
































按 招标 文件 要 求 将 规定 
的 暂 定 款 列 入 总 报价 即 可 
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【一 般 考 点 】] 考 点 14 国际 工程 投标 报价 决策 的 影响 因素 








成 本 佑 算 的 准确 性 、 期 望 利润 、 市 场 条 件 、 竞 争 程度 、 企 业 的 实力 


与 规模 。 此 外 ， 在 投标 报价 决策 时 ， 还 应 考虑 风险 偏好 的 影响 





[一般 考点 ] 考 点 15 国际 工程 投标 报价 的 策略 


投标 报价 是 以 克服 企业 生存 危机 为 目标 ,争取 中 标 可 以 不 考虑 种 种 利益 原则 























投标 报价 是 以 补偿 企业 任务 不 足 、 追 求 边际 效益 为 目标 ， 以 亏损 为 代价 的 低 
报价 ， 具 有 很 强 的 竞争 力 

















投标 报价 是 以 开拓 市 场 ， 积累 经 验 ， 向 后 续 投标 项 目 发 展 为 目标 
投标 报价 是 以 竞争 为 手段 ， 以 低 熏 利 为 目标 


























投标 报价 充分 发 挥 自 身 优势 ， 以 实现 最 佳 便利 为 目标 。 投 标 人 对 效益 无 吸引 
力 的 项 目 热情 不 高 ， 对 盘 利 大 的 项 目 充满 自信 ， 也 不 太 注 重 对 竞争 对 手 的 动机 
分 析 和 对 策 研 究 
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